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i. Einleitung 


tornohm dot Ministerium fur Schwermaschinenbau das erste 


Mol ijnn Vni such, In elnem Plan der Neuen Technik die wichtigsten, fur den 
tnrhiiisrhmi Fortschritt entscheldenden MaBnahmen zusommenzufassen und ihre 
Dun liluluung unler Kontrolle zu nehmen. Im Plan der Neuen Technik fur das 
lull, 1957 wild, oufbauend auf den Erfahrungen des Jahres 1956 und unter 
Ilea chliing der sich ergebenden Lehren ous den aufgetretenen Schwadien und 
Munrmln, dns Work fortgesetzt. 


dem Gedanken leiten, dafl der schnelle technische 


I'oilseluilt mil dem Goblet der Technologic unserer eigenen Produktion und die 
/wockmttUirje, dem hochstmbgllchen Leistungsstand angepaBte Gestaltung un- 
sui.ji l:i/cugnisse, fur denj|€hnellen Aufbau des- Sozialismus in der Deutschen 
Domokiatischcn Renublik ^offt aroOer Bedeutung sind. Neue Technik im ganzen 


Scliweiinaschincnbau bed^r^^erhohte Rentabilitat in all den Industriezweigen, 


die von mis mil Pioduktioivmusrustungen versorgt werden. Erhohte Rentabilitat 
m unseiei Wirischcift bede^BRvochsenden Wohlstand flir jeden. Da ein bedeu- 
tcndor Toil unscror ErzeugffiS^jn die Lander des Lagers des Sozialismus ge- 
liefeit wttidcn, wirken sie aTOS^ort, a * )er nur - wenn sie clem neuesten Stand 
dor Technik cntsprechen, ai^wmsteine des Sozialismus. 

Ausriistungcn dagcgcn.'diej^^^^eh ruckstandig sind, die im Moterialaufwand 
schlccht bereehnet urid uber^^^^foniert sind, die in der Leistung hinter den 
Spit/onerzcugnissen, im WeltmaBstab betrachtet, zuriickbleiben, sind nicht nur 
eine Vergcudung gesellschof^^^^^eit und Eigentums, sie hemmen auch den 
Fortschiitt des Sozialismus das Dosein des Kapitalismus zu ver- 


Der vorliegende Plan der Neuen Technl 


Schwermosehinenbau ouTd lejwichtiqste n 




eine aroBPWnzohf 


fahrungen ur 
und Fachsehulen vermitteln 


i m>v ■ • 

t1 . T ' /M-dtoo ••• 

.pa drtramitf cjtoi 5Qaa%3B fa-ftcm ffliv 

J^^^3‘iSs!lfeEfe5 (3b 

alBi? .(zbraefl gib .caaiifijMbQ? ctad mffi gSBb? gdnbUgCcffi o 
V«ri toirfaltm Mid as OSeaib saao= 
mp iScfesOB fcSJ&Kb (ICED) 
Gtedfe btaffifiDGS) 0sd(3tit 
EQB ocaabCDodsos d*=‘ 
(3D pEDooro 


Ich verpflichte die leitenden Funktionare des Ministeriums fQrj S& wermg^i 
bau, sich rriit aller Kraft fur die im Plan der Neuen Technik 'gesteMtgij 


einzusetzen und die einzelnen Themen unter stflndiger Arile[ti 


Beteiligten eine Ehrenpflieht se.ia. 


/'■’j/yw 
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Die termingemdBe Erfiillung des Planes der Neuen Technik md),ifiK 
arbeiter des Ministeriums und oiler an der Durchfiihrung .der|£inzelaufqc^M 


Ministy fiir Schwermaschinenbau 
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Urn (Juj irn r unfjuhr plun /u arfullcndcn Produktionsouf- 

irn Ihrc-ich dpi Ministcriurns fur Schwermaschinen- 
liuii rufolgrc-ich vorwir kitchen zu kdnncn. komrnt cs in erster 
Uiiin drirciuf an, tuchnologisch die Voraussetzungen zu 
schoffen, urn don ProduktionsprozoB nach den neuesten 
Erkuontnisvcn dor Fortigungstcchnik und der’ Produktions- 
organisation zu gcstaltcn. 

Aus diosorn Crund muB os 1957 die wichtigste Aufgobe oiler 
Mitorboilor soin, durcli Vcranderung der Technologie die 
hbchslmoglichc Stufe der Produktionstechnik und durch stan- 
dige Voibcsserung dor Bctiicbsorganisation den kiirzesten 
Pioduklionsdurchlauf zu errcichcn, Diosc Aufgaben konnen 
jedoch nur donn mil groBtem Erfolg gelost werden, wenn 
die Hpuptvcr wait ungen den Betrieben eine stondige opera- 
tive Ahlcilung und Hilfo bei dor Einfuhrung der fortschritt- 
licbon Technologie und modernen Bctriebsorganisotion ge- 
wahren. 

Fur das Jahr 1957 ergebon sich doraus folgende Schwer- 
punktaulgabcn. on deren Losung vorrongig georbeitet wer- 
den muB: 

o) Systcmatischo Fortsotzung der Umstellung technologi- 
schor Prozesse ouf die hochstmdgliche Stufe der Ferti- 
gungstcchnik. Bcsonders ist darouf zu achten, doB bei der 
tcchnologischcn Plonung jeweils die produktivsten Ver- 
fohren und produktivsten Werkzeugmoschinen eingesetzt 
werden. 

b) Konsoquente Fortsetzung der Mechonisierung und Klein- 
mechanisierung unter Ausnutzung oiler betrieblichen 
Moglichkoiten. Hiorbei ist den Frogen der Verbesserung 
des innerbetrieblichen Tronsportes groBte Bedentung bei- 
zumessen. 

c) Weitere Umstellung der Organisation von der Werkstdt- 
tenfertigung zur flieflenden Arbeitsfolge, z. B. Einrichtung 
von Nestfcrtigungen. von Gleitmontogen etc. 

d) Ermlttlung und Einfuhrung fortsehrittlicher technischer 
Arbeitsnormative. 

Die aufgefuhiten Schwerpunktoufgaben stellen den Aus- 
gangspunkt fur die sveitcren MoBnohmen zur systemalischen 
Entwicklung und Einfuhrung ciner modernen Technologie in 
ollen Brstiiebcn des Ministeriums fiir Schwermoschinenbau 
dor und bilden die Grundlage fur die Steigcrung der 
Arbeit sp^atluktivrtbt. 

Um e.nn rk ich fo-tidiriltlieho Technologic in den ei.nzel- 
nnn Ho: pt.e. .•.o'tungen durchzusetzcn. ergebon sirh folgen- 
dr 1 Au r d »> ‘tufenisoise unter Einholtunq der vorge- 

j . prful’en sind. 


Wichlige Grundsofzfrcqsn der Technoiogie 

1. In den Houptverwoltungen uno betrieben 4 ind die Vor- 
cussetzungen zu senonc-n, um die Einhoriung der tedmo- 
logrscnen uiszipiin zu gewdhrleisien. Lues grit fur die 
Grundsotzordnung der lecnnoiogre sowie fiir die Aiv.vei- 
sung iiber die tinfuhrung neuer trzeugnisse in die Pro- 
duKuon. 

2. Ausgehend von den in den Betrieben bis Ende 1956 
duruigetuhrten Kapazitotsermittiungen, ist eine Pioauk- 
tionsanalyse durchzutuhren, mil aem Ziel, den gunstig- 
sten trnsotz der Produkiionsmittel bzw. Produktionshius- 
muiel zu erreicnen. 

Auf Grund dieser Analyse sind MoBnohmen einzuleiten, 
die die tinliinrung tortschrittiicher hertigungsverrahien 
uniei- derucKsicnuyung ■ der zweckmdnigsien Neuerer- 
memoden gaianueren. 

In diesem Zusommenhang miissen die Voraussetzungen 
zur moximolen Produkiionsiiacnennulzung gesenonen wer- 
den, unier beacniung der Moaernureiungsmogiicnkeit 
vornondener Produkuonseinrichtungen und aurch ore smn- 
volte Verwendung von Neuinyesuuonen zur brnohung des 
Vvirkungsgrades und der Qualildt der Maschinen und 
Anlagen in den entscheidenden Bereichen der Produktion. 

3. Die Mdglichkeiten zur Inansprudinahme von Krediten 
sind zu untersuenen, 'um duren zusdtzliche Anschattung 
von Arbeilsmittein, besonders von Vorricniungen, Spezior- 
werkzeugen und MelJmilteln die Produktion rentODler zu 
gestalten. 

4. In verstorktem MaBe muB die Betriebs- und Werkstatten- 
organisation der Betriebe untersucht und analysiert wer- 
den, um darous MoBnohmen zur Erreichung eines konti- 
nuierlichen Arbeitsflusses. zur stetigen Vereinfachung der 
Organisation und zur Kostensenkung obzuleiten. 

3. Eine beachtliche Steigerung der Moschinenkopazitat wird 
durch die Senkung der Reporaturzeiten erreicht.' Um die 
Voraussetzungen tur die scnnelle Beseiligung von Schd- 
den an EngpaBmasdiinen zu schoffen, sind fiir die Mo- 
schinen, die fiir die Losung der Produktionsoufgabe des 
betreffenden Industriezweiges von cntscheidender Bedeu- 
tung sind, lypcngeDundene Schnellropaiatuiplane auszu- 
arbeiten, sowie die erforderliche Menge an feitigen bzw. 
vorgearbeiteten Ersatzteilen als Stone-serve zur Veifiigung 
zu halten. 

In den Ho uotverwaltungen sind z.u diesen oufgefiihrten 
l-unkten MaBnohmeplone zu crorbciten, die sich auf die 
Zielstt Cungen der betiicblichen Plcine der technisch-orga- 
nisotorischen MoBnohmen (IOM) stiitzon. 


D;e noch diesen MoBnohmeplanen duiehzulGhrendcn 
Aufgaben sind zu terminisioren, so doB der Erfullungs- 
stond zum Ouartolsende nodigewiesen werden konn. 

Die Houptverwoltungen berichten ubor die Einholtung 
der MaBnohmeplone mit dem jeweiligen Stand zum 
Ouartolsende am 15.4.57, 15.7.57. 15.10.57 und 

15.1.58 an die Hauptobteiluhg Technologic. 

Verantivortlich : Hauptverwaltungsleiter 
Kontrolle: Hauptabteilung Technologie 

Aufgaben des Institutes fiir Technologie und Organisation 

a) Produktionspropaganda. 

Die Herausgabe von Informotionen on die Betriebe iiber 
die Erkenntnisse der fortschrittlichen Technologie ist zu 
organisieren und periodisch durchzuiuhien.* 

Zur Propogierung von Neuerermethoden sind Plokotent- 
vzurfe ouszuarbeiten, mit deren Hilfe die erreiehberen Er- 
folge augenfdllig demonstriert werden. 

Terrain: ab 1. 4. 1957 

Verontwortlich: Leitung des Institutes fur Technologie 
und Organisation 

Kontrolle: Hauptabteilung Technologie 

b) Herousgabe eines Sammelwerkes uber Hochieistungs- 
werkzeuge fur die Metollzersponung. 

Termin: Beginn der Herausgabe 31. 5. 1957 
Verantivortlich: Leitung des Institutes fur Technologie 
und Organisation 

Kontrolle: Hauptabteilung Technologie 

c) Grundlegende Untersuchungen des gesamten ProduV- 
tionsobloufes. einschlieBlich Vorbereitung der Produktion, 
in dem VEB GroGdrehmaschiiienbau .7. Oktober", Berlin- 
WeiBensee und dem VEB VVissensdiaftlich-Techn-sehes 
Buro fur Werkzeugmaschinen, Leipzig, mit dem Ziel, die 
Ursachen der bestehenden Mangel wisserschoftlich zu 
onalysieren, MoBnohmen zu ihrer Ueberwindur.g \orzu- 
su-.logen und gemeinsam mit der Leitung der" Betriebe 
und der Houptverwaltung durchzutuhren. 

Termin fiir den AhschluB dieser Arbeiten- 

1. im VEB GroGdreiimosehinenbcu ,7. Oktabe-" 

IV. Cuartol 1957 

2. im VEB Vi'issenschaftlich-Tech'vsrf-es 'u- Wen- 

zeuijmoschiiien: IV. Ouortal 195' 

Veronlwoitlidi: Leitung dev li>t L ies *, ■ *ec*"-o aqie 

und Otcio i'sot'o v 

Kontrohe: Hauptabteilu-ie Tec- -o .- 
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: W' Untrreb 

Bc r e-'’ j '3 Arts Vo'hroe.--. 

1 . : :u C toro'steristik 

AbschluBtcrmin 

Kontrolt- 

vctmcik 


i f/9, VEB EloVtromotorcnvrerk Grunhoin 

Teiiautomotisicrung der We'lenfcrugung 


12/57 

Komrolte nach 



' , 



Projektplan 



1 51. VEB Lloktiomotoionweik Ihurm 

wio vo r 

wie vor 

wie vor 



' 52. VEB Elektroinotoionvrork 
V/ornlgorodn 

Tcilautomotisieiung der Wellenfeitigung 

Plonen und zentrieren oul einer Zentriermoschine. 
Drehen ouf d. Mogkomot 

12/57 

Kontrolle nach 
Projektplan 


p ; 

i 63. VEB Elektromaschlnenbou 

wio vor 

wie vor 

wie vor 



Sochsenwerk Nlcdersedlitz 






14. VEB Eloklrornotoronwoik Thurm 

Mcchanisierung der Elektromotoren- 
prufung 

Programmschaitung des Pruffeldes fiihrt aHe Messun- 
gen hintereinander aus 

wie vor 



53. VEB Elektroinoloronwerk 

wie vor * 

wie vor 

wie vor 



Wernlgorodo 



wie vor 



56. VEB Elektiomasehinonbau 

wie vor 

wie vor 



Sachsonweik Niedeisedlitr 







Hauplverwallung Kobcl und tcchnische Keramik 
3V. VEB Keramlscho Wcrkc Hoimsdorf ToktstraBe fur Minioturrohrchen 


SB. VEB Koromlsche Werke Hurmsdorf ToktstraBe f. d. Fertigung von Scheiben- 
Kondensatoren 


59. VEB Kabclwoik Obcrsprco 


Mcchanisierung der Fertigung von 
konzentrischen leitungen fur Kooxiol- 
kabel 


Einsotz von Automaten, automot. Zufuhren 3/57 

Transportbonder und Infrarot-Trocknung zur Verbesse- 
rung d. Mechanisierungsgrades auf 65 % 

Einsotz von Automaten, automot. Zufiihren wie voi 

Transportbonder und Infrarot-Trocknung zur Verbesse- 
rung d. Mechanisierungsgrades auf 65 % 

Automatisierung der Zufuhrung d. Abstandskorper auf 9/57 
dem Inn'enleiter (bisn. nur manuelles Einlegen der Ab- 
standskorper) 


Hauptverwaltung Wcrkzeugmaschinenbau 
40. VEB Wcrkzeugmoschinenfobrik 
.Norm. Schlimnie", Bln.-Trcptow 


Keine Absauganlagen mehr erforderlich. 30prozentige 10/57 
Lackeinsparung, keine Anwendung von gesundheits- 
schadlichem Nitro-Lack 

3/57 


61, VEB Drehmnschincnwerk Leipzig 


62i VEB Bohimaschinenfobrik Soalleld 


63. VEB \Verkz,n..)fobr,k Konigsee fcinfu'nung der saanloscn Fertigung von Sieigerung der Arbeitsprod uktivltat urn 
SD-ralbohrern 


11/57 


o) Ausarbeitung eines Projektes iiber 
den Einsotz des elektrostatischen 
Spritzens 

b) Anwendung dieses Verfahrens 

Einfiihrung des induktiven Hartens von 
Drehmaschinenbelten entsprechend den 
1956 durchgefiihrten Versuchen, bei 
denen eine Harte von 500 Brinell er- 
reicht wurde. 

ToktstraBe in der Montage den Bohr- Walzen der GroBen von 6-15 mm auf Gewindewolz- 12/57 
maschinenfeitigung aufbauen mit 60 maschinen 

Min. Taktzeit. Reckwalzen der GroBen ab 16 mm 

Steigerung der Arbeitsproduktivitat um 200 % 

30 Materialeinsparung 

100 % 12 57 
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Mafinahmen zur Verbesseruno der Tech'nologie des SdhwoiBens 


Dio im 2. Funljahrpian festgelegton technischen und bkono- 
• mischen 2icle crfordorn cine bcschlounigtc Einfiilirung der 
halb- und vollautomotischcn SdiwciBtcehnik. 

Die SchweiBtechnik, insbesondere die LichtbogenschweiBung 
und WiderstandsschwciBung. hoben eine auBerordentliche 


jdnzen * Anzahl 

' 


Bedeutung in der Fertigungstechnik^ejner 
Industriezweige des MinisteriumsSWSjtt^P 
Die bisherigen Erfolge* zeigen.f;wel^^|fqfle r 'EinlluBnohme 
die SchweiBtechnik^dub'die J&jtelgejrunp^ei/' Arbeitsproduk- 
tivitbt'und.die Einsparung’' von Material hot. 

^ 


I. Im Johro 1957 ist der Elnsatz halb- und vollautomotischer 
Schwoiflgcrate gogenQber 1956 in noeh starkerem MoBe 
zu gowfihileisten. Es werden aus der Produktion 1957 323 
holboutomatischo UP-SehweiBgerate im Bereich des Mini- 
sterjums zum Einsatz kommen. 


HV 1 

100 StGck 

HV 8 

20 Stuck 

HV 2 

31 Stack 

HV 10 

50 Stuck 

HV 3 

30 stack 

HV 11 

20 Stuck 

HV 4 

HV 7 

2 Stack 

50 Stack 

HV 13 

20 Stuck 

AuOerdem werden 1957 74 
rote eingesetzt: 

vollautomotische 

SchweiBge 

HV 1 

ii stack 

HV 8 

10 Stuck 

HV 7 

11 Stuck 

HV 10 

15 Stuck 

HV 3 

io Stack 

HV 11 

2 Stuck 

HV 7 • 

13 Stack 

HV 13 

2 Stuck 


Diirdi die Hauptverwoltungen sind mit Unterstutzung des 
Zeptralinstitutes (Or SdiweiBtechnik. Hollo, die halbauto- 
malischen und volloutomatisdien SdiweiBgercite ent- 
sprechend der besten Einsatzmoglichkeiten oufzuteilen. 
Den Betriebcn muB bei der Schaffung der Voroussotzun- 
gen rum svirtscholtlichsten Einsotz der Gerdte Anleitung 
und Hil/e gegeben werden. 

Veroniwortlich : Hauptverwaltungsleiter 

Leitung des Zentralinstiluts fur SchweiB- 
icchnik 

Konlrollo’ Hauptobicilung Technologic 

Zu den wesentlichsten Voraussetzungen fur eincn tech- 
nisch und okonomisch erfolgreichen Einsatz der halb- und 
vollautomotischen Schwe.Bgercte gehoren: 
o) Ueberarbeitung der Korstrukt.on von Erzeugnissen mit 
dem Ziel. die Anwendj" , de- modcmen SchweiB- 
tcchnik zu gewohr'p ■>'.<" P<- *■ s.vr-ise werden z. Zt 


■'mmik ■ - 

noch 500 000 t/Jahr Stahl in Nietkonstruktionen ver- 
arbeitot, bei denen die Erzeugnisse durch jAhwendung - 
inoderner SchweiBtechnik besser und bUjigcr^he rge- 
stcllt werden konnten. 

Hierzu sind seitens des Zentrolinstituts;i ju^ ^,w,e1B^g 
technik den Hauptverwaltungen Vondtli(|’^|>i^y 
breiten und den Konstrukteuren ist Anleitung . durch 
Beratung und Sdiulung zu geben. ' 

Verantwortlidi: Hauptverwaltungsleiter 

Leitung des Zcntralinstituts fur 
SchweiBtechnik 


•b) Das Zentralinstitut stellt dem VEB Stahl- und Wei- 
chenbau. Halle, die erforderlidsen Konstruktionszelch- 
nungen der SchweiBvorrichtungen zur Verfugung. 

Termiri: Ab 1. 3. 1957 

Verantwortlidi: Leitung d. Zentrolinstituts fur SchweiB- 
p f technik 

^4. Ausbildung von SdiweiBfoch-Diplom-Ingenieuren und 
'yS. Ingenieuren im ordentlichen Studium, ober oudi in Son- 
. derlehrgangen. 

Vera ntwortl ich : Hauptabteilung Hodi- und Fadisdiulen 
’ ^^ST^Upotrolle: Stellvertreter des Ministers - Technik - 
Kontrollo: HA Forschung. Entwicklung und Konstruktio^fe|^ r L . 

HA Technologic ' I^P^AuBer der erfolgreichen Losung der dem Zentrol-lnstitut 

. .. . CrKwpiBtech ’n! Halle gestellten Aufgaben auf dem Gebiete der For- 

b, Ausarbeitung bzw. Ueberorbe.tung dm st hung und Entwiddung ist das Schwergewicht ouf den 

nologien, um d.e Haupt- und Nebenzm.en auf das & ^ ^ ^ |nstrukteurbrigoden in de n Be- 

Niveau der Jartschr.ttl.chen Fert.gungstechn.k . trieben ^ |egen Auisd ,| ieB | ic h durch diese Methode wird 

9 en - 1 es moglich sein, die Hauptverwaltungen bei der Sthof 

Seitens des Zentrolinstituts fur SchweiBtechnik sind .. — 

Rahmen-Technologien zu erarbeiten und den Houpt- 
verwoltungen zur Verwendung in den entsprechenden 
Bet.ieben zur Verfugung zu stellen. 

Verantwortlidi: Hauptverwaltungsleiter 

Leitung des Zentrolinstituts lur 
SchweiBtechnik 

Kont.olle: HA Technologie 

l. Weitestgehender Einsatz von SchwciBvorrichlungcn. ins- 
besondere bei Werkstuckcn mit liohen Gewichten, die 
eine mehrseitigo Bcarbeilung erfordorn. 
a) Die HV Forderonlogen und Stahlbou .ichtct im VEB 
Stahl- u. Weidienbau, Halle, eine Abtoilung SchweiB- 
vorriditungsbau eln. 

Vermin: Ab 1. 3. 1957 
Verantwortlidi: Hauptverwaltungsleiter 


fung der unter 1.-3. genannten Voraussetzungen erfotg- 
reidi zu unterstutzen. Auf Grund der umfassenden Kennt-. 
nisse der Einsatz- und Entwicklungsmoglichkeiten in den 
Betrieben muB das Zentralinstitut fur SchweiBtechnik Halle 
Initiator und Wegbereiter der modemen SchweiBtechnik .n ■ ,■* 
den volkseigenen Betrieben unserer Republik sein. Fur den 
operativen Einsatz zur Unterstutzung der Betriebe smd 
vor der Institutsleitung Quartalsplone ouszuarbeiten Ond 
4 Woehen vor Ouartolsbeginn dem Stellvertreter des Mi 
nlsters fur Technik vorzulegen. , 

Verant.vortlich: Leitung des Zentrolinstituts fur .SchweiB- 
technik 

Kontrolle: HA Technologie 

6. Dc Anwendung des ElektrosehlockenschweiBverfohrens 
fur DIckblechschweiBungen uber 40 mm ist eine groBe 
Beachtung zu sdienken. 
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Elnsotzschwerpunkto sind: 

VEB Ernst'ThtilmonrvWerk, Magdeburg 
,VEB Dompfkcssclbou Hohenthurm 
VEB .Heinrich Rau”, Wildau 
VEB Bergmann-Borsig, Berlin. 

Dio Crundtochnologie wird vom Zentralinstitut Kir 
SchweiBtechnik zur Verfiigung gestclit. 

Verantwortlich: Technische Leiter der Hauptverwoltungcn 
1 und 10 

Leitung des Zentralinstituts fur SchweiBtechnik 
Kontrolle: HA Technologie 


Stahlbau-Langtragern und Inr 
Amvendung der SchutzgasschwoiBung 
wird das Zentralinstitut Kir SchweiBtechnik Halle 
pflichtct, der* ontsprechenden 

Vcrfahren und Methodcn sowie deren Anwendung bei 
der Fcrligung entsprechendcr Erzeug 
satzbetrieb vorzuschlagen. 

Verantwortlich': Leitung des Zentralinstituts fur SchweiB 
technik 

Hauptverwoltungen 
Kontrolle: HA Technologic 


0m MRS) OSS? ( 


Verantwortlich: Leitung des Zentrolinstitutslfur, 


Kontrolle: HA Technologie 


7. Um zu gowohrleisten, daB technisch und okonomisch wich- 
tlge Verfohren und Methoden der SchweiBtechnik in brei- 
tem MaBe zur Anwendung kommen, wie z. B. die Wi- 
derstandiabbrennschweiBung' bei Rohrstumpfrundnahten, 
die Verwendung von SchweiBtroktoren, insbesondere bei 


8. Entsprechend der hohen wirtschoftlichen Bedeutung des 
SchweiBens mit CO a als Schutzgas, ist vom Zentralinstitut 
fur SchweiBtechnik Halle ein Plan oufzustellen, in dem fest- 
gelegt ist, welche Voroussetzungen zu schaffen sind. urn 


b) Der Entwurf des MaBnahmeplanesi'zurgEiofuhrurijgiles 
SchweiBens unter CO,-Schutzgas ist zufuberptufe^und^^ 

zur Bestcitigung durch die Kommissioh fur’fTndustrre./T 


und Verkehr vorzubereiten. 


Termin: 15. 3. 1957 
Verantwortlich: HA Technologi 


iak 
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Mafinahmen zur Einfiihrung und Oberleitung neuer technologischer Verfahren 


Es ist cine lotsochc, daB in den vcrgangencn Johren tcch- 
nologisehc Vcrfalwen cntwickclt Worden sind. die ciber trolz 
der vorschiedenen Vortcilc, die sic gcgenubor lieikomrnlichen 
Vcifabtcn oufwcisen, in unscren Betiicbcn niclil ndei nui 
unvolikoinfiicn angowandt werdcn. 

Als Beispiole scion erwSlint die Motollsprilzteehnik und die 
cleklroerosive. Beorbcitung. Um das Vcrhaltnis Aufwond zu 


trgi'l’n.t in ue. I’roduktion standig zu vcibossern. ist es von 
giofter Bedeutung, noue technologische Vcdahrcn zu ent- 
wickcln und sic sinnvoll obne Zeitversciumnis in den ent- 
sprcchcndcn Betrieben gnzuwonden. 

Fiir das Jalir 1957 sind von den Houptverwoltungen folgende 
Aufgabon zur Losung vorgesehen: 


Lid. 

Nr. 


Bc7cichnung des Vorhobcns 


fermin der Einfiihrung 


Kontroll- 
• vermerk 


Houplvciwollung Ausriistung fiir Mctollurgie und Sdiwermaschinenbou 



‘1. VEB Schweieiaschincnbau .Heinrich Ran". Wildau 

Einfulmmg des mater ialsporcndcn Schrnicdcns voo Kurbel- 
wellcn 

8 1957 

• 

1 2. VEB Schweirnaschinenbou .Heinrich Ron". Wildau 

Motcriolspoiendos particllcs Gesenkschmieden schwerer viel- 
hiibiger Kurbelwellcn 

8M957 

* 

Hauptvciwallung Ausriistung liir Chemie, Bau- und Haitjerkfeinerungsmaschinen 

# 


j. "VEB Moschinen- und Apparatebau StaBfurt 

Anwendung des Molallspriizveilahrons. Wiederherstellung 
versdiiedeiier Maschinenteile. Ausbcssern von Guflfehlcrn. 

31 1957 


4. VEB .Thuringio" Feinkeromikmoschinen Sonneberg 

Anwcndung des Metollspiitzveifahrens 

4 1957 


:5, VEB Bau- und Vibriermoschinen Radeberg 

Erweiteite Anwcndung des Metollspritzens des KurrschluB- 
louleis EU 3, FU 6 und FS 200 

10/1957 


6. VEB Maschinenfobrik Nemo Netzschkau 

Einluhrung des Farb-HeiBsprit/verlohrons liir die Lufter. 
Cufterhitzer, Material piiifschidnke 

8/1957 


7, VEB Moschinen- und Apporatebou StoBhut 

Anwcndung des Eposydharzkleboverfonrcns rum Abdichten 
poroser GuBteilc und Kleben von Molollen u. nichtmeial- 
lurgischcn Verbindungen, die keinen groBen mechonischon 
Belostungen- und remperoturon ousgcsctrt sind. 

4 1957 

In Zusommenarbeit mit d. 

Zentrolinstitut tur SchweiB- 
technik und Nutruns der 
bereits im Zentrolinstitut 
vorhandenen Forschungser- 
gebnisse 

i 

B, VEB Cnemische Moschincnbouwerke Rudisleben 

wic VO r 

4 1957 wie vor 

• 

P, VEB .Thurinaio* Sonneberg 

wic vor 

7 1057 wie vor 

10. VEB Bou- und Vibriermoschinen Radebeig 

wio vor 

4 1957 wie vor 


11. VEB Chemische Mosdiinemvorke Rudisleben 

Anwcndung der Ullioschollpiulung fur Bledie auf Dopp- 
lung. RiBbildung und Sdilockeneinschliisse 

1! 1957 


Hauptverv.altung Tcitilmoschinenbau 




1? VEB Spmrdusonfabril: Grobzit] 

Einluhrung des elektroeroslven Bohiens fur die Fertigung 
ron VA-Dusen und Spinnplalten 

.1 wv 

vff 

i.f VEB Nohmoschinenvieti Wutenberge 

fmfuhrun ) d<*s '•irVtroMatischon Imluorons Kir Hauihcilmah- 
masddnon 

9 ls'57 

■/ 

! : 

2u 


/ . 

* 
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f-fai<pbt/«vaifung Avirusfjrg fC* d'« po^g/aph^ iih« bdcjtr:# 

T 4 . V £3 r a!:- und I ■?* ftuvj s ch ! n er ei It le'piig. 

Lc.'tbrlr’eb d*f Ka , -'pt\er,valfu.'>.j ' 


Wouptverwaltung Schiffbo*’ 

13. V£3 NVptjn Vof't Rostock 


15. V£3 MotlhiQS- rhesen-Werft ' 


1 2, V£3 vVcnicwweflt Waineiru'‘-de 


19. V£S Mouh'Os-lheien-'vVerft Wiimof • 

id. VE9 Vollj^ei-ft Stralsood 

Wouptverwalfung Kraft- und Arbeitsmaschinen . 

20. V13 PumpefiACtk Holt*. 

2f. V£3 Pumperuveifc Oscfierslefcea 

22. V£3 Sc/uver maichinenbau .Kbrf JLfebRnedn' 
Mogdeburg ' . 

2i. VE8 Erfuder Ventilafa en- pod Appctrotebod, Gfuit ' 

Koiip(»efv«aI(ung Pre/ekt/erung uod Anfogenbou . . 

24. VE3 E!«ltfooppara'eA6fk J. W. $toftV BediVi-frepW. 


Dwthfiihrung run Verudiert .in Jar .M«to: Uebetechrvk 
pbyuog.yrig de* geicurvnefteo Edah, -unger* u. Guigoarbei- 
teien .Technology* ouf d'e andcferi Setr'eb* der Hcupt\er-' 
1 Asrtufig •. • 

Voioussefzyng:. Gew&Ve’stung dt*r Lieferung de* Fpo«yd- 
Marie* dorcft VE3 Leon a- Wei ka .Wallet U'bticht* 


Ve.vot'tomnrujog der Valuinensekti'onybauwe.'ie du ch 
gfufld ' egende Veianderung der KQiii‘ r uk!t<}n u:vj Teehrc'o- 
t. 3. voilbifindig auigeruslel* Vofumensel ‘Jcnen. Hier- 
■ durth Verkiitrung der Hetfingnriootageje'ten und Stc-sgerung 
dee 'A'erftkapoiilat 

tdntfcisuchuog and .Festfegung der An Aendungsmogfichkei- 
!en und de* Utrdonge* de* optiicher* Anreifiveifahien* und 
de* optischen Brenoichneldens be! der Platfenbeoibe/tung* 
urrf die wiVtscftaftlichsk* AushuUung be 'der Vetfghren ;u er- 
iiiche.n. 

Unfersucburvg- und Festiegung' der Anwendungsm&glrchfcef-; 
!cn unddel Undor-ges de* optischen ArueiBvedohreo* urtcf 
del opt'scfien Brenn<.chne'den* bei der Plotter* bearbeitubg*,' 
um die wirfscbaftli'che Auviulrurtg bender Verfahrerv ru e*c- 
t i'dien .; < : 

Ernfufirung 'der : meehaniichei't Rofublegebearbeitung rur 

Steigecung der A/beifspfoduktrvilbt.de* bdber durd* Hand* 
orbeit durchgefuhrteh Robrblegecfbetten , -./v^'v' 


Herslellung von Kuge!g.raphitgu8 


An-.vehdung de* Spritzverfafuens fOr' kCleinteife wi*' .Ventit- 
sp'ndeln und dhollcbe in groBeren Ktng^n . onfollende 
'//e-rkstucke, di* bisher of* Slouch- bder pre8teit*,hergestellk? 

•vurden - ' r \- 

AmvtMung de* holboutbinotrsdied. Elin-Hafirgut-SchWeiB- 
verfahrert* fm tufierk und R*hr(*ifungsf>aO| V- ■' 


Er*eiteru«g der erekl/derosiven' Metallbeorbe'fuh^ ' : " 
BesiJ-affung . etektroeroslve* Vedreugmoschinen bbchsler, 1 
PrdfVon fur vd/rugsfrei'e Beorbeltgng gebdrfeter Schnitt- 
■.ve-rkreug* groBefer Abtneksungen, sowi*- fur di«: Bedfbei* 
fung vpn Hortmelolt Jedcr Art und Form iwecki flnsatt von 
('faitme<alfschnittAerkzeugen : • •*' -• 1 


3- It 57 
12 Its? 

in Zv'.amrr.erorbeit mit d. 

ferValinstltut lur SdineiB- 
lechn.k und Nutjurg de* 
be!* : f*. im fentialinstitul 
vorhondenen Forjcbungver- 
gebnisse 
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a a‘(ur£ Er.ci'j’t.iiigsJiineiibou 


26. VE3 r*u*rv.f' jibo-j K6t!,e.i ArttAfeTijrtg dti Elin-Hjfetj ■; jrs ,'n 3/ 7 

t-OJ vcm P-jitein'uvji 

il VE3 *?abr'«it;i'vgvb<iJ ArVACridyng der Irid’.EtNe'l CrsvJ'Hij’ig bei Auvbe'^u' j:--> '2/ WIT 

(’0 Ro’iflaifjri'jon ur>4 Satmtleii 


Hoi'p(vt< -vultuna E-ilU inK>sJi. : nenba<i 


:s 

, VE3 £^lt/o<r>o$vMrerbo j SoJ<s«.'..v*tk N.‘«de>;ed!'U 

Ht's‘.t!'un.j voi 
scfnreil Jar A_s 

Woit’Sive 

r.oUurtj Sof.o-ef 8e‘> 

o-i e'eVtr s4**n Ma 
r'eb , i!fcii'pfcfa!ij : er< 

1i\9 57 

29. 

VE3 ETeltto.rto'Cfieo.vetk Oesioa 

•v.'» yof 



h 1951 

30. 

VE3 Oo!vano!*<Af> It ti-’pz’j 

*’• v04 



7/175? 

3). 

VE3 tWAe-lt KaVenou 

■ .» vO* 



7/1^57 

32. 

VE3 E’ettroii'cio.er.-.afk Veinigerod* 

Art At x/uoa ■ det 
- Scrmrt.lp'o jjfcv 

E!elti oet oi'vA e;fc.*ve" 

i* z\it Becrbeltang 'vorT 

10' 1537 

33 

VE3 E;eUrotnaivftirer>bou $ccfaar.*e<k Nnedetiedi'U 

«ie vof ' 



1CM957 

21. 

VE3 VVI s i a n nil o f U /ch • T eci, a i s ci <? * Sura Dresden 

An At Hung des 
Schrt.it(pfo!ten 

ETelti.oeOiVvsr'fabre:' 

's tiif Bearbeftoing von 

30/1757 

33 

VE3 Scho'lseiofaAeil V*»der 

Amverid'jrvg der 

indult'vao Lr ,v3 r r 

lurvg iur thetmiscien 

5/1957 


Noci>bef>anal*r>g 

von Wolfrarrii'abe.'' 



- 22 
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Mal3nahmerT zur Verbosserung 

I in Joh> • ■ 1 ««5d konnten tur iund.12 Millioncn DM Mote- 
'■alien dutch Schaffung und Vtibetserung von MVN tinge- 
sport Aerden. Dies* Einsporungeii stellen aber nur 0,3 % 
der geplonten MateiiaiselbstkosfeW dor. 


der Materialverbrauchsnormen (MVN) 

Besoi'idors 1 e.r. non-J fur die konsesjLent* An.vendung der 
MVN oof n!!en Ceb'eten de' belrieblichen Plonung wirkte 
sith die vollig ungenugende Belieferung der Betrieb* mil 
Walzslahi n fixen Mafien auj, 


lm Verlaufe des yleichen Jalires wuidcn ruod 49 000 Etzeu- 
gungsnonnen ausgeoibeitet, mittef* derer ober nur 49,6 % 
des Gesointinaterio^erbr ouches nachgewiesen weiden kon- 
•en. • 


£$ ist deshoib eifoiderlich, durth nochfolgende MaBnoh- 
men die vorhandenen Unzulanglichkeiten zu beseitigen, 
die Reserven aufrudecken und ru mobilisieren. 



1. Veistorki* Auso'beitung von Moterialverbrauchsnormen 
mil dem Ziel, bis Johresende 56 % des Cesamtmateriaf- 
seibrouchs durch Moterialverbrauchsnormen nochzuwei- 


sen, H'e»zu 

hoben die 1 

Houptverwaftungen 

be)' dem nor- 

tnenbcgrundetcn Anteil 

threi Planes folgenden Stood 

cneichen : 




HV 1 

37 % 

HV 8 

' 87 % 

• HV 2 


HV 9 

. 24 % 

HV 3 

<8 % 

HV '10 * 

40 % 

HV 4 

90 % 

: . HV 11 * , 

. 75% 

HV J 

45 % 

HV 12 , 

" 80 % 

HV 6 

64 % 

HV 13 

80 % 

HV 7 

70.% 

' , 


Verant.vortfich; Houptverwoltungsfeiter - 

’ ' f- 


2. Verstdrkt# Ausarbeitung fechniseh begrundeter Material* 
vetbiauchsnormen mil dem Pel, bis Johresende 80 % die- 
ter Notmen ousiuOfteilenr ; 

VeronUortl-'Jt! Ho vptlerwa 'tongs leher 

Hrtibel ist von d«n Hcuptverwoitungen fotgender Stand ru 
trre'c + en: 

f bis '30. (1.5/ bis 11. 12.5 I 

' 60 % 

80 % 

95 % 

65 % 

85 % 

80 % 

V 30 % 

\ X \ 

• 80 
V 60 
60 
100 
60 

AjsCi'br- turg .On '•< i Mater. a:, err, jj/.l.. ■ , 


Sonderanfertigung, tur welche keine Motenalverbrouchs- 
. normen ausgearbe'tet werden, 

VeiOntwOrtlich: Houptver<vattungsleiler 
Termin: 15, 4, 1957 

4. Konlrolle der technisch wntschafttichen Kennzitfem des 
Moteriolverbrouches aul die Erfiilfung der Materiolver- 
brouchssenkung. 

Noch Auswettung sind die eiforderlichen MoBnohmen zur 
Etttichung der Materialvetbrouchssenkung den 8etrieben 
und Konstruktionsburos ais Aufgabe zu stellen. 
o) verantwortlich fur die Konl'ol'e: Leiter der HA 
Materialvvirls draft 

b) verantwartlich fur die durchzufuhrenden MoBnohmen: 

leiter der HA Fotschung, Entwickfung und Koostruktion 
Termini 30,8. 1957 

5. o) Veibesserung der Moteriaio jsnutzung bei Woizstohl 

von zur Zert 79,5 % auf 84 %. Hitrbei ist von den 
Haupt\erwo'tungen foigende Ausnulzung zu erteichen: 
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■ 6. Schaffung von TQL tur "die AufmoBe be! Gufl- und 
Sdimiedestucken, differenzierl nodt StWrsewkhten und 
Schwierigkeitsgraden. 

Verontwcrtlich: Institut fur Technologie und Organisation 
, in Zusammenqrbeit mif den Hauptverwal- 
tungen 1 und 8, HA Forschung, Entwkt- 
tung und Konstruktion 

Termini 1. 4, 1957 . ; 

7 , Schotfung von einheitlichen verbindhchen ZusdifogtobelJen 
fur die Bearbeitungszugobe. 

Verontwortlich: Hauptverwaltungslerter 

<ontrolfe und Koordinierung : institut fur Tedtnofogie und 
Organisation . , 

Termini 15. 6. 1957 

3. Ausarbeitung eines MateriafvefbrauchsnormenkataJoges ' 
'ur ScKveiBzusatiwerkstoffe. 

Verantwortlidt! Zentralinstitut fur SchweiBtedsmli 
Termini 15. 3. 1957 

9. Schotfung von Htifsmoterioinonrien mit dem Cet, ba 
31, 12. 1957 fur 60 % (.vertmaBig) der HiifsmaterialTeo 
Moteriahetbiauchsnaimen ouszuarfceiten und mitte ; s per* 
sbnliuher Konten die Seibstlosten hieffur um 10 to 
ser.len. 

Veiont.voitfich: leiter der Houpt\er.va ; tungen 
Koi'lro'ie: HA Te<dinoicgle 


'0 Duiuh'uhiung von Wande'Qusstei’ungen -n ,eder Ho.pt- 
vei ,\o't jng, Ousgeno,rvr,en flV Sch-nbou. uter Mcgi-ch- 
k.- ion dor Moier^a'einsporunq 

Vi ontAC-t'-vb U ie- do Ho jOI. .so t. ngo ' 


. mb-.'--- 
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MoiWhma.i Au'aafc-nn xur Eilulfudtj dos Vorhofaoo* .,Sdi*arza Pumpa“ 





Wlchn'aa ZuHeferungert de» Ministeriums fuc Schwermqs^inenbdu an da* Nlinisfqrium fur Kohla und Enetg'Q 


lid. 

Nr. 


Aggre^ot-BeiQidhnupJ 


1 fVudtvergQser -4m Ger>e'atc>z 

2 V«isjc*!S-Sj>ui99Sr^erk‘ofc6r:'; 

,'tn VEB BrouriLo^fep^erit Deulzerl 

I Versudvs-.Sp jigoi-Vefiokei . . 1 , 

Tm V£8 SrpunkoWenvyei ft. P*u1**£s • 
4 dto. - - ; ■ ' * :>v . 4 ; v * 


5 

6 
1 

8 . 

9 ' 


Veriucfis-Spulgot-VefEoke/’ 
Deutzert, 3 , Ourtf SrdefV? :*• \ 
V«riuchs-Spu|9p^ystrlifl(tf/ , 
Deutzerv 

dfa . *■■'„,■ . { ''y 

di o. ' '■ '■ ' V'", 


10 Dtuckvergaser - 4 m GenercitPf 

11 Versuoh»-Sp'zl9oS : Veilpke/ 
Deulzen , 


? .■; 3ejt«iref‘/ 1' 
. . ' Besteit-Nf. .• 


/.Si FKM Leipzig' 

?{. Nk. Q402C8b>0,/Q' > 

. PKM Leipz.g 
> Nr: C4,C2,(3f6.'4.i i Orp; 

mi ie.pz-4 ' . 

7 N^.Ci 02 065,4-1 1 ij£ 
PKM Leipzig 

'Mi: 6,4362. ' if [A; iyii'J: 

- f X.M Leipzig 
-1 Nr 6.5123 
• f’KM Leipzig 4; :V. ’ v ; 

Me. 6-5123 

i«'pz<3 ; - -v 1 , 

Hr. 473 , 

PKM l?fp*ig * 

Hr. 6-2291 
PKM Leipzig 
Nr. 6 5354; 6. 63531 
' Hf. 6 'W?i * WM, / 
PKM Leipzig ■ . ' - 
Mr. 6 9259' • " 

PKM Ceipiig. 

Mr. 6/7478* 6 >4 79* 

Nr. 5 4371; 6 803f- 


. liefer wefk 


.fceitatigter 
■\ termin' 


: f •’ pIinilfptf*V>» MogdefsM'g $SQ:\ : '\ r 
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/. m '? )" \ \f.y-j/rA " : X ,1 ? * '* « if / i Sf '<< 

VI a S»ob'bcp, Le-p! g 

' ' VE8 Stohiboi?, Krelmchoj ■ 

, /.VEe Stohibcm, Kietzithojr 

* ' . * VEB fordfe'Q’nlager'r- Mogdebuig 

■ VE8 Moschirtenv uocf Appoiotebovi, ..V 
Sloftfurf • - f ’ < 

_• , v£8 ,H#t4eAgu / {;•>!,. Ii". 

V£8 Ne.-na NetzscMoit 

, VEB Pumpenwerk, Korl-Moir-$toot . 

VC8 Eleklromolpren^erV/ rivjim . r 

- \» v* - ‘ . : 


■ 30. 4. 37. • 

31.7,5/ 

- v ijfi V 

.. 3Cf 6. 5/ ' . 
i’riX'iii 1 -;.. 

*- v . , 

c< v . 7 .4 j 

l.'.'ijlVj. 37 # 


Kontigll-. 
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MaBnahmen zur Forderung der Hydraulik 


Die bcsondcren Eigenschaften der Hydraulik, wic leichter, 

’ schwingungsfreior Gang, auBerordentlich einfache stufenlose 
Regeibarkeit der Bewcgungen in :ehr. weiten Grenzon ver- 
bunden mil einer einfoch zu erreichenden Richtungsumkehr, 
sichern ihrer Anwendung entscheidende Vortcile. AuBer im 
Werkzeugmaschinenbou linden hydraulische Antriebo und 
hydraulische Steuerungen in den verschiedcnsten Industrie- 
zweigen des Moschinen-, Fohrzeug- und Apporotebaues 
schon weitgehend Verwendung. Fur Textil-, Land- und Bau- 
maschinen sowie Hebezeuge und'Forderanlagen trifft das 
ganz besonders zu. Die Bauelemente der Hydraulik miissen 
in genormten GroBen und in hochwertiger Qualitatsaus- 
fuhrung von Speziolbctrieben gotertigt. den infrage kom- 
menden Maschinenboubetrieben termingerecht zurVerlijgung 
gestellt werden konnen. 

1. Quolitat und Funktionssieherheit der Hydraullkaggregaie 
setzen voraus, daB ein spezieller HydiaulikguB lur die 
Fertigung der einzelnen Bauelemente verwendet wird. 
Dos erforderliehe dichte Gefiige des Werksloffes und die 
grd3tmogliche Sicherheit in Bezug aul Lunketlreiheit wer- 
den erreidtt, wenn die GuBteile im Kokillen- oder Schleu- 
derguB ousgefuhrt werden. Bei SandguBIcrtigung wird 
vom Zentrollnstitut' lur GieBereiteehnik fochliche Berotung 
gegeben. KokillenguB lielert der VEB Eisenhammer in 
Dresden-Dolzsdien und SdileuderguB der VEB Hanoi 
Werke in Blanker, burg 'Horz. 


2. Mit der ausselilieBlichon Speziulfortigung von Hydraulik- 
bauteilen ist der VEB Hydraulik Rochlit’ beouftragt. Seine 
Fertigungskapazitat lur 1957 in Hohe von TDM 10 500,— 
muB dutch die Zurverliigungstellung von entsprechenden 
Ausriistungen gesichert werden. Die Durchliihrung des 
Erweiterungsbaues im Jahre 1957 muB erfolgen, um die 
Voraussetzung fur eine weitere Steigerung aul TDM 
15000,* im Jahre 1958 zu erhalten. 


3. Die in dem VEB Werkzeugfabrik Konigsee bereits jetzt 
anlaufende Fertigung von Zahnradpumpen muB 1957 
einen Umfang von TDM 3500 - erreichen, um den Bedarl 
un Anbauhydrauliken zu decken. Investitionen in Hohe 
von TDM 210,- fur die Ausriistung sind dazu erlorderlich. 

4. In dem Zweigwerk Tartun des VEB Bergbaumaschinen 
Seehousen ist dio Fertigung von Anbauhydrauliken und 
Steuereiementen sowie Innenteilen lur Stromungsgetriebe 
in Hohe von TDM 1500.- fur 1957 als Entlastung des 
VEB WTB lur Werkzeugmoschinen Leipzig aulzunehmen. 

5. Eine ousreich.ende Bereitstellung von nahtlosen Stahl- 
rohren lur die Fertigung von Arbeitszylindern und Ver- 
bindungselementen muB aus eigenem Aulkommen und 
dutch Imporle gesichert werden. 

6. Die Finonzic-rung der noch auszuorbeitenden Fertigungs- 
zeichnungen fur einen Tell der stondardisierten Bau- 
elemente, wie Hydrogeneratoren, Hydrogetriebe und 
Zahnrodpumpcn muB durch den VEB Hydraulik Rochlitz 
gesicheit werden. 
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Uborsidit iibor den Stand der Entwicklung der Boumaschinen 


Oio Ourdllbhrung do i umlangioichon Bauvoihoben im ?. 
FOnfjplirplan Itl nut mdgllch dutch dio Einfuluung einci 
lorlacfirlllllchnn Uoutochnologlo und durdi dio Mcchonisio- 
tuny dot yoiamton Bciuwlrtschafl. Dlo Meehanisierung muB 
tut Elnoparung von Arbolls/oll, von Arboltskrbllcn und rur 
Cnllotlwng von scliworor manuollor Aiboit luhren. Zlol 1st 
Scnkung dor Kotlon pio m* umbauton Roum b;w. im Stro- 
Bonbon pro m» nouor bobnutar Flbcho, 

Dio Itoumochanlilorung hat olio Zwoigo des Bauwcscns wic 
don Hochbnu, don Tlolbau. don StraBenbau usw. iu urn- 
lemon. 

Ool dor ClnlUhtung dor Fortlgtollbauwclso 1st 0 V 1 besondorcs 
Awgomnerk oul dlo Morslollung von Botonforllglcllon jow.’o 
owl dlo Projokllorung und Ausstattung von hochmechani- 
slortcn Ootonforllgtnllwoikon /u logon. 

Ool don Workon solbst million 3 Cruppon unterschieden 

wordom 

o) Slotlondro Worko, wolcho dlo ublicben, Im Bouwcion 
vorwondoton DIN-Botonfortlgtollo herstollon, 
b) Fllogondo Botonworko. dlo on Schwcrpunktcn del Bau 
wcion* vorOborpehond aufgestollt werdon und dlo gloiche 
I’oMlgung wlo dlo dor Gruppc o) bobon. 


c) Stolionorc Socriatwerke. dcren Ausrustung oul Herstol- 
lung von Spciiolteilcn abgcstimmt itl. Doiu gchSron 
Wcrko fur Spann- und Schlcudcrbctonrobro, Worko (Or 
Mosten. Dock on- und Wondplottonwerko fur Montage- 
bouweise. Wcrko fur Bctonschwcllen u. o. 

Bcsondcis ru ontwickcln jind: 

1. Mischonlagcn mil Silos und Bcschickungsanlagon. 

2. Fcrtigungseiniichtungcn fur BotongroBtollo. 

3. Trockcneinrichtungon. 

4. Tronsportmaschincn lur Boton und Bctontoilo. 

Dos wcileicn sind in der Produklion noch erheblidio LOckon 
im Scktor der StraBenbaumosdiinen. 

Es isl tut Zcit nicht mtjglich, komplcttc Moschinonsotro fui 
den vollmcchanisdicn StraBenbau ju lloiern. 

Die Entwicklung diesor Moschlnonsbtro 1st wichtlg und muB 
m der Gcsamthcit mil dem Ablaut des 2. Funfjahrplonos ob- 
gcsdilosscn soin. 

In dor nadifolgcndcn Aulstellung werden dlo wldulgstpn 
Entwicklungcn oul diesem Goblel aulgefuhit. 

Diosc Themen sind vordringlidi durchjufiihrcn, Der Abloul 
der Entwicklung und die Einfuhrung In dlo Produktion jtnd 
durch die Houptverwallung iu unterctuuon und besonders 
ru Vontrollioren. 
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VEB-FEX fur Bou-. Kerom V- i 

Harwerileinerungsmosdiinen. 

Leipzig 


VEB Betomteinmosdsmen und 
Ziegelelgerote. Ouben 


VEB-FEK fur Bou-, KcromiV- u. 

HortrcrWeinerungsmaschinen, 

Leipzig 


VEB Kemo. Keromikmosdunen, 
Oorlitr 


VEB-FEK fur Bou-. Kcrom.k- u 
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Leipzig 
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VEB FEK fur Bou-. Kcramik- u 

Hoilzorkfeln.'iungsmoschinen. 

Leipzig 


Ingenieur-liefbau 

Brandenburg 

Scrienbau 

VEB Baumaschinen. 
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Sdiiffbaudokument: Wichtige MaBnahmen und Aufgaben 


° h - e Expor,on,8 'l von 70 % legt dom Schiffbau die 
gWIkhtung auf, nur hoehwortige und auf dem Weltmarkt 
^etthowefbsWhlge Erzeugnisse zu liefern. Der Schiffbau isl 
hohem Grade auf eine leistungsfahige Zubringerindustrie 
angewiesen, von der 50 % des Gesomtwertes eines Schiffos 
bereitgestellt werden. 


Ini folgundun sind zur Erganzung der ubfigon Absdinltte 
widitigo Aufgaben aus dem Schiffbaudokument zukommen- 
gostellt. dcron Losung fur don Schiffbau oino gibBe Be- 
cfculung hal. 


Hauptverwaltung Ausrilstung fur Metallurgy und Schwermoschinenbau 
Pos. t. 3 . 4 . Sehaffung eines Betriebes zCm Beorbeifen Die 

von Propellern. ' 

reie 

ZweckmaBig wird die Bearbeitung der Propeller und Pos 

anderer groBer GuBstiicke der GieBerei angegliedert 
urn bei AusschuB unnojige Transporte zu vermeiden 


Hauptverwaltung Kraft- und Arbeitsmasdiinen 

Pos. 2.3.2. Entwiddung von Dampfmotoren in Block - 
bouweise. 

Diese Dompfmotoren sind fur den Schiffbau wegen des 
ger.ngen Gewichtes und Plotzbedarfs wichtig. 


Pos. 2. 4. 5. Entwiddung und Musterbau der Zweitokt- 
dieselmotoren NZD 26, 36. 48. 


Hauptverwaltung Energiemaschinenbau 

Pos. 2. 1. 1. Entwiddung von Schiffsdompferzeugern. * 
Domit der Schiffbau in kurzer Ze it verbindliche Ange- 
bote ousorbeiten kann.Xmussen die Kessel nach den 
Baureihen entwickelt werden, ouch wenn noch kein be- 
stimmter Kundenauftrog vorfiegt. 


Pos. 2.1.2. Entwiddung von Oelbrennern. 

Die Rotations- und Druckzerstouber miissen rechtzeitig 
mit den Kesseln entwickelt vzerden. 


Die Werkstatt ist in Zusamr 
reien zu entwerfen und eir 


rnarbeit mit der HV GieBe 
urichtcn. 


Pos. 2.5. 1. Voranlreiben der Forsdiungsarbeiten fiir 
Umlauf-(Ploneten-)getriebe zur Uefcertra- 
gung von Leistungen bis '5 000 PS. 


Pos. 2. 6. /Entwiddung von Deckhdfsmoschinen mit 
Drehstrom- und hydroulichem Antrieb. 

Mit Rucksicht auf die Entwiddung im Auslonde sind bei 
uns die Deckshilfsrnoschinen fur Drehstrom- und hydrau- 
liscnen Antrieb einzurichten. Oa die Betriebe der HV 
Kraft- und Arbeitsmaschinen Gonerolunternehmer fur 
Decksmosdiinen sind, muB von ihnen die Initiative zur 
Entwicklung geeigneter Antriebsn.osdiinen ousgehen 


Pos. 2.1.7. Schoffung eines Prufstondes mr Kessel bis 
10 t stand lidier Leistung in Hohenthuim. 
E.'ne Erprobung der Kessel vor Einbou on Bord Ist zur 
Vcrmeidung von etwaigen Sehwierlgkeiten an Bord un- 
bedingt notwendig. 


Pos. 2.1.8. Entwicklung eines Hllfsdompferzeugcrs nach 
Muster des Eckrohrkessels. 

Da noch Aussage des Dokumentes die bisherigcn Kon. 


Auf die Entwicklung soldier Getricbe logt der Schilf- 
bou wegen der dadurdi orrelchboren Gowichtsoinspo- 
rung gegenuber den bisher iiblichen Stirnradgotrioben 
groBen Wert. Im Auslande werden Planetcngctriebc ouf 
Schifrcn verwandt. 


and rechtzeitig der mechonische Toil den neuen Antr.e- 
ben angepoBt werden. 


Pos. 2.1.3. Entwicklung eines Propel'er-Sougzuggeb.o 
ses m:t wahlweisem e’eVt' schen ode 1 
Dampfontneb fur SchiffsVosse* 

Die Geblase werden fur die in Entwicklung belindiiehe* 
Kesselanlogen dringend gebraucht 


struktionen der Hilfidompferzeuge' (Doppe -c^osse 
und Steilsleder) sich nieht bewohrt hobe<\ .» e. <e "euc 
Konstruktion notwendig. 


Pos. 2.2.5. Etnrich-.vmg von Piufsta<'de" fu do” 
Tuibinehbau 

Der Sch foou rnuB ous denise'b." - P - 

?. 1.7. eine Landerprobung der fu-b isenj- a jen o.. 
U.itung verlarqen. 
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Houptverwoltung Eleklromoschinenbau 

Po*. 3. 101 Entwicklung von Gleichstrommotoren in 
SchwoiGkonstruktion. 

Mil Riicksicht auf Einsporung von Platz und Gewicht 
•si die Lieterung soldier Motoren dringend nolwendig. 


j Houptverwoltung Projektierung und Anlogenbou 

Pos. 3. 109 Entwicklung der Steuerung fur die Deck - 
hilfsmaschinen mil Drehstromantrieb. 

Mil den zu entwickelnden Drehstrommotoren zum An- 
tneb der Deckshilfsmoschinen sind die entsprechenden 
bteuerorgane zu enlwickeln. 

Pos. 3.202 Entwicklung von Marinehondonlassern fur 
Sch/eifringloufer-Motoren. 

Der Termin fur den loufenden Entwicklungsouftrog von 
• 1957 ist wegen des dringenden Bedorfes des Schiff. 
baues abzukiirzen. 


Pos. 3.112 Enlwicklung von Konslonlspannungs- 
Generotoron. 

Laut Dokurnent isl die Entwicklung dieser Motoren in 
den Plan der neuen Technik fiir 1957 aurzunehmen. Sie 
1st bereits in Angriff genommon. 


Pos. 3. 205 Entwicklung von Schulzen fur Drehstiom. 

Bei dem Uebcrgang von Gleichslrom zum Drehstrom 
ei den Dcclchilfsmoschinen werden diese Schutzen 
oringend gobroucht. Dio im WTB fur Elcktromoschinen 
.n Dresden entwickelten Schiitzen sind nach den Be- 
dingungon des Schiffbaues sofort zu dndern. 

Pos. 3.210 Verbesserung der vorhondenen Generotor- 
selbsts chatter und Entwicklung von neuen. 
Es besteht im Schilfbou ein dringendes Bcdurfnis noch 
modernen Selbstseholtern. 


Pos. 3.212 Entwicklung von Motorschutzscholler. 

Dio Motorschutzscholler mit Thermokomponsototcn und 
Auslegung nach verschiodenen Tragheitsstufon warden 
dringend benotigT. 

Pos. 3.217 Entwicklung von Relate lOr Gleich-und Droh- 
strom. 

Die im Dokurnent oufgefuhrten Relais bioucht der 
Schiffbau dringend. 
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Plan der wichtigsten in die Produktion einzuiiihrenden Forschungs- und Enlwicklungsarbeiten 


Alio Arboitcn auf dcm Gebict dor Forschung und Entwick- 
lunp sind volkswirtschaftlidi nu< dann zu vortrctcn, wenn ihr 
Ergcbnis das Produktionsprogromm unsoror Bctricbc so ver- 
tindert. dofl dor EinfluB dor noucn Tcchnik ouf die Gest^l- 
turin unsoror Erzougnissc sichtbar und kurzfristig zum Aus- 
druck komml. 


Dio noch vorhandene Ur.tersdidtzung di:i Einfiihrung abge- 
schlossener Konstruktionen ist fur 1957 cndgiiltig zu liber- 
wlndcn. Die in den Vorfiigungcn und Mitteilungen des 
Ministoriums fiir Schwermaschincnbau Nr. 8 vom 17. August 
1956 veroffentlichte .Anweisung fiber Einfiihrung nouer Er- 
zeugnisse in die Produktion" ist srengstens zu beachten. 


Die wichtigsten in der Nachfolge aufgeliihrten Themen sind 
durch die Hauptverwoltungen so zu leiten und im Ablouf so 
zu kontrollieren, doB jederzoit Klorheit iiber den Stand der 
Erfiillung besteht und die Realisierung gesichert ist. 


Kurzbozeichnung - techn. Charokteristik 


Produktions-Betrieb 


Hauptvorwaltung Ausriistung fiir Metallurgie und Schwermaschinenbau 
020 103 b Scehs-Rollengeriist 

K 6j-5,27 Bandbreito 250 mm, Bondstorke 0.2 mm 

Walzgeschwindigkeit 1,67 m/sec. 

Kapozitcit 0.6 t/h bei Slohl mit 1,12 C-Geh. 

020 103 b Koltpilgenvolzwerk 2,5 “ 

K 7-111/4D Vorsdiub 2 . . . 30 mm 

Hubzahl 60 ... 110 Hiibe/min (ous Koltpilgenvalzwerk 3,5" 
entstandon) 

020 103 b Kaltpilgerwalzwrrk 4,5 " 

K 7-j1 1 >i D Vorschub 3 . . . 15 mm 

Hubzahl 50 ... 75 Hiibe/min 
020 1,04 b Zweiggelenk-Brikettpresse 

K 6—09 Herstellur.g besonders fester Briketts, welche sich besser ver- 

schwclen und verkoken lessen. 

Zweiteiliger Holbstein 8 ", Normoler spezifischer .'■form. Sper. 
PreBdruck: 1.500 kg/cm 5 . Leistung: 300 tiTog 
Verpressung von Trockenkohle bis 1 mm KorngroBc 

020 1 37 b Rostklinkerkuhler 

K 6 — 64 D Leistung: 200 . . .-1200 trTag (mehrere GroBen) 

020 107 b Granulierteller 

K 5— 1 4 2.8 .. . 4.5 m'Durchm. (mehrere GroBen) 


VEB Schwermaschinenbau 
..Heinrich Rou", Wildau 


VEB Schwermaschinenbau 
.Heinrich Rau“. Wildau 


VEB Schwermaschinenbau 
.Heinrich Rau“, Wildau 


VEB EisengieBerei u. Maschinenfabrik Juli/Dez. 1957 
Zemag, Zeitz gestoHelt 


VEB Maschinenfabrik Polysius. 
Dessau 


1 Stiick. 


1 Stiick 


VEB Maschinenfabrik Polysius, 
Dessau 


20 Stiick 
22 Stuck 


Houptverwollur 
020 203 b 

K 7-09, 6 D 

ig Fordcronlogen und Stahlbau 
Stirnwaggonkippcr 

80 t. mit eloktr. Antrieb 

Betotigung dor Kipperbuhne median! 
Kipperspiolo bei 60-80 t Waggons 

isch bis max. 60 11 
- 6-8 Stuck/Std. 

VEB Schwermaschinenbau 
„S. M. Kirow", Leipzig 

Juni 57 

3 Stuck 

V 

020 204 b 

K 7-0 >'6 D 

Gabelstoblc: 3 t 

Elektrohydraulisch. Hubhohe 3 rr 
Fahrgoschwindigkeit ohne Lost ' 9 

km h 

VEB Verlade- und Transportanlagen, 
vorni. Bleichert. Leipzig 

Juni 57 

30 .Stuck 

* 
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Kurzbozcichnung - (edw. Charaktcristik 



Hauptvcrwoltung Ausriistung liir Chemic, Bau- und Hartzerkleinorungsmaschinen 


620 301/01 b 
k 7-01 2 D 
i)20 301/5 b 

V 7-03/3 
020 314 b 

V 7-01/2 D 


Sauorstoffgowinnungsonlage 
3000 Mn J /h 


Sauerstoffvordichter 

(Trockcnlouf) 

Hochdruekwiekclbchalter 


VEB Chemisette Mqschinenbauwerke/ 
Rudislebcn 

VEB Moschinenfabrik Wurzen 


020 203/01 b 
K 7-06/5 


020 304/02 b 
k 7-14/6 


020 304,01 b 
K 7-45'5 0 


Plattengofriermaschine 

Bodonfertiger 

Betonspritzgerat 


VEB Moschinenfabrik .German^ 
Karl-Marx-Stadt 
VEB Moschinenfabrik Halle , - 


VEB Betonsteinmoschinen, Gufeeri 


Hauptvorwnltung Textilmaschinenbau 


020 415 b 
6-04 


020 415 b 
Kj 6-03 D 


020 414 b 

K 1 6-09 D 


020 410 b 
K |6— 01 D 


020 413 b 
K '6-01 


020 417 b 


020 419 b 
K &-0? 


Flachstrumpfwirkmaschine 
28 Arbeitsstellen, 60 gg, 100 Reihen/min 
Leistungssteigerung von bisher 80 Reihen ouf 100 Reihen. 

Flachstrumpfwirkmaschine 
6 Arbeitsstellen 
kundenwunsch der UdSSR 

Moschine kann ohne Demontage versandt werden. Moglichkeit, 
die Reihen auf 100/Min. und mehr zu stelgern. 

Damenstrumpfautomat v 

2-systemige Rundstrickmoschine fur nahtlose Domenstriimpfe 
Nadelzahl 352, Feinheit 32 E 
Neuentwicklung entspricht dem Weltstand 
Kurzschleifentroekner ** ' 

Hangesystem , ' 

4—6 etagig fur max. HongemoB bis 300 mm 
Schleifenregelung stufenlos 

Diese Neukonstruktion entspricht dem Weltstand 
Automctische Waschanloge 

Anlage mit mehreren gleichen Doppeltrommelwoschmaschinen 
1000 mm Durchm., 720 mm Lange, 40 kg Wdschefullung. 

Die Anlage ist vorgeschen fiir die Automotisierung groBer 
V/oschereionlagen fiir Hotels und Industriebetriobe sowie 
Gemeinschaftsanlogen in Wohnsiedlungen. 
Zick-Zack-Haushaltsnahmaschina 

Haushaltsnahmaschinc in Boukostensystem mit Zick-Zock- 
Einrichtung. 

Schnellnoher K 1 305 und 314 
Baukostonsystem mo/. Stichzahl 3000 min. 

Zu' Leistungssteigerung in der Korifcktionsindustrie. 


VEB Wascherel- u. Hutmoschinent^Bjljull 57; 
Forst • 




VEB Nahmaschinenwcrk. Altenburg 


Jull 57 

9900 

Jon. 57 

600 
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Prod.- 

Produkt. 

1 Plon-Nf. 

Kurzbozcichnung - techn. Charakteristik 

Produktions-Betriob 

Umlang 

1 




Stck./TDM 

Houptverwaltung Ausriistung fur die polygraphische Industrie 




020 521 b 

Kombinationstrockncr 

VEB Papiermaschinenwerke, 

Dez. 57 

1 Stuck 

K 7-38/6 

Anlage zur Hcrstellung von Flachschabenmittellageplatten 

Freiberg/Sa. 



020 525 b 

SchncllscJineider 

VEB Papiorvcrarbeitungsmaschinen- 

Marz 57 

2 Stuck 

K 7-01/6 

1320 mm Hydraulischc Pressung und hydraulischer Vorschub 

werk, Bautzen 



020 523 b 

Biicherprcsse 

VEB Buchblnderoimaschinenweik, 

Morz 57 

5 Stuck 

K 7-08 '6 

fur die FlicBfertigung der Buchproduktion 

Leipzig 



020 534 b 

Kanlon- und Faccttenfrasmaschinc 

VEB Optima, Leipzig 

Dez. 57 

5 Stuck 

K 7-07/6 

fur Oruckplattenbearbeitung in einer Aufspannung 



Houptverwaltung Nahrungs-, GenuQmittel- und Verpackungsmaschinen 




020 602/03 b 

Reismuhle 

VEB Maschincn- und Muhlenbau, 

Aug. 57 

110 

K 7-02 

20t/24 Std., Neuentwicklung ; bishcr muftten Exportanfragen 
abgelehnt werden. 

Wittenberg 

Anlagen 


020 62S b 

Form- und Verpackungsmaschinc fur Margarine, Typ FP III 

VEB Verpackungs- und Schokoladen- 

Aug. 57 

40 

K 6-07 

70—75 Pock/min. zu je 250 g oder 500 g 

muschinenfabrik, Dresden 

Maschin. 

020 602/03 b 

Reinigungspneumotik 

VEB Muhlenbau, Dresden 


1000 TDM 

K 6-01 

fur verschiedene Leistungen normaler Muhlenbetriebe 

20-200 t/24Std. 




K 6-01 a 

Ringtrieur ' 


Marz 57 


K 6-01 b 

Canzmetallsidster 


Nov. 57 


020 602/01 b 

Teig-, Teil- und Wirkmasdiine VATW 

VEB HABAMFA, Hallesche Backerei- 

Aug. 57 

500 

K 7-01 d/5 

Vollautomatisch, 3-reihig 

ca. 6000-8000 Widclungen pro Std. 

maschinonfabrik, Halle 

Maschin. 


020 602/01 b 

Teigwarenpresse 

VEB HABAMFA. Hallesche Bockerdi- 

Okt. 57 

50 

K 6-05 0/4 

, Automatisdi, 40 kg/h 

maschinonfabrik, Holle 


Maschin. 

020602/01 b 

Spiralkneter 

VEB HABAMFA, Hallesche Backerei- 

Nov. 57 

320 

K 7-01/b/5 

100 kg Troginhalt 

maschinenfabrik. Holle 


Maschin. 

Houptverwaltung Schiffbau 




Kundenauftrag 

• Froditschiff Typ IV 

Tragfohigkeit 10 000 tdw. Maschinenleistung 4X2400 PS- 
Oiesel, Geschwindigkeit 16.5 kn 

VEB Warnow-Werft Warnemunde 

April 57 

1 Stuck 

Kundenauftrag 

Kohlc- und Erzfrochter 1 

VEB Warnow-Werft Warnemunde 

Nov. 57 

1 Stuck 


Nutzladung 6300 t 



1760 = 


Maschinenleistung 1 X 4700 PS-Diesel 

Geschwindigkeit 14.5 kn 



3 Stuck 

Kundenauftrag 

Seefohrtgastschiff . 

300 Fahrgaste, Maschinenleistung 2 / 4000 PS-DicscI 

VEB Motthias-Thesen-Werft, Wismor 

Dez. 57 

1 Stuck 

i 

Geschwindigkeit 17,6 kn 



* 


Kundenauftrag 


Kiistenfahrgastschiif fur 300 Personen 
Maschinenleistung 2 X 260 PS-Diosel 
Geschwindigkeit 11.6 kn 


VEB Schiffswcrft ..Edgar Andre". Ok!. 57 

Magdoburg-Rothensoe 


1 StQek • 


Kontroll- 

vormerke 
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Z.icVy '!'*•- ef H Cjd 

14 --- - . 15 f$, ■ 

J n 1300 IJ 'U 

O •» 55:ni • , ' 

•' H tti'AH. •' 

023 ?23 b 
< 4->5 

rwfbb’odef u->d D>%n'?Vur 3 .NVO» U3 U SC 
M --- 100-0 PS ■ 

. • * . 375 UVniic • 

■ CO - >» rfl ", ' ! . ' :• ; ; f , 

H >» ' '3d nnr • i • . ' r . ’ 

020 311 1 
< 7-44 $ 

5khmuC£v!r3sse»puTp<i '• :•* ' ■' 

- O --- 250 » s h - 7' 

H - 40 :« : ; V • 

02C Sit f 
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H -■■- ' 25 m - . 

020 811 1 
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Oi'/p'- j . '* 
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< ’.'KbViro'j!'/ ‘ ', 


200 Stuck • 

?? ?« stikk 
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020 902 E> 
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020 202 b 
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: • Scftr.elfschaltef 1000 AJ \ IT >. ; i 

3000 uod 4000 A . „ y 
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, W«( It ,0f es<J*o und RcxMiU , 


. VES CAW ,i.W. Slatin'’ ^Uy 
SerCn-ff^ptovV 

VE8 EAW Jk^StotiA*' 

• Bej'in-Treplo^ ' 

VEB' EA'vV .i. W. $to 'in* 
derilrt-rreptOiw 

VIS Elektfpsdtqll'g^pte,' Oppod» ' 


fetor? 57 " . 


‘ ?2Q0OSlck. ' > 

' \ 

■ ’I 
- • ; 

Jon. 57' £'.5 

- \ y.' . v 

•. . UOOStdr. y' ’ 


Jimf 57/ 


4000 Stdt. 

’•/'** ' 

;Cj 

Jan. 57-','/" 


. 2000 Sick, -"v; d ; 


febe, 57 : 


> ;• 4.000 Stck. :, 



Aug. 57 


600. Stuck 


’ i 

Ok t. 57 

"il 

\ 100 TOM : 


,-VV '-f 

Okt 57 


'■- : y:*yV‘. /-* '/i ' 
, v /^ TOM'?; 

V;/? 'V-^ ' 



■ /• ‘ . 

Junt 37 
S*pt 57 



V," 
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Hauptvoifeattung Energiemosehmenbau 


c'3 545 C 


.v ;:3 f 

:st 033 f 
< i--C3 3# 


r . c-o Sc:z 53 MW E'n-Gty 

?*? o?; 1 C (Ge-erato- m.t H.-Xubiunu) 

2JjTp‘e*;o„:je» 203 t ft 

'15 eta 543 'C 

Sj:z 22- MW xona 

51 a'a, 525 • C (Go-a-rio* m t K.'-KuVurg) 
A_.:_r-:at - c-~e \c idea sot are. are: ng un-j 
C?e ’ tca-re-td des Betr'ebes 

r»p.s.e-te He z v e=-se 6— to t 5 

r vp s e-.;e X'e - a 'a XetirsUesso 
2 !-5 5 ! ft 


Houptverwoltung Elektromoichinenbou 


221 Hi b 
< 6-C> 3 

221 113 b 
X 6-05 5 

021 102 o 
X <5-27 

021 102 b 
K 6-30 


021 102 b 
V 5-5 4 


021 102 b 
X 6-44 


Stapda'd-D-e-stromxoto'e Re.ne 525-33 IW 
Fortiguirg rcch nocerr-sten techno’ogische.n Erienntnissen 

M:!te.frequer.z-Gene;otoren 8IQ0 Hz, 28,56 kW 

Zur Verwendurtg f3e Schmeiren und Horten noch modernsten 

Gesicntspunkten 

PBA 120 Automotische BuckeUchweiSpresse (120 kVA 
Eiektrodenkrcft 1200 kg) fur Automobilindustrie 
Progrommsteuerung-Einbougerate (Boukostensystem) 
o) Elektronische Anst egsteuerung, mit der der Schweiflstrom 
emer outomatischen Ponkt- bzw. NahtschweiBmaschine 
steigend oder follend geregelt werden kann. 

Regelbereich zvvischen 10-100 % des SchweiBstromes 
Regelzeit einsteflbor zwischen 5 und 10 Perioden. 
b) Efektroniseher SehweiBstrom-Stobilisotor zum Ausgleichen von 
Neuspannungsschwankongen. 

Fertigungsmusier neuer Isoliersioffe 

Isollerstoffe bis zur Isolotionsklasse F gem. VDE 0530 7 55 

iropenfeste Isoliersioffe 

Novom'komterzeugnis mit Mindesiguten gem. DIN 57 322 
40612, 40614 ' 

Bo-Bo-Bo 150 to. El 1 
Abroumlok. mit 6 350 kW-Motoren. 

Gleichstrom f Einsotz in SU und China . 



tieg’rr 

Prod -Vi 

Um'o-.j Konuo:’.- 

StU. TDM '•ermo'ke 

VLB Rcrgmoni. 6or.sig, 
Beilm-Wilht’lmsruh 

Okt 57 


VEB Boigrnonn-Borsig, 
Berlin-Wilheimsruh 

Okt. 57 


VEB Bergmonn-Bcrsig, 
Berlin-Wilheimsruh 

Juni 57 


VEB Bergmonn-Boriig, 
Berlin-Wilheimsruh 

Juni 57 


VEB Beigmonn-Borsig 
Berlin-Wilheimsruh 

VEB Gorlitzer Moschinenbau. Gorlitt 

Morz 57 

StUd 

-.omtiiehe Kesselwerke 

Morz 57 

2 Stuck 

VEB Feuerunys- und BehdlterDau, 
Kdthrn 

Juni 57 

20 Stuck 

VEB Eiektromotorenwerk Tiiurm 
i/EB Eiektromotorenwerk Wernigerode 
VEB Sochsenwerk, Niedersedlitz 

Mart 57 

40 000 St. 

VEB Sochsenwerk,. Niedersedlitz 

Jun} 57 

150 Stuck 

VEB LEW Hennigsdorf 

VEB LEW Hennigsdorf 

Sept. 57 

Mdrz 57 

naeh 

Auftrag 

ca. 800 St. 



• 

VEB LEW Hennigsdorf 

Jon. 57 

52 to. 

VEB LEW Hennigsdorf 

b. 1960 
b. 1960 

110 St. SU 

121 Stuck 


Chino 


45 - 
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| - •' !r* 

Pi ad 

nJegi'tn 

Prsdukt 

‘Jinfong 

Std. TDM 

Kortroii- 

vermerko 

i’?t ii»h 
tC 6-43 

ICM.I Kfcssbreiskonwtivw 
k. trots n SU und China. 

VFB tFW Hcnnigj-Jorl 

b. 1560 
b. I960 

160 St. SU 

256 Stuck 
Chino 


v’it 123 b 
i< 6-19 0 

SauIea«?uU3wsJu*ef R t’0, «m MVA 

Ho‘nc-4' AbseiaVeistung 'o 

VEB Trunsfotmotarenwerk 
,,Kor| Liobkneeht” 

April 57 

50 Stud 


j3! Wife 

K 6-52? 

St5tere~t”cnner R US n 

KW^okis,) dos Reem.bedoA gtotJe* <S?ktf Anlogon 

VEB Tronsformoiironvrnrk 
,,Karl liebkncdu 1 ’ 

April 57 

60 Stuck 


021 lOJb 

F 6-C4 

StoSsjJonrtutgs- u-td kurcsehVffoite Transformatorcn bis R 3Q 
■nit Kupfer- undt Aiu-riir.’umwicki.inge:' J, 

EHsidtu-ig des Sfandes dor Tcdinik 

Verbesserung der Betriebssieherheit 

VEB rainsfonnetorenwerk 
,Kor! Liobkneeht" 

3 0 

Jon. 57 

4003 Std. 


J21 103 b 

K 6-OX O 

Transfcrtnatoreri nil lexlurbfeche:; b:s R 30, 2001) kVA 

Erreichung des Stcrdes der Tochnik. 

Efspamis von Material and Energ'ev eiicston. ^ 

VEB Tronstormotorehwerfc 
,Ka rl Liobkneeht” 

a 

VEB Tronsformotoren' ti. Rontgenwerk 
Dresden o 

Sept. 57 

'03C Sick. 


031 104 \? 

K 6-1C3 rj 

Von sfe GracHGenerotoren 

ruf Emeu-gang hoher G!e!chspa:.nurtg fur die Strohienerzeugtmg 
in der Medizin und Werkrtofftedinik. > 

Sept. 57 

3 Stuck 


021 104 b 

K 6-C9 

Einkesso'-Rbntgen-G.'bbst'uktureiririchtJrjg 200 kV 

fur die Mcterio!ur.to/»uchung om Montogeort. 0 

VEB Trons?ormatoren~-tt^,R6ntgenwerk 
Dresden 

Det. 57 

5 Stuck 


021 104 b 

K 6-621 

Rontgeneinriehtung fir Grenzstrohl-Theropio 

Speziaigerbt fur das Behandein von Hauterkrankungen 

VEB Tronsformotoren' u. Rontgenwerk 
Dresden 

Dez. 57 

3 Stud 


031 112 b 

K 6-12 

Oeistromungsschoiter R 110 n 0 

Erweiterung des Typenprogramms 

VEB Eiektromaschmenbau, 

Scehsenwerk, Niedersedlrtz 

cjSepl. 57 

6 Stud 

J 

021 112b 

X 6-09 4 

Phosensditeber 

4 ... 63 MVorm 750 1500 U'min, 10,5 und 6,3 kV 

Zvvetks Verbesserung des leistungsfaktors in den Ueberlond- 
netien 

VEB Elektromaschfnonbau, 

Sdchsfinwerk. Nledersedlitz 0 

Jan. 57 

5 StOd 


021 115b 

K 6-01 

Expansionischalter R 624 

Reiho 30, 600 MVA. 1000 und 

2000 A 

Fur erhbhte Betriebssfcherheit der Energieverteilung. 

VEB Seholtgerotewerk, Muskau 

Sept. 57 

10 Stud 


021 104 b 

StoBsponnungs- und kurzschluBfeste Tronsformotoren Ober R 30 

VEB Tronsformotoren- u. Rontgenwerk 

Sept, 57 

1000 Std. 


F 6-101 

F 6-107 

K 6-6 114 

mit Kupfer- und Aluminiumwicklung. 

Erreichung des Standes der Technik, 

Verbesserung der Betrfebssicherheit. o 

Dresden 

... o • 


>7 

0. 


021 104 b 

GieSharzstrom- und Spannungswandler bis R 30 

VEB Tronsformotoren-’ u. Rbntgenwerk 

Sept 57 />• 

r 1200 Std, 


K 6-103 D 

MeBwandler mil besonders hoher elektrischer und Ihermischer 
Festigkcit bei geringem Roumbedarf. 

Dresden © 

( 



021 107 b 

K 7-0? '4 

Automotischfc galvonisehe Anlage 

15 Unterthemen 

15 VEB Golvonotechnik, Leipzig 

' . o' 

lull 57 

10 Stiid 



0 

- 4b ~ 


• 

0 
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— — 


Produkt. 

Umfon3 

Sick. TOM 


P.qn-N'. 

Kuriboxciibnurij - C'V.in '.'aI-h 

Pro<iuktion3*Be;ricb 

p rcd- 

Bcginn 

Kontroil- 

vermerke 

: Houptverwoltung Kobcl und Technische Keromik 

<72? 201 b 8e!ma:ttel:ose Kobet 

K 4-92 D <unsU*of?Vabei 3 \ 35 mm’, 

1 < 35 mm’ 

b;s 10 kV , 

Fo':ert$ch.ehtkabo! und Atumimum-Wellrohrmontel ois blei*^ 
monte':oses Kobe! NAHEY und RYBR (Pr) nach VDE 0271, 

6 und ?0 ftV NAYY8A und NYYBA 

VEB Kobelwerk, MeiBen 

Mdrz 57 

160 TOM 

-> 

321231 b 

K 6-3S 

T.openfeste Teietonschnure 

Isoiierurtj c j! PVC und PoNamid-Bosis be< 90 % ret, luftfeuehte 
und tropenheiBem Kiimo. 

Bestondigkeit gegen Stoub, Flugsond-Einflussen. Lichteinwirkunq. 
Sehimmet- und Bokto.-ienbefoi!, ohnlich DIN 47 405, 47 453, 

47 454. 

VEB teitungswerk, Ptauen 

Jon. 57 

1 co. 32 TOM 

o i> 


321203 b 

K 5—02 D 

Storkstromkobe' und Garnituren 

150-220 kV Weehseispannung 

Neue Technotogie, Neue Prufvorichritten, 

VEB Kobelwerk, Berlin-Oberspree 

Aug. 57 

20C Garnitur. 

5 km Kobe! 

500 TDM 


021 203 b 

K 6-03 

Pupinspulen verkieinerter Dimensionen 

Entsprechen den internot.'onolen Bedingunger. 

VEB Kobelwerk. Beriin-Oberspree 

Jon. 57 

200 TDM 


021 204 b 

K 6-01 

Hochhitzebestandige leitungen 

fur Be.'euchtungszweeke in Rdumen be! co, 200— 500° C 
(Kessefoniagen, Bockofen) 

VEB Kobelwerk, Kopenick 

Sept. 57 

each Bedorf 


321 206 b 

K 6-16 

Holbfeiterwiderstande 

fur Schwach- und Starkstrom ois Verzdgerungskompensation und 
MeBwiderstbnde der Reihen HLS und HIN 

VE8 Keromisehe Werke, Herrtrsdort 

Mora 57 

200 000 Stek. 


021 206 b 

K 6-18 

Ferrit-Bauelemente: 

Magnet-, Sponn- und Drehfuttef 

Magnetsehefder 

Lautsprechermognete 

VEB keromisehe Werke, Hermsdorf 

Mdrz 57 

1-390 Stck. 

300 Stck, 

240 000 Stck. 


021 206 b 

K 6-19 

Bauteite fur Chemie und alfgem. Teehnik: 
einstufige Sdurekreiselpumpen, 
selbstonsoug. Sdurekreiselpumpen 

Ruhrwerkskessel mit Umloufheizung 

Zahnrodpumpen ZP 200 

Sdiragsitzventile 

VEB Keromisehe Werke, Hermsdorf 

Juni 57 

100 Stck. 

30 Stek, 
a ■ 5 Stck. 

20 Stck. 

1 000 Stek v 


021 206 b 

V 6-24 

Verschmutzungsprobleme 

Stutier-lsolotoren mit holbleitender Glasur 

VEB Porzellonwerk, Koppelsdorf 

Mol 57 

5 000 Stck. 


021 207 b 

K 6-04 

Entstorte ZCndkerzen # 

EM 14/95, EM 18,45, EM 14 225, EM 18y22^, 

VEB Porzellonwerk, Neubau^ 

Mdr* 57 

1,2 Mill, Stck. 


021 207 b 

K 6-05 

SchweiBkobel 

Zum AnschluB von SdiutzgosschweiBgerdten mit und ohne 
veraehrborer Elektrode fiir Betriebssponnung 100 V, 300 A,_, 

VEB Kobelwerk, Vocha 

Sept. 57 

500 m 




C 
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',n "53 b 
? ■; 

621 %<Sb 
K i A m > 
m 3M t) 

K <5 
621315 b ’ 

K 1) 

,315 b 
ft ^m>a 
621 315 b 
f T7-2?9<? 

621 336 b 
K 5M?3 6 P 

621 32? b 
K ?~904'& 

021 318 b 
K ?<=S71'1 

621 335 b 
K 6=636 
021 846 b 
K 6=701 
021319 b 

k ?=eors 

031 319 b 
K ?=396 "8 


WcrtrjeKSXE3dana:bs» 

V>ct;jst':.<o: •S?s^,c=«u13t«i ©AM 6 55 

fts«*'<tt£:2s‘»Sl P8 P ?.V 

tt*)l3!'rf , ')'.{.f;cfic(2s:!W» S^f'A 335 

ZrJlsfitRdayiJbJiaa'.rr'fltftto ZFWZ ICOt « 

2r U ti rfiri csriiipctsBjRarid* ir?c> h ' ZStY/ZS ’33# ’ = 

KcgctfflrfwrtljfttisHmKtbine ZFV7KK 230 
ZvvoictdndorLangbalzhcbeSncodiiro HZ$ GOO 
Vollautemstiseho opitzenipsc Rundschidifmoschino SASLA 125 
Ai>RongOvjif)rfoseh!oifma8<blno GSA 250 
Strerffmotoltcutomot PKXSM 2 '1000 

Goivludouohmoscbino mit ootemot. Werkstoffzufuhrung GWRA 60 
SpriuguSoutooiot KuSYA 32 
V<H;uum-Pcm:masehi;ti> KuVST 


■■■ ■-- - - ■ 




• --0^ ' 

k-: HA.*..) 



$\i, iP.M 


ifcv V? 

* SHrA 

\\ 

Vi£S l.C?rg 

Fob’ SB 

5 Stuck 

V68 vtfcftfUKtscectbiiwirtfofetflt. 

Snciveid 

Feb?, SO 

5 Stuck 

S Stuck 0 

VEB ZahRSihretie.TJCSeHir.ofVebcik 

t -cb:. 39 

Medui\ f&fi-Msra-Stodt <* 

VEB ZohnsdmcidomaschinoftSabriti 
.Moduli Karl-Marx-Stadt 

Jan, SV 

5 Stuck 

VEB Zahnsebneidomaschlnonlobrik 
„Modu1°, ttarJ-Marx-Stcdt 

Mot 

10 Stuck 

VE B WcrkzQ vgmasdunerdob ri k. 

Do?. 57 

3 Stuck 

Asehcrslcbcn 



VEB Werkzougmosdrinon- und 
Vorrichtungsbau, Leipzig 

fart. SB 

, 15 Stuck 

# 4 Stdsk 

VEB Foinstmasebiitonbau, Dresdon 

April .33 

VEB Werkzcugmasdiiner.fobrik, 

, Zeulcnrodo 

Jan, SC' 

4 Stud. 

l VEB WefHzougmosehinonfobrfk, 

Bad Duben 

Sept, 37 

5 SttJek 

VEB Prossenwerk, Frettei 

Aprif 53 

16 Stbck 

VEB Pressenv-erk, Freita’ 

Do*. S3 

9 Sttt* 
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Won d«r wkhtigston Forsdtungs- und Entwidlungsaufgobon 


Oi« AnMr*offu<H»wi <*•» $<Wma»dun«nl»uM Out <fcm 
0*b *l dot Fondutebg Kttd Entwutfvng muu«n .sfc* fwten 
dor Konttrvktion hod^toduktiw EinMtaggn^ot. dateuf 
kowntrifn. nMO^ti'un d 

»***vr>v und Aut»no rirtmina >«ti kontfmhwt und- Wditnt« 

. ' ' , ' ' 1 -,V V . -Vy/’ ^ v’SSw 4 # 


d*f ProgrtMtmteuorung mit Sp*.ch*rung out Pop**!-, Z.llu 
A Jo! d' un< * Mognrtbdnd.rn ong«wondt w»-rd«n. 

P*r <“<hniich. Fortochtitt b*im automatiich«n M««t«n und 
-''■'’'I ;®*9*tn «on Bondstfirfcvn, Schlchtdick.n, i. B. on Kottwali- 
P«#*y««d. *»ptormo»thm»n. muB dutch dto Anw.n- 


ninaa. , * w C voo 5tooW4n*B»9«f&t«n g.k«nni.ichn«t Min. 

Wo raft* .rfmthofthdt. Bodoutona fab* Ote Ww, dfa« Au^i™ und d.t.n .chn.ll. BWOhrung 


’ U\ • mo * d,h,#obo * *• wf Auto; 

V>V;V ; ;cto AptotobWtoi#.. und .ponW.B~.rt>*- 

,/•$/•* tko totm***^*#**.: 
':>M? *'■' jwvdf B^Aidumgwjfen^ot., Eimichtting.n . cum 

.’V'^\: : .' ^^IntM^.Stop^W VwiMcbM'und outomafodt* toteth®.* 
y'fir.v ** Wf *»» Wtofldft *«d Z6 Mm«h voB. und ho&automcui- 

, /'.'•;, : v'V*‘ wW . poiiij* «fir . ton schntoto. N«oW . 4 


h| dto ftodukdon to mit umfangrtodttn whwn»chohlkh.n. 
todMteldwrt Aifetoten v*rt>und.n. E*' t»t dwholb notwondlg. 
doBtkhtoo EnbtocUunfli- und KonttruktiontbOfo. oui di. 

AiWton konttntrfewn. gwou* tochnltch. Zito- 
Adtttthfton owarMtm wd Mm sjtoomotUdton Kon.tnA- 
ttomablauf fatWgfa. ( 

Oi. itoch imtow nkht ufarwundw.. Vocnotolttitogung tot 
lm,B *"*' ton* «ttoW*n motoritoton Aiwtoc 

• flatter Orun^agw/tter : Sdioffuhs uon l n g * t*n * <m toft bo- 



46>i fc < : t «W 

: ;,y; : • '■ • ■ 

^ fife v • \v •'>**> f / 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 



>, 9 r, i‘;i 01 *. 
« 7. ',1 5 0 


tlaiiplverwallung Ausrustung (Or Metcllurgie und Sdiwermoschincnbcu 
Alumtmum-Fofien-Walzwerk 650 

Sarxitsv u'-'-v 

Bf)''.rfbrfi.te mm 
Bandgp5th«;fn»„j»o;t 0-H, m sec. 

Uondd.iiiu 05-0.695 mm 
Ocrze.tiye: Heek.sL,iand 
Handbreiti. 1030 mm 
Uandtjestl'windigkeit 16,6 m sec 
tiaridd.C'C b'.: 0,000 mm 


070 101 01 b 
K 7-08 6 D 


Aluminium-Folien-YVafzwerk 1000 
Ajlum. Ba.idzureyuiierung 
Bandbreiri; 1000 mm 
Bondgoschw.ndifjkeit 0 — 15 m a,. 
Bonddicke 0,05-0,005 mm 
Dcrzoitigm Hochstsland. 

Bundbreite 1000 mm 
Bandgeschwind.gkeit 16,6 m sec. 
Bonddicke bis 0.009 mm 


020 101 01 b 
K 7-02 5 D 


020101 05 b 
K 7-19 4 


Automatische Stapeivorrichtung 
fur Bfechtofcin 530 - 760 mm bis 1250,.. 2500 mm 
fur Blechdicken 0,2— 4,0 mm, Stundenleistung 8 to 
Derzeitiger Hochstsland: 

Bleditafeln 1300 > 2000 mm, Blechdicke 1,5 mm 
Elaktromagnetkupplungen 
AusfOhrung mil durchfluteten lomellen und 
Sdileifringen bzw. schleifringlos 
lypenreihe: 0.315-320 m kg 
Bauousfiihrung kleiner Lomellen ous Sinter- 
metall, dadurch hoherer Relbwert und hoheres 
ubertrogbores Drehmoment , 


02C 102 b 
K 7-01 6 


Kegel-Prallbrecher 

Vcrqrbeilurtg von weichen bis mittelhorten 
Stoffen in einem Arbeitsgang auf GrieBfeinheit 
Autgabegut; 60 mm Kantenldnge 
zu erreichende Feinheit: 2 mm Kontenlange 
Es besteht z. Zt. kein Brecher, der nach diesem 
Prinzip arbeitet. 


020 102 b 
K 7-02 5 D 


20-Rollen-Kaltwalzwerk 

Bandbreiie 250 mm 
8ondgesehwindigkeit 2,5 m sec. 
Banddicke 2-0,03 mm 
Derzeitiger Hochststond: 
Bandgeschwindigkeit 5 m- sec. , 
Banddicke bis 0.C5 mm 


vtfe RpnstvM e ’Jb-ro 

5chwermuscn’r;enD0»i 

v a rdebu'n 


VEB 5ctv,-.e Mnschmcmbcn, Dos, S» 
.Goo:g>j DimifoH'', 

Magdeburg 


It 53 


VEB Konstruktionsburo f, VEB. Schwermaschinenbou Marz 59 
Schvvermosdiinenbou ..Georgij DimitroH", 

Magdeburg Magdeburg 


IV 59 


VEB Konstruktionsburo f. VEB Konstruktions- und 
Schwermaschinenbou Montagebetrieb fur 
Magdeburg AusrUstung der Schwer- 

industrie, Entwicklungs- 
werk Iclozig 


Der 57 


VEB Konstruktionsburo f. VEB Wis’senSdiaftlich- Nov. 57 
Schwermaschinenbou technisches Birro, Berlin 
Magdeburg 


VEB Schwermaschinenbou VEB Schwermaschinenbou Dez. 57 
..Ernst Thaimann’ .Ernst Thdlmann” 

Magdeburg Magdeburg 


VEB Sdiwermoschinenbou 
.Ernst Thalmonn" 
Magdeburg 


Dez. S7 
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v i ti t f/ 

Ks!*H;J{3Cft»o!i«/crk 3,S " 

H tr./ti' 9S-33 Huso 'nr 
:>V;»/n,{c,c>r Hwhilstaud • 

Vor.rhufe b*; 10 mm 

; »t>, VC Huk* m.t. 

rv - f>. U.VJ . W U3U 

vsC «o«tHi»odtak:A 
■.John Si^eor” 

Mo-seirtift 

.u'f i? 

1 59 



lr,'. it).', I, 

V / !, If 

I idomogcloutomot 

Iriitnruj !,‘t Nurje’ mm 
■ Zt. ton «*••>! rtu:». Gotat voriiunaer. 

VEB 5dHvcrmoschinenbo.i 
.Heinrich Rou”, W-'doj 

VEB Moschmenbou jnd 
Mctoliveredelung 

Dessau 

Sept. 57 

1 EC 



•>. . VI , 1) 

V Mil t h 

.Parttollos Ocsonkschmteden sehwerer, viclhubiger 
Kutbelwjllon 0 

Vi il;cv,r'rt<i fuservurfouf, Ouniiiotserhchung. 

‘irmitimct ties Moteiioiolnsotics 
•tn Ifu'ln .’vvollon shorter GuiHe «jab es ashe: itu- 
btrbjrt.r.thinicdr^rrfahroii Internationale Po- 
tt mtiflvprnfbo Mr t.t'!io<= VetfoWn du^ch DDR 
'irtiti’mnlrlpl 

VEB Schvrermosdiinenbau 
..Hetnficb Raj", WtldOL 

VEB Schwermuichinenbou 
.iHe'tnrch Rou". Wildou 

April 57 

III 57 

< 

> 

u , i It).: It 

K m;* 

VolloitlomoliscKp Picsscnsteucrung 
/oitlittloj Sloun.pttit (nr Pressp uttd Kro-> 

VEB Schwermoschinenbou 
.Heinrich Rau", Wildou 

dte. 

Dei. 5fi 

II 57 



1 A' 104 It 
i< 7 *; <, 

Ruhicntrocknci 3600-4040 m 

Hcirllutiu'invasrervordompfung 7 ;<g m 
lrotkncr>AuDnn-Dtrchm. 5~ m 

liotStnoildngo 8 m 

Ocrroiltgor Hochststond- ' 

Mori turtle 36C0 m 5 
rioclncr-AuOotidmdim. 4,7 >n 

fiorknprldnge 8.5 m 

VEB EisengleBerei und 
•Moschinenfabrik Zemog' 
Zeitz 

VEB Eisengie3erei und 
Moschintnfabrik Zemog 
Zell* 

iurti 57 

I 59 



Wfib 

K 7.01 s r> 

Universolboggcr 0,2 m » 

■nit Modi-, TioPoffe!- und Greifereinrichtung oul 

Rauponfohrworlt 

toffollnholt 0,2-0,25 m : 

Pohtgesfhivindisjkelt 1,4 Itm <i 

Loslmomont 5,5 ml 

Ocnoitigor Hochststond: 

Eolirgeschwindigkeit 15 km h 
(bei Luftboreifung) 

Dienstgewicht 9-11 t 

VEB Schwermoschinenbou 

NOBAS-Werke 

Nordhousen 

VEB Schwermoschinenbou 
NOBAS-Werke 
Nordhousen 

Nov. 57 

1 se 

i 

j 

► 

02C 1 05 b 

K 7-07 1 

Kalistreckentrortriebsmosdiine 

Slreckendurchm. 3 m 

Vortrieb co. 21 m Tag 

3-armiger Scbneidorm 
(Vodrieb soil nodi erhoht werden) 

Derjeitiger Hochststond: 
ca. 27 m Tog 

VEB Schwermoschinenbou 

NOBAS-Werke 

Nordhousen 

VEB Bergmortn-Borstg 

Nov. 57 

11 SB 

j 

I 

| 
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f'Mtnll'/ng. j 


o?c iov b 

K 7-01 5 D 


Hydroulischo Cosier ungs-FlieOwaage 
Korngrolie 0-150 mm 
Loistung bis 40 t h 
Oorzeitiger HSchststond: 

KorngroOo 0-120 mm 
Leislung 50-110 th 


►iaupvcrwaltung Forderanlogenund Stahlbau 
(120 201/04 h Fahrbare Rotary-Anlage FRA 1300 
K 7-14 '6 D mo«. Bohrteufe 1500 m 
Bohrmasthohe 40 m 
Drehtischdurchgang 20-{-/2 “ 

Bohrspiilpumpen 7 1/4X16 " 

Antriebsleistung 360 PS. Ges. Gew. 60 t , 
Fiir Erdgas und Erdolschiirfung in Mecklenburg 
erforderlich 

Derzeitiger Welthochststand Bohrteufe 1200 m. 
ohne Hydraulikantrieb. Ges. Gew. 80 t • 

Dos Weltniveau wird 'mit unserer Entwicklung 
W- iiberfliigelt. 


020 208 b 
K 7-05/6 D 


020 201 '01 h 
K 7—11 -6 D 


VEB Moschinenfohrik 
Polysius, Dessau 


Irockengasbehalter 
Fossungsvermogen 30 000 m :1 
Nietkonstruktion 
Betriebsruck 200 mm WS 

Zur Sidierung der anfallenden Gose im Schwer- 
punkl .Sdiworze Pumpe" 

Ahnlidie Behalter werden bereits im Auslond 
hergestellf 

Dos derzeitige Weltniveau wird mit dieser Ent- 
widdung erreicht 

Turmdrehkron 40 tm 
Tragkroft 2,4-4 t > 

> Ausladung 20-10 m 
Leistungsgew. 0.6 t/tm 
. Hochste Hakenstellung 25-40 m 
Derzeitiger Hodiststand bei 40 t Drehkrdne 
Tragkroft 1.58-3,58 t 
Ausladung 25-10,1 m 
Leistungsgew. 0,55 »/tm 

Dieser Entwidrlungsstand wird mit unserer Ent- 
• widdung angestrebt 



ss ? 8 *™** 1 «“ st «****“ °' , M 

SSZ* d«. Anliefe- . * ’ ’ 

rung eines 30-to-Arihqn- - 
gefahrzeuges von Hun-} 
ger, Frankenberg sowie 
einer schlogsicheren An- 
laBeinrichtung fiir 180 PS 
IFA-Mot. 6 KDV vom Vf.B, 

Motorenwerk Johannis- "• 
thol 


Aufbau einer Entwick- VEB V, SS 
lungsstelle. rat/bo 

Einstellung weiterer Kon- 
strukteure. 

Beschaffung von 4. mm 
Blechen, 7,5 m long. 

Beschaffung einer Ab- - 
kantpresse 8 m Lange. /. 



;und Appa^’^^i 
' feburg 


Dez. 58 


1/59. 



Beschaffung der GuB- : Institut fur Fordertechni 
stucke vom VEB Elektro- Leipzig 
stahlguBwerke Leipzig.'. 

Beschaffung von Schmie- 
destiicken vom, VEB Leu--, 
nawerke .Walt. Ulbricht”;^ 

Leuna. 

Beschaffung von Motored: 

vom VEB Motorenwerk! 

Soehsenwerk Niedersed 

litz und vom VEB Elek 

tromotorenwerk Wernige^ 
rode 


■■ j 
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t'lektrogabelstablcr 1 t 
I ragkraft 1 l 

Drerradbouveise Hubhohe 3 n> 

Fohrgeschw. m. Last 8 km h 

Hubgeschw. 10 m/min. ‘ 

Eigcngew. CO. 2.2 t 

Notwendig fur die Mechanisierung des gleislg- 
scn Transportwcsens 

Ahniiche Entwicklung Mulli-Gabelstabler 1 t 

I ragkraft 

Hubhone 3,5 m 

Fohrgeschw. m. Lost 11 km/h 

Hubgeschw. 11 m/min 

Eigcngew. 2,15 t 

Mit unserer Entwicklung soli der techn. Stand 
dieses Mulli-Stoplers erreicht werden 


Vertrag ubor die Eerti* 
gung der Hub- und 
Schwenghydroulik durch 
den VEB SBG Rochlitz 
sowie fur Fertigung der 
Vollgummibercifung und 
der Gummi-Elastiklcdern 
durch den VEB Gummi- 
elostik. Gotha 


VEB Verlado- und Iran 
poitanlagen vorm. 
Bleichert, Leipzig 


0?0 213 b 
K 7-01 '6 D 


Autokran ADK 111/3 
rragkraft 1,5-3 t 
Fohrgeschw. 50 km/h 
Antrieb 52 PS Diesel 
- Kurvenradius 5,5 m 
Eigengew. co. 7000 kg 
Lelstungsgew. 2,5 t/tm 

Dient zur Mechanisierung von Transport- u. Lo- 

deorbeiten ouf den Baustellen - 

Stand der Entwicklung im Ausland bei Kronen 

gleicher GroBenordnung 

Tragkraft 2,5 t 

Antrieb 25-50 PS 

Diesel ' ° 

Fohrgeschw. 12-20 km/h 
Kurvenradius 3,25 m " 

Dienstgew. 4150 kg 
Leistungsger.". 1 t/tm 


Fertigung von hydrauli- VEB Hebezeugwerk, 
schen Drehschiebern mit Sebnitz, 
einer Leistung von ca. 

30 t/min. durch den VEB 
SBG Rnchlitz sowie Ferti- 
gung der Bereifung durch 
das Reifenwerk Fursten- 
wolde 


K 6-14 


Houptverwoltung Ausrustung fur Chemie, Bou-und HartzerkleinerungsmaschinenX 
020 301/01 b GroBsauerstoffonloge 6000 Nm 3 /h 
Diese Anlogen werden benotigt. 
o) zur Benzinsynthese °, . . 

b) zur Anreicherung des Geblosewindes bei , 

Rohelsen und Stahlgewinnung 
Mit dieser Entwicklung wird der Stand der Tech- u 
nik im WeltmoBstob erreicht 
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1 

bont 'irunji ». in ** Sl.i M 


u .tvwatflunqvUt'Mr; 

BauboUtab 

Abschl. 

Prod.* 

Begin 

I»I V)] 5 b 

V /-.f)l > 

liockenloulsouoistoflvordichter 

ts eigibt Trockengos und veihindert Korrosion 
in den Lcitungcn, Floschen usw. 

Eine Aulbewahrung in Stolf bzw. Gummibehal- 
tern ist moglich 

Mil dieser Entwicklung 
ist beabsiebtigt, oinen 
groBen Vorsprung dem 
Auslond gegeniiber zu 
erreichcn, wird aber 
durch Fchlen von Invest-** 

VEB Projektierung und 
Anlagenbati Chemie 
Dresden 

VEB Mosehinenfobrik 
Wurzen . 

Dez. 57 

1 58 


Die Entwicklungen des Auslondes bowegen sich 
oul Mitteldruck. wahrend unsere Entwicklung 
ouch den Hochdruck einbezieht (150 atu) 

tionsmittcln stark buhin- 
dert 





020 301 06 b 

V 7-03 '5 

Ultraschall-Eitraktion 

Dicnt zur Gewinnung von Olen aus Fischab- 
fallen, Olsaoten ouf kaltem Weg. um den Wert 
der Ole durch Warmeeinwirkung nicht zu beein- 
trachtigen 

Mil dieser Entwicklung soil der augenblickliche 
Stand des Auslondes erreicht werden 

Es ist notwendig. daft die 
im Ausland bestellten 
Muster schnellstens be- 
schaHt werden 

VEB Projektierung und 
Anlagenbou Chemie 
Dresden 

VEB Maschinen- und 
Apparatebau Grimma 

Dez. 57 

• ^ * 1 / 58 

020 301/02 b 

K 7-01 M 

Wasserstofl-elektrolysaure 

Zur Deckung des Bedorfs an chem. reinem Was- 
scrstoff fur die Margarineherstellung 

Storke Exportanfrogen 

Es soli versucht werden, den groBen Vorsprung 
des Weltstandes zu verringern 

Es sind ca. 16 wichtige 
Patente von Firmen zu 
umgehen, wo diese An- 
lagen bereits uber 30 
Johre gebaut werden. 
Zusommenarbeit uber 

WTZ mit den Volksdemo- 
krotien muB beschleunigt 
werden 

VEB Projektierung und 
Anlagenbou Chemie 
Dresden 

VEB Mosehinenfobrik 
Holle 

Dez. 58 

l'59 


Konticll- 

vcimciV 



020 301 /06 b 
V 6-01 


020 303.01 
K 7-01/3 


Entphenolungsanloge Erfohrungsaustausch mil VEB-KE fur kalte-, lufl- VEB Mosehinenfobrik 

Phenol ist ein wichtiger Ausgangsstoff fur die CSR . u. wafmetechn. Anlogen Halle 

Kunsthorzherstellung, das bei der Bearbeitung Dresden 

dtr Braunkohle anfallt 

Entfernung der Phenolreste aus den Abwossern 
Der Stand der Technik im WeltmoBstab wird er- 

reidit ... 


Absorptionskalteanlage (mehrstufig) 

Verwertung der Abwdrme in der GroBindustrie 
zur Erzeugung von Kalte 
Hohe Energieeinsporung 

(Einstufen-Anlage im Kunstseidenwerk Premnitz 
zur Erprobung in Betrieb) 

Der AnsdiluB an den Stand der Entwiddung im 
WeltmoBstab wird damit erreidit 


VEB-KE "fur kalte-. luft- VEB Mosehinenfobrik 
u. wdrmeteehn. Anlogen Holle A 

Dresden 


Dez. 57 
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n.'<i to ( Oi 0 

y / os •< 


fil'd Klll'O'l It 
V / 01 'f> 


0?P 101 '0.1 !■ 

K /0?"l 


0?0 304f0l h 
K 7-20 'A 


I Inchlmirign Kullavoidichlcr 

I rilwirHniig von verscluirdenon lypcnieihcn in 
whi or.iri 1 mil Inirhler Uouait 
Vniv/findiing ncni/iiiihchei Kciltcmiltel 
liMIungsitrliohuiifl dutch Slcigerung dci Dich- 
/(ililiui 

V-Anpidming dor Zylindui 

Mil diitson Mnsclilnon wild pioklisch dos ge- 
minlo K/illuproutoinm dor DDR oiloOi 
Our nouotlit Stand dm Tcchnlk wird damil et- 
mlrlil 


VC8-KE fut kcilto . lull- VEB Masehmenlobrik 

u. waimetochn. Anlagen Malle 

Dresden 


OariluschbokUmplung 

Dlam Anlafion dlanon tur BokOmplung von Go- 
Kiutcli In lltonlor. Kino, Kon/orlittlon on) Schil- 
lon n»w. 

Es wild annosltobl, mil dloior Enlwlcklung don 
Stand dor Ibchnlk dot Auslandcs >u errolchon 


Zur Diirchfuhiung dieses VEB-KE tur kdltc-, lull- 

Aultragcs mussen auch u. warmctcchn. AnlaCfcn 

die Ei/ougnlsso dcr Zu- Dresden 

liofcroiindustiic, wioVen- 

tilutoren, Eloklromolore 

und Kugellogcr bedcu- 

lond vorbcsscil wetden. 


VEB Lull- und Wcirme- 
technik, Dresden 


VollmilonialischD Bochordrohmaichino 

Enlwlcklung client mr Mochonlslorung dor loin- 

korcnnlsclion Industilo 

In- 11 , Auslandibedail llogt vor 

Diem Moschino slolll olno Nouorung dor. die ns 

end dom ilbrlgon Wollmarkl noth nlchl gibl 

Oachstoln-Aulomol 

Obnrgang von bisboilgor Hondlorligung lur 
vollautomatlschan Ferllgung alhwandfroler Be- 
londacbsloino 

Es wild angoslrobt, mil dlosor Enlwlcklung don 
Stand dor Toehnlk Im WollmaRslab lu orrolchen 


VEB-FEK liir Bau-, Kora- 
mik- und Hartzciklcino- 
fungsmasebinen, Leipzig 


Erlabiungsaustauscli mil VEB-FEK tur Bau-, Kora- 
den Volksdcmokrallen mlk- und Hortierkleino- 
muB durchgefiihrt wet- rungsmasehlnen, Lelprlg 
den. 

Bareils boontiagt 


VEB Thuringia 
Sonnebcrg 


VEB Betonsteinmoschi- 
non, Guben 


luni SB 


luni 57 


Sopt. 57 


Scpl. 57 



III 58 


111/57 


iv 58 


l'58 





Hauptvoiwollung Toxlllmaichlnanbou 
0?0 <103 b Rlngiplnnmoschlno In Schmalbouwoiso 
K 7-1 f 6 D 240 und 320 mm Hillsoniango. stondordisieilc 

Splndoltollung 

Duich dlo Schmalbouwoiso wlrd ca. Produk- 
llonslldcho In don Splnnorolbctrlobon elngcspart 


020 404 b Seldenwobituhl 

K 7-01 ‘6 D Etesclilg rwolwhiltilg 

Elnsclllg vlorsehatilg und doppdseitig vierschGt- 
ilg 

Dio Noukonslruktton dcs Scidenwebstuhles stehl 
mil Ihtof Lolslung uber dom Stand des Well- 
maOstobcs 


VEB Spinneroimoscbinen- dto. 
bou, Karl-Marx-Stadt 


VEB Websluhlbou dlo. 



Dot, 57 


Sept. 58 



11/58 


|/» , 


/ 
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020 411 b 
K 7-0? 6 0 


(120 431 b 
K* 7-63 6 D 


m 405 b 

K 7-05 •(> O 


OteilorKhiilien-Buntwobmoschino 
Uloltv/clto Itir Buntworc 150 cm 
Bit jot/l wlrd Im Woltmoflttab nur elne Einlor- 
bon* Wobmatchlno gcbaut 
Dot Zlol dor Nouontwlcklung lit. mit der Greiler- 
ichlilien-Webmotchlno mehrlorbige Slofle ru 
wcbon 

Dot orglbl gogcnlibor dem klostlsehon Sytlem 
olno wosontllcho Lolitungsitelgorung oul dem 
Goblei dor Bunlweberei 


020 406 l> 

K 7-06/6 D 


Jacguordmotdilno 

Hoch. und Tleffaeh-Jocquardmoschine 
Baukastonsyitom 

Dloto Mcitehlnon wordon in Zukunft noch dent 

Baukatlonsyitom horgestollt und elgnen tlch fur 

rcciito und llnko Wobitilhle 

Mil dlotor Komtruktlon wird die Produktion der 

Jaequardmaschlnon vorolnfoehl 

El wlrd orrolcht. dofl dio Herstcllungsrcit und 

Koston wcsontllch horabgosetit werden konnen 


020 408 b 
K 7-09 '6 D 


hadonlogonkotlenstichmaschin# 

Ncuo Tochnologlo dor Stoffhorstollung. Et erge- 
ben ileh dadurch bol dot Hcrstellung von bo- 
sllmmton Stollen hoho Einsparungon on Arbeits- 
icil gegenilber don bokannten Wcbverfahren 


Kontinue-Bloieho 

tur schonondon Bohondlung der Gewebe und 
schnellston Worondurehlout 

Bel dor bit jotit angowondtcn Kochbleiche wer- 
den (Or Kochon. Wasehen. Chloren. Abloge 
eo. 48 Stundon bcnfitigt. wobci sieh dieses Ver- 
lahrcn (Or gefdrblo Woren nidu eignet. Die 
neuc Bloieho orbeitct oul der Basis des notrium- 
cblorid • Verio hrons und ermoglieflt den Dureh- 
louf dor Ware in eo. 60 Minuten 


Biogo-clastische Spindellagerung 

DBmplung durth Polyomid. schwingungslteier 
lout bei hohen Spindeldrehiohlen 
(16-17 000 min) 

Bisher orreichbore Umdtehungsiohl 8 000 o 
Dutch die Anwendung der biege-eloslisdten la- 
yering ktinnen die Spindeldrehiohlen oul 
16-17000 min erhoht werden 


I?- 

r\ 


VEB Websiuhlbou 
Neugersdotf 


VEB Websiuhlbou 
Karl-Marx-Stadt 


VEB Tullmoschinenbou Tdto. 
Karl-Marx-Stadt 


Sept. 58' 1/59 


VEB Textilmosthinenbau dto. 
Zittau 


Nov. 58 I '59 


VEB Spindelfabrik 
^ Hartho 


Dei. 57 1/58 
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Houptxeiwoltung Aus.ustung «u» the ptf,****.^ M*-.* - 
020 506 b Ubefjiehoutomol «u. . 

Mit dicsci konsUuVtton ^ ' v v ‘" ^ 

wick lung, der bei eirei Hen?* \TO ^ 
Schochteln.h liegt. ubc»boten 
Export bedorf 


K 7-06 


02C 504 b 
K 7-11/6 


Begazemaschinen 

Leistung 12 ni pro min. 

Dient der Automatisierung der BuchproduVlien 
Stand der Technik wird durch Anbou von Mo- 
gazinonleger und mit einer Infrarottrocken- 
onlage iiberschritten 

Ahnliche Mosdiinen werden in den USA. Eng- 
land und der Schweiz hergestellt 
Steigerung des Exports noch den Voiksdemo- 
kratien wird erwartet 


020 507 b 
K 7-01/6 D 


Bougiuppe C » 

Format 92X130 cm boren Kommutator-Moto* 

Wirtschaftliehe Fertigung du > ;f h , B ° ukas ‘ e "”f r 'uk‘ ren noiwendio 
rationelle Herstellung von-V.erfarbenoffsetdruk- 

kon 


Kan 

Durdt konstruktive Neugestaltung der Farbwerke 
wird eino Quolitfitsverbesserung gegenuber dem 
internationalen Stand erreicht 


020 508 b 
K 7-01/6 0 


top,S«J«7=P. ”" di9 

Leistung 6000/h 
Baukastenweiso 

Die bisherige Einforbenmoschine erholt dutch 
dleso Konstruktion noch mehr Oberlegenheit au 
dem Weltmarkt 


020 509 b 
K 7-01 /6D 


„ Verbesserung der Ver- VEB Buchdruckmaichinen- d“>- , , v . . ^ 

Zweitouren-Schnellpresse zohnungsgenouigkeit - werk. Leipzig I'.'.S, 

70X100 cm . und der Einsatz hoch- • i«e' 

Leistung 4000 Bogen/h wertiger Stahle notwen- ~ ' ' 

Durch Einbou eines Hochleistungjforbwerkes 
wird diese Moschine gegenuber der «h*mden 
sehwedisehen Moschine techmsch ubedegen 
Erweiterung des Ezports noch kopitoL Condem 


1760 
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Duickmitomot M lli 
52 7 6 cm 
Lcistung 3500 h 

Mit dicscr Konstruktion wild einc preiswcrte 
Stoppzylinderpresse geschalfen, die oine Liicke 
im Licferpiogiomm schlieBt 
Steigerung des Exportes ist zu eiwaiten 


Entwicklung cinor Rotci- VEB Di'ucko utomatcinveik VEB Optima Fabiik 
lionsluftpumpc eiforclcr- Leipzig graphischer Maschinon 

licit Leipzig 


020 511 b 
K 7-01 >6 


Anilindiuckmaschinen mil 6 Farbwerken fur Folie 
und Zcllophan 

Aibeitsbreile 100 cm 

Arbeitsgeschw. 240 m/min 

Ourdt neuartige Bogenouslage wild ein 'Vor- 

sprung gegen Konkurrenzmaschinen erreicht 

Steigerung des Exports wahrscheinlich 


Ausieichende Zuiverlii- VEB Druckeieimaschinen- dto. 
gungstcllung von Zellglos werk Universal, Leipzig 
ist notwendig 


020 602/02 f 
V 7-11 


Hauptverwaltung Nahrungs-, OenuBmittel- und Verpackungsmaschinen 
Ralionelles Mahlverfahren 
Untersuchung des Wirkungsgrades paarweise 
aibeitender Sdialenbiirsten 
Einsatz der Ausmahlmoschine „Fanal“ in Mah- 
lungen 

Untersuchung der Prallzerkleinerung fiir Ge- 
treidevermohlung 

Untersuchung einer pneumatischen Andruckvor- 
richtung an Walzenstiihlen 
Verminderung der Passogen 
Erhohung der Vereilung 

Ziel: Wirtschaftliche Vermohlung, bessere Mehl- 
qualitdt 


VEB-KE fur Nahrungs- VEB (K) Fanal 
u. GenuBmittelmaschinen Bad Fronkenhausen 
und Anlogen, Dresden 




020 602/01 f 
K 7-02 b/6 


Scchsetagenbackofen Import eines Monsum- VEB-KE r tiir Nahrungs- VEB HABAMFA 

Ganzstahlbauweise, kohle-, gas- und olbeheizt, Ofens. u. GenuBmittelmaschinen Hallesche Backerei- 

HerdgroBe 0, 6X1,2 m Entwicklung eines Spe- und Anlogen, Dresden masehinenfabrik, Halles 


Aug. 57 


Erzeugnis entspricht dem Weltstand 


zialliifters 


020 602/01 f 
K 7-02 a/6 


Auto-Badcofen 
1.2 t/h 
48 m 5 


kohle- und gasbeheizt, Erzeugnis entspricht 
dem Weltstand 


VEB-KE fiir Nahrungs- VEB HABAMFA 
u. GenuBmittelmaschinen Hallesche Backerei- 
, und Anlagen, Dresden masehinenfabrik, Halle 


Nov. 57 


020 602/01 f 
K 7-03 e/5 


Automotenwolf mit selbsttatiger Besehidtung 
200 mm Durchm. 


Erzeugnis entspricht dem Weltstand 


VEB-KE fiir Nohrungs- VEB Fleischereimaschi- 
u. GenuBmittelmaschinen nenfobrik Soxonio, 
und Anlagen, Dresden Leipzig 


1/58 


— 59 - 
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f i(|r- 

Ift< nti 

« f;n. Uio»ol«i’r iti' 

G fjpnubCHtollung /. Sn n d 




1*- t* 

At* »i 

* .• I 


,v 02C 602 0 1 f 

K 6-03 'f 

Elcklrokutlei 

200 1 

Selbstentlodung 

Erzeugnis entspiicht deni Weltstand 


VEB-KE Kir Ncihrungs- 
u. GemiBmittelmciscliinen 
und Anlagen. Dresden 

VEB Fleischereimaschi- 
nenfabrik Saronia, 

Lei pzig 

Sept. 57 

IV 57 


020 626 b 

K 7-02/5 

Rotiersnde Tobokschneidmaschine 

1200 kg'h bei 0.6 mm Schnittbreite 

Weltstond zur Zeit ca. 900 kg'h 

Import einer Vergleichs 
maschine von Firmc 
Molins, London 

- VEB Tabnk- u. Industrie- 
j rr.oschmen, Dresden 

VEB Tabak- u. Industiic- 
niaschinen, Dresden 

Marr 59 

III 59 


020 626 b 

K 7-06/4 

Filtermundstiick-Zigarettenherstellmaschine 

1200 Zig./min 

Leistung entspridit dem Weltstand 


VEB Tabak- u. Industrie- 
maschinen. Dresden 

dto. 

Oez. 59 

II 60 


020 626 b 

K 7-04o/1 

Doppelbahnige Zigarettenpockmaschine 

220 Packungen/min. 

Leistung gleicht dem derzeltigen Weltstand 


VEB Tabak- u. Industrie- 
maschinen. Dresden 

dto. 

Aug. 57 

IV 57 

w 

C20 626 b 

K 7-04 c/1 

Zellglaseinsdilagmaschine 

180 Pockungen/min. 

Derzeitiger Weltstand 120-140 Packungen/min. 


VEB Tabak- u. Industrie- 
maschinen. Dresden 

dto. 

Juni 58 

III 58 


020 627 b 

K 7-04/5 

Milchkannenwaschmaschine 

HeiBlufltrocknung 

400 Kannen/h zu je 10-40 1 Inhalt 

Das Erzeugnis ist Exportfdhig 


VEB Kyffhauserhutle, 
Artern 

dto. 

Nov. 57 

ii se 



020 602/02 f 

K 7-04 c/6 D 

Kopf- und Schladttmaschine fiir Rotbarsch 

2600 Fische/h gleich ca. 4 t/h 

Eine Vergleichsmaschine existiert bisher noch 
nicht " 


VEB-KE fiir Nohrungs- 
u. GenuBmittelmoschinen 
und Anlagen, Dresden 

VEB Maschinen- und 
Apparotebau. Stralsund 

Dez. 58 

11 59 



020 602/02 f 

K 7-06/4 

Fisdilosdianlage 

10 t/h o 

Ziel: 25 t/h 

Vergleidisonlage existiert zur Zeit noch nicht 

° 

VEB-KE fiir Nahrungs- 
, u. GenuBmittelmoschinen 
und Anlagen, Dresden 

VEB Erfurter Malzerei- 
und Speicherbau. Erfurt 

Dez. 58 

1 '59 

• 

j 

020 625 b 

K 7-11/6 

Fisdifiletverpadtungsmaschine 

30-35 Packungen/min. 

Erstmalige Ausfuhrung 


VEB Verpackungs- und 
Schokoladenmaschinen- 
fabrik, Dresden 

dto. 

Junl 58 

IV/ 58 


020 625 b 

K 7-20/7 D 

ArbeitsstraBe fiir Abfiillung und Verpadcung von 
Rieselgiitern 

90-100 Packungen/min. 

Vergleidisanlogen existieren bisher noch nicht 


VEB Verpackungs- und 
Schokoladenmaschinen- 
fabrik, Dresden 

dto. 

Dez. 60 

II *61 


1 

} 

020 625 b 

K 7-06/5 

Verpdckungsautomat fiir Frischholtepadcungen •• 
30-40 Packungen/min. c 

Vergleichsmaschine existiert bis heute nodi nicht 


VEB Verpackungs- und 
Schokoladenmasdiinen- 
fabrik, Dresden 

- 60 - 

dto. 

Juni 58 

IV '58 
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altung Schinbou 

Klarung yon Riflursochen on Schiffskorpern und Au 
geschweiflten Bauteilen sue 

Durch diese Forschungsarbeit sol! uinc Qua- ru> 
litdtssteigerung und Giitesicherung crreicht wer- Sd 
den ad 

Aufstellung von Richtlinien der verschiedenen ^ 
RiBarten bei SchweiBkonstruktion ' 


korpein und Auswertuny der Unter- VEB Schiftswerfl 

suchungen von Witte- ..Neptun", Rostock 
I cine Qua- rungseinlliisscn auf das 

crreicht wer- SdnveiBen in Zusammen- 

arbelt mil der Schilfbau- 
erschiedenen ia^ultat. 

Weitere Untersuchungen 
an StumpfschweiBungen 
bei unterschiedlichem 
Einsponnungsgrad sind 
durchzufiihren. 

Dynamische Unter- 

suchungen an SchweiB- 
verbindungen sind vom 
HIS Halle durchzufiihren 


Kombinationsantrieb fur Rettungsboote 
Weiterentwicklung des technischen Standes zu'r 
Sicherung des menschlichen Lebens ouf See 
Angleichung on den techn. Stond in den USA 
wird dodurch erreicht 


VEB Warnow-Werft, 
Warnemiinde 


Okt. 57 IV/ 57 


Kundenauftrag Erzfrachter Typ 3 

Nutzungsladung 8000 t 

(wahlweise fur Erz- und Kohletransport) 

Lieferung an die SU 


Es sind die Erfahrungen VEB Warnow-Werft, 
aus Typ I zu verwerten. Warnemiinde 
Die Kooperotionsliefe- 
rungen sind sicherzustel- 


Bestatig. techn. IV# 57 
Proj. Jon. 57 


Kundenauftrag Trawler Typ 3 

Nutzfadung : Fischfilet 260 t 
Eis 50 t 

Fischmehl 45.5 t 
Fischol 3,1 t 
Lebertran 14 t 

Dient der Fischwirtschoft der DDR zur Erweite- 
rung des Fischeinkommens 
Schle'ppversuchswerte liegen iiber dem Durch- 
schnitt der sonst iiblichen Werte < 

Dem Weltniveau ongepoBt sind die Fischmehl- 
anloge und die Kopplung des Fahr- und Hilfs- 
'diesels (Voter- und Sohn-Anloge) 


Kooperotionslieferungen 
sind sicherzustellen 


VEB Schiffswerft 
..Neptun", Rostock 


Techn. Proj. IV'57 
. bereits bestbt. 
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f./rt /(ji f 

K V-3S 


Elcktrohydroulischer Schilfswippkron 

Irogkioft 5 t 
Ausloduny 5-15 m 
Schwenkbereich 360" 

Hubhohe 20 m u u _ 

Leistungsgruppe 3 d. h. 20 m min. max. Hubye- 
schw. bei Vollost 

Vorgesehene Verwendung out Frachtertyp 4 nnd 
Lcvante-Fraehter 

Elektrohydr. Krone sind unobhongig von der 
Bordsponnung. so daB die Stromort ernes Schif- 
les nicht mehr fur die Regelborke.t der Krone 
ausschloggebend ist 

Mil dieser Entwicklung wird der Weltstond er- 
reicht 

Verstellpropeller fur 250 PS 

Verwendung ergibt hoheren WirVungsgrod und 
bessere Manoverierfahigkeit 

Wendegetriebe bzw. umsteuerbare Motore fal- 
len dodurch fort 
Hochststond der Entwicklung: 

lm kapitolistischen Auslonde werden Verstelipro; 
peller bis zu einer Leistung von 4000 PS gebout 


Kundenauft.og Eisenbohnfohre mil « Fahrgleisen 
Nutzbore Gleisldnge 400 m 
Geschw. 18 kn/h 


020 701 f 
K 7-14 6 


Bci der Entwicklung und 
Konstruklion ist die Aus- 
touschbarkeit vielcr Bou- 
clemente und die leiclit- 
bouweisc r.u beriicksich- 
tigen 


VEB Schiffbnu-. Piojekt- 

und Konstiuktionsbilro 
Kopenick 

Aufienstelle Wornemund. 


Umfongr. Potentrecher- 
chen sind durchzufiihren,, 
urn Potentverletzungen 
zu vermeiden. 

Es ist ein Vergleichsmu- 
ster fur 650 PS Antriebs- 
leistung bestellt worden 


Sicherung der Koopero- 
tionslieferungen 


020 703 b 
K 7-02/6 


Fong- und Verorbeitungsschiff Sicherung derKoopero. 

Der Bou von Fong- und Verorbeitungsschiffen t.onsl.eferungen 
soli vor alien Dingen die Verluste be. den Fisch- 
fangen verringern und die Ouolitot der Erzeug- 
nisse der Fisehwirtschaft verbessern 
Export moglich 


VEB SchiHbou-, Projekt- 
und Konstruktionsburo 
Berlin-Kopenick 


VEB Schiffswerft 
.Neptun”, Rostock 


VEB Motthias-Thesen- 
Werft, Wismor 


dto. 


Houptverwaltung Kroft- und Arbeitsmaschinen Sicherst ellung der Ferti- VEB Clement-Gottwold- 

>20 813 b Hydroulischer Ankerspill . qungskapozitdt fur- hydr. Werke, Schwerin 

6-16 fur 28 mm Kette fiir FiuBkusten- und Hodisee- 9 9 P ^ Uiplig Werk IV. Rostock 

1957 entholten fohrt bei EinsoU m Tropen und E'smeerzonen 

n K 7-14/6) Technische Forderung nach DIN 84100/84154 ^ 

Die Anwendung hydr. Motore gibt die . M °9 1 '^; 
keit zum Einsotz gleicher Antr,ebsmas<*inen fu 
versdtiedene Dedrmosehmen und entsprrcht der 
Tendenz des Wellmorktes 

- 62 - 


dto. 


Der. 58 I 59 


luni 58 IV/58 


Techn. Proj. H/57 

bestdtigt 

Okt. 56 

Bestotig. des H/57 
Proj. Febr. 


Dez. 57 


1/58 





Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 





Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 









1 





II, b,.ficb 

Entw. 

Prod * 
n. n . nfl 



t, i a rj i t Slu.id 

VrJM.'i.l":. 1 ' | 'll 






0?C Bl 1 I 

K 7-1.1 6 D 

Kokercigosvcrdichter 

V 60 000 Nra’ h 

l‘ 25 otu 

fur Kombinat ..Schwarze rumpe" 

Erforderlich ist die Schof- 
fung eines Prufstandes 

VEB-2EK Pumpen und 
Verdichter, Halle 

VEB Pumpen- und 
Geblasewerk Leipzig 

Nov. 58 

1 59 

1 


rerngasversorgung 

Erreichter Wirkungsgrad 64 % " Weltstand 

Irnporteinsparung von co. 6 Millionen DM 







Houptverwollung Projsktierung und Anlogenbau 

020 902 b i. Germoniumgleidirichter 

r 7-01 '6 D M Als Gleichrichteielemente werden Germanium- 

W Dioden bis 50 A verwendet 

Ercielt werden kleinere Abmessungen und er- 
liohte Rglastbarkeit 

Die kostspieligen Kontaktumformer (alien fort 
■ Im westlichen Ausland werden bereits Holb- 

* leiter-Gleichrichter bis 350 A gebaut . 

Die Entwicklung von Kri- 
stallen fur 50 A muB be- 
schleunigt werden. Ein- 
schaltung der Akademie 
der Wissenschaften ist 
erforderlich 

VEB Elektro-Apparote- 
werk „J. W. Stalin" 
Berlin-Treptow 

dto. 

Okt. 58 

IV <58 

• 

020 209 b 

K 7-19 '6 D 

Sechsanodenstromrichter 

Luftgekiihlte Sechsonoden-Quecksilber-Dompf- 
gleichrichter 2400 V. 1200 A mit angebauter Vo- 
cuumpumpe 

Im westlichen Ausland werden diese GroBen be- 
reits gebaut. In der UdSSR und der CSR sind 
bereits groBere Leistungen erreicht worden 

Laufender Erfahrungs- 

austausch mit SU und 
CSR ist notwendig. 
Desgleichen sind aus- 
reichende Priifeinrich- 

tungen zu schoffen 

VEB Elektro-Apparate- 
werk ,J. W. Stalin" 
Berlin-Treptow 

dto. 

Dez. 58 

159 


Houptverwollung Energiemoschinenbau 

Kundenauftrag Dompferieuger und Turbosatz 
(Lubbenou (I) 350 t/h. 175 otu. 540"C 

100 MW Kond. 141 oto. 535” C 

Steigerung der Parameter bis zur Grenze des 
Noturumlaufes des Kesselwossers 

- 

VEB Dampferzeuger, 
Berlin 

VEB Turbinen und 
Generatoren. Berlin 

VEB Bergmann-Borsig, 
Berlin. Wilhelmsruh 

Juni 59 . 

III 59 

• 

Kundenauftrag 

Dampfeaeuger und Turbosatz 

120 t/h 115 ata. 540° C 

25 MW Ent.-Kond. 91 oto, 535” C 
Standardausfuhrung fur Heizkraftwerke 


VEB Dompferzeuger, 
Berlin 'q 

VEB Turbinen und 
Generatoren, Berlin 

VEB Bergmann-Borsig 
Berlin, Wilhelmsruh 

% 

Sept. 59 

IV/59 


Kundenauftrag 

Schiffsdampfeaeuger 

23/21 t/h 

45/48 ata. 450” C 

HeiBdampfturbine 

10500 PS. 42 ota. 445° C 


VEB Dampfkesselbou 
Hohenthurm 

VEB Turbinen und 
Generatoren, Berlin 

VEB Dampfkesselbou 
Hohenthurm 

VEB Gdrlitzer 
Maschinenbou 

Juni 58 

IV/ 59 

1 



- 

64 - 






> 
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O/l O'l ! I 
Y / J i / 
0'/\ hOt I 
K / 14 


09 1 m I 
Y, VeO!) 
1(9100 I I 
K 7=0/ 1^ 


naioou 

I V-04 15 

0.1 1 037 I 

K V°0I I) 


031 003 I 

K 7<-01 15 


031 00 J I 
K 7=03 

031 0131 
K 7-VO 

0010131 
k 7°ia 

0310371 
K 7-03 


P3iea7t 

K 7=103 90 

(40141 


03(0371 
K 7=108 6 


damptoi/ouriQi and Turbosolr 
t'/l l I., 900 /,••> 010 * 

\h(\ MV/ Y)/I.tt Wj fit'i, OH) ■ C 

Surifiownff flat IVirgrrmt'rr In', m dot Gebret 

(tot /v/(in'isdiirrhlrttif>is (On KoM'jbimen 

OdinploMonyo' und turbosol/ 

990 I h, 330 (Mo, 060' C 
9‘j MW Vorscholl. 300 cilo, 650’ C 
fiti(l(ir)iuii(i do' I’orornolor In dot Gubiot des 
IdlO't.dllHMon Dampf/ustandos 

ZfldonlOMOrting 111' Salikohlo 
133 l li, 136 ala. 333" C 

Aiifgoludono Kotiol mil Oatlurblno 40 t/h 


Schwlnglouorung fUr Oampferrougor 


Rogensiailvlultyoiwll'mer tUr Oomplenouger 

Ucbtrdrucktuiblno 0, 8-3,0 MW 

KlnMlUgtgtndiuck.Tuiblne 
bit 91 ala 

h'lelkolbtngatlutblne 1200 PS I0r Ttiebwagcn 


Oaitutblntnonlagtn 
In 3>vvolli<), 4300 PS. 4000 PS 
1300 PS und 300 PS 
DstauslUbiung von Gaslurbinen 


siO tJi'np't '/cj'p*', 

b* *. 

VEE Turbmcn und 
Gonrioloren. Berlin 

VEB Brrqmann-Borv.j 
Brriin. Wilhctmsiuli 

Sr 39 

IV 59 

VEB Dompferreuger, 
Berlin 

VEB Tuibincn und 
Gcncratorcn, Beilin 

VEB Bcigmann-Borsig 
Berlin, Wilhelmsruh 

I960 

1C6I 

VEB Dompferreuger. 
Berlin 

VEB Bcrgmonn-Borsig 
Berlin, Wilhelmsruh 

Dcr. 58 

1 59 

VEB Forschungs- und 
Vcrsudisanstolt fur 
Stromungsmasdiinen 
Dresden 

VEB Dompfkessclbau 
Drcsdcn-Ubigau 

Dor. 57 

III 38 

VEB Dompferreuger, 
Berlin 

VEB Mitteldeulscher 
Feuerungsbau 

Holrhauscn 

Dor. 57 

IV- 58 

VEB Dompferreuger, 
Berlin 

VEB Feuerungsbau 
Kdthcn 

Der. 57 

11/58 

VEB Turbincnfdbrik 
Dresden 

VEB Turbinenfobrik 
Dresden 

Nov. 59 

l'60 

VEB Turbinenfobrik 
Dresden 

VEB Turbinenfobrik 
Dresden 

Nov. 59 

1 60 

VEB Forscbungs- und 
Versudisanstolt lur 
Stromungsmasdiinen 
Dresden 

VEB Gorlitrer Mosdiinen- 
bau, Gorlitz 

Nov. 59 

1 60 

VEB Forsdiungs- und 

VEB Gorlitrer Mosdiinen- 

Sept. 58 

IV/58 

Vcrsudisanstolt fur 

bau. Gorlitz 

Nov. se 

l‘59 

Stromungsmasdiinen 


Nov. 58 

1*59 

Dresden 


Sept. 59 

IV/ 39 


I 


Sltbmungigeltiebc bit 1000 PS 


VtB Forscbungs- und VEB Peniger Mosdiinen- Nov. 58 I '59 

Vcrsuchsanstalt tor fobrik. Penig 

Stromungsmasdiinen 

Dresden 
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Otilvonisler-Vollcwlotnoi I Or Kupfcr und Nickel 
K /<=02 4 Dloru dor fcrhdhurg dor Aibciisprodukiivitat und 

dor Vorrnoldung /on Korrosionsschdden 
Dor Wolislcmd dor Toehnlk v/ird demit errcicht 

OPIU^t) Vintikolo Waisorkioltgonorotorcn von 500-2500 

K' 7-08/4 kVA 

Vorbossorung dor Enorgioversorgung. fcrportcr- 
wollorung 

Dor dor/olllgo Wollllund wird domit erreicht 

021 1121) Rotlorondo Synchron-PHosonschioboiroihe mit lull- 

K 7-00/4 und WcmorstoflUIhlung 

lolstungsboroloh 4-63 MV 
10,3 kV, N 730, 1000 und 
1300 U/min. 

Zur Vorbosicrung dor Energlevorsorgung 

Erwollorung (lo» Enporlos 

Dor dor/olllgo Woltitond wird errcicht 

Oat 1131 Elnholt»droh»trommotoronroihe von 0,25 bis 

K 7-01 '3 230 KW 

Kdllg und Schlolfringldufor 
Dio Entwlcklung toll die Elnschrdnkung der Ty- 
pon, dlo Voioinfochung dor Tuchnologie und die 
Erhfjhung dor Produktion bowirken 

031 ||4( Eloklromognotlainollon-Kupplungen Reihe von 16 

K y-08 '6 Vypon 

Bcdorl dos Waik/eugmaschinonbaues 

Exportauswoitung 

Importoiniporung 

Dor dor/olllgo Stand der Teehnik wird domit 

orroleht 

031 104 b Anwtndung rodiooktivtr Isotope 

K 7-14 ‘6 Anwondung <ur WerkstoflprOfung 

Etnjporung von Energie 
Einsporung von Importen 


VEB Golvonotcchnik 

Leipzig 


VEB Sochscnwerk, 

Niedersedlitz 

Elektromolorenwerk 


VEB Sochsenwerk 

Niedersedlitz 

Elektromolorenwerk 


VEB-WTB fur Elektro- 
maschinen. Dresden 


Verbesserung der Pruf - VEB-WTB (Or Elektro- 
moglichkeiten im WTB maschinen. Berlin 
fur Elektromoschinen. 

Berlin 

Vereinfaehung der Tech- 
nologie im TRO. Ein- 
schaltung ond. Betriebe 

VEB Transformatdren- 
und Rontgenwerk, 
Dresden 


OU. 58 IV 58 


nach 

Bcstollung 


noth 

Bestellung 


VEB WTB fur Elektro- Ende d. ges. 

maschinen, Dresden Reihe 

VEB Elektromotorenwerk 1958 
Thurm-Wernigerode 


VEB Transformatoren- 
werk „Korl Liebknecht* 
Bln.-Obersdtoneweide 


De/. 57 


Febr. 57 



11/57 


Einlge Typen 
befinden 
lich im Bou 


1/38 
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021 201 b 
F 7-03 D 


Hciuptveiwoltung Kabct und technische Keiomik 
Schiliskabcl 

Erforschung optimaler Konstruktionsprinzipien 
Studicn fur torsionsfahige Schiffskabel und 
Leiiungcn 

Angleichung on dos Sowj. Seeregister, sowie 
on die schwedischen SEW Normen 
Sicherstellung der Forderupgen des SchiHsbaues 
sowie Sicherstellung des Exports 

Tragcrfrequenzkabel 

Hochstnusnutzung des leitermateriols 
Uebertragung vieler Ferngesprdche uber ein 
Aderpoar 

Erforschung der Kopplungsdefekte und" Moglich- 
keit der Kopplungsverteilung 
Verbesserung der Qualitat und Sicherung der 
Exportmoglichkeiten 


0?1 203 b 
F 7-01 D 


021 206 b 
V 7-06 D 


021 206 b 
V 7-07 D 


021 206 b 
V 7-08 D 


021 206 b 
V 7-12 D 


Errichtung cines Rriif- 
feldes und Borderpro- 
bung in auBcr'europdi- 
schen Gewdssern 


ZEA des VEB Kabelwerk 
Vacha 


laufend 
ab 1/58 


Einfiihrung geringer licht- 
echter Farbstoffe so- 
wie Neopren-Polydthe- 
len, Silikum, Kautschuk 
usw. sowie hochwertiger 
Stabilisatoren. 

Aufnahme d. Produktion 
dieser Rohstoffe in der 
chem. Industrie der DDR, 
beginnend 1957 


BEST VEB Kabelwerk 
Oberspree 


Fcrrittechnologie 

Beriicksichtigung des Kornaufbaues der Werk- 
stoffe b. d. Ferrit-Technologie 
Ausweitung der Anwendungsgebiete von Mag- 
netofonkopfen, Dosenkernen usw. 
QuolitdtsmaBig der Weltstand erreicht 
Ferritkern-Versuchsanlage 
GroBversuchsonlagen zur Fertigung von Dosen- 
und Nopfkernen aus Manifer 
Verwendung von Fernmeldegeraten sowie in 
Tragerfrequenzonlagen 

Oualitdtssteigerung bei gleichzeitiger Volumen- 
verringerung 

OuolitatsmdBig den Weltstond erreicht ^ . 
Neue Ferrit-Werkstoffe 
Ferrit-WerEstoffe mit: 

a) optimalen Guteeigenschaften i. UKW-Gebiet 

b) rechteckformiger Hystereseschleife 

c) einer Anfangspermeabilitot von u/o == 2000 
. d) Hartmagnetischer BariumwerkstoH 


Einsatz von GrundstoHen 
von groOter Reinheit 
Einsatz von Schwingmuh- 
len 


ZEA-VEB Keramische 
Werke, Hermsdorf 


. ZEA-VE8 Keramische 
Werke, Hermsdorf 


Sept. 57 


Beauftragung der chem. 
Industrie m. der Entwick- 
lung d. chem. Ausgangs- 
rohstoffe 0 mit hochster 
Reinheit 

Beginnend 1957 


ZEA-VEB Keramische 
Werke, Hermsdorf 


Halbleiter Werkstoffe Entwicklung von MaBen 

Halbleiter auf keromischer Grundlage, insbes. fur Spannungsabhdngige 
ouf Oxyd. und SiC-Bosis Widerstfinde 

Starke Anwendung der Holbleitertechnik, insbes. 

Einsotz d. spannungsobhangigen Widerstande in 
der Nachriditentechnik 


ZEA-VEB Keramische 
Werke. Herms'dorf 


Juni 60 


laufend 


- 68 - 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 




0?1 201 !) UHF-P.azisionskabcl Besdiaffung von Modi- 2EA-VEB Kabclwerk j un j 59 loufond 

K /-06 D Vorwendung liir Kiditfunk, Rodin - u. MeOtechnik druck-Polydtliylen und Vciclia ab I '59 

rnodcinstcr Ail modernster Spritzmaschi- 

Typcnrcilion (Riclilwcitc) 3.2/10, 7,5 24. 12,5/40 110,1 
Wolligkcit boi 3000 MHZ untcr 1.1 
Sichcrung des Schiffs- und Luftverkehrs sowie 
Aufbou cincs hochqualitativen Richtfunknetzes 
liir kommerzielle Dezimeteitechnik und Radar- 
tcchnik 


Hauptvcrwaltung Werkzeugmoschinenbau 
C21 314 b Baukastsnelemente fur TaktstraBen 

K 7_ 31b 4 D Spanneinheiten, Transporteinheiten 
Unterbaueinheiten 


VEB Werkzeugmaschinen- dlo. 
fabrik Vogtland, Plauen 


021 306 b Einstander-Karusselldrehmaschine DKES 1250 
K 7— 035‘4O Drehzohl 4,5— 140 .U/min. bzw. 9—280 U/min. 

Vollelektr. Schaltung 

Schnittgoschwindigkeit max. 1000 m/min. 
Antriebsleistung 20-38 kW, 16-stufiges last- 
schaltgetriebe, stufenloser Vorschubantrieb, 
wahlweise Programmsteuerung, eleklr. • Kopier- 
cinrichtung 

Die Masdiine entspricht dem Weltstand 
Derzeitige Bestentwicklung 16-stufiger Planschei- 
benantrieb, stufenloser Vorschub, Kopierein- 
richtung 

021 306 b Zahnflankenschleifinaschine DSWZ 250 
K 7-235 5 D Arbeilsbereich 250 mm, Modul 1-10 
CroBte Rodbreite 160 mm 


VEB GroBdrehmaschinen- dto. 
bau „7. Oktober", Berlin 


VEB GroBdrchmaschinen- dto. 
bau „7. Oktober", Berlin 


021 308 b 
K 7-056 '5 


Vierspindelstangenaulomat DAM 4/40 
Drehzahlbcreich 160-2000 U/min. 
mox. Drehlange 160 mm, Antriebsleistung II kW 
Weltstand: Es herrschen mech. gesleuerte Kur- 
venoutomaten vor 

In steigendem MoBe Uebergang zu 6- und 8- 
Spindelautomaten 

Uebergang von der kurvengesteuerten Masdiine 
zur kurvenlosen 


Curdifuluung von Ver- 
sudien, durch elektr.- 
hydr. Steuerung Automa- 
ton kurvenlos zu gestal- 
ten. Es ist zu iiberprufen, 
inwieweit die Entwick- 
lung von 6- und 8-Spin- 
delautomaten zweckma- 
.Biger ist 


VEB WTB fur Werkzeug- dto. 
mosehinen, Leipzig 




‘ * K.fr ’ 

/V. ’ ' ’ ' ~ 

-69-V„ 


Marz 58 11/58 


Sept. 58 IV/ 58 


t 


Dei. 59 1/60 
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3?/b 

K /~';04 ■> 


021 337 b 
K 7-60S'5 D 


021 336 b 
K 7-522/4 O 


021 349 b 
K 7-1 105 ‘4 D 


Volluutomalischc spilzenlosc Rundschloilmaschino 
SASAL 125 

GroBtcr Werksluck-D.nchm. 125 mm 
'Jmfanggeschw. d. Scheifschcibc bei 500 mm 
Durchm. 35 m sec. 

Antricbslcistung 22 kW 

Wellstond: Bedienung zentral. Hydr. Einstcch- 
autom., Werkstuckmogazin vollautomot. 
Ccschlcsscnc Bauweise. 

DDR-Entwicklung: 

Bedienung zentrol. Volloutomatisieit mil elektro- 
hydr. Zufuhrung, elektro-hydr. Einstechbevvegung 
und automatischer MeBeinrlchtung 
Geschlossene Bauweise 

Mit dieser Entwicklung wird der Weltstand er- 
reicht 

Hydr. FlieBpiesse FXF 2000 
Arbeitsdruck 2000 t. PreBstempelhub 1450 mm 
Betriebsdruck 100 atii. PreBgeschw. 300 mm/sec. 
Antriebsleistung 900 kW 
Fuhrungsbahnschleifmaschine, Portolousfiihrunq 
SFXFB 1250 P 

Schleifbreite 1250 mm.-SdileifhoHe 1000 mm 
Schleifldnge 6000 mm 

Hochfrequenz-Uniyersol-Hdrtemosdiine IHU 


021 349 b 
K 7-1119/5 D 
021 301 h 
K 7-756 D 


021 313 b 
K 7-616-6 D 


El.-eros. Bohrmaschine 
Feinsdimiedemosdiine 100 t 

Schmiedekraft 100 t, Anz. d. Schmiedepleuel 3 
Schlogzahl 1500/min., max. Werkstuckldnge 
1000 mm 

Mit den obigen Abmessungen wird der Welt- 
stand orreicht 

Bolzenquerforderpresse PKXBO 10 

Moschine dient zur spanlosen Verformung von 
Bolzen. Bei einer Bolzenstdrke M 8 bis M 10 
und einer Bolzenlange von 10 bis 100 mm wird 
eine Leistung von 70 Stuck-min. -- rd. 33 000 
Stuck pro Arbeitsschicht (8 Std.) erreicht. 
Aehnlicfie westliche Fabrikate hoben eine Lei- 
stung bei M 6 von 40 000 Stiick/Schicht und bei 
M 16 von 25 000 Studc/Sdiidit 


021 358 b Hydr. und pneumatische Spannaggregate 

Futter mit DurdilaB fur Orehmoschinen mit 
outomatisebem Werkstiickvorschub 


VEB Werk/ougmoschinen- dlo. Dez. 57 I 58 

und Vorrichtungsbau 
Leipzig 


VEB Blech bearbeitungs- dto. Dez. 57 1/58 

moschinenwerk, Aue 


VEB Werkzeugmaschinen- dto. Dez. 57 1/58 

fabrik, Aschersleben 


VEB Werkzeugmaschinen- dto. 
fabrik Herm. Schlimme 

Dez. 58 

1/59 

Berlin 

dto. dto. 

Dez. 57 

1/58 

Institut fur Werkzeug- 
maschinen, 

Dez. 58 

1/59 

Karl-Marx-Stadt 
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i ; liiKpiil'-ft-i I* ktro Mriynclkinijiiunij .. tl l 1 ' [>i 

mil Poliudv/iikimg 

mi Imini'j m.'l Auf-.l' ll.ifi'i mu Kcnn/fil.lcn unit 

Unlr.ilnynft In i lypeiucihr 11 

/nl: Die Antncbsteehnik aul dcm Gebiete tint 

til ktioinaynotkuppliingen Bicinsen waiter zu 

mtwickcln 

I 7-25 Mclhodcn zur Kapazitiitsbcrechnung HS-Magdebuig 

Sleigerung der Aibeitsproduktivitrit und rotio- 
nelle Gestaltung des Produktionsprozesses, Ein- 
sparung von Investilionen, sinnvolle Kooperie- 
rung zwischen den Betrieben 

P 7-35 Kugolmiihle HS-Magdeburg 

Es sollen Aussagen iiber die Bewegung der 
Kugeln und deb Mahlgutes in einer Kugelmiihle 
geinachl weiden, die bekannten Nciherungsfor- 
ineln bolten weitestgehend durch die wiiklichen 
Bahngleichungen ersetzt werden. 

Weilerentwicklung des technischen Standes und 
Verbesserung in Produktion befindlicher Appa- 
rate. 


IV 


IV 58 


AuT der Grundlage der Bekanntmachung des Beschlusses 
iiber MaBnohmen zur Forderung des wissenschaftlich-tech- 
nischen Fortschritts in der Deutschen Oemokratischen Repu- 
blik vom 21. Juli 1955 orientiert sich das Ministerium fur 
Schwermaschinenbou bei der Losung seiner Aufgaben ouf 
die aktive Mitarbeit der Wissenschafller an Akademien, 
Universilalen und Hochschulen. An der Technischen Hoch- 
schule Dresden wird eine groBe Anzahl technisch-wissen- 


schaftlicher Probleme bearbeitet, deren Losung zur Entwidc- 
lung des Schwermoschinenbaus in besonderem MaBe bei- 
tragt. Ungeachtet der bestehenden vollen Verantwortlichkeit 
des Staatssekretariats fiir Hoch’schulwesen fur die Aufgoben 
auf dem Gebiet der Forschung und Technik der Technischen 
Hochschule Dresden iverden deren fiir den Schwermaschi- 
nenbau wichtigste Aufgaben fiir das Jahr 1957 bekannt- 
gegeben. 
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IBP 


Dampfkcs 


'mrnmrnm 




M. ttv.mji-n I V. 


-■ /-Cl (. 

i;)fk(‘ust*lunlt*rsuchu;ujei 


I a. Audi. IJi . /— 0 1 0 

Layer- imd Schrnrorunysforbchung 


Wormcteclinik und Verfahrenstechnik: 
I o,-Auili. I\lr. 2557617-08 D 
Biogas 


f o.-Aultr. Nr. ?55713h'7-02/6 
Gelriebekinematik 

Foidertechnik: 


Verbiennungsmotoren und Kraftfahrzeuge 
Fo.-Auftr. Nr. 255745h, F7-01 
Kurzhubspijlung 
Fo.-Auftr. Nr. 255745h F7-02 
Olto-Auflodung 
Fo.-Auftr. Nr. 255745ft, F7-03 
Gerauscharmer Dieselbetrieb 
Fo.-Auftr. Nr. 255745h, F7-04 
Steuerkolbenmotor 

Verbrennungsturbinen : 

Fo.-Auftr. Nr. 255706K, F7-01 
Verdichter und Verbrennung 

Kolben-Pumpen und -Verdichter: 

Fo.-Auftr. Nr. 255766h/7-01/6 
Schnellaufende Kolbenpumpe 
Fo.-Auftr. Nr. 255766h/ 7-02, 6 
Hochdruckverdichter 


lo.-Auftr. Nr. 255744ft/ 7-02 
Pneumatische Forderung 

Weikzeugmaschinen: 

FDo.-Auftr. Nr. 255750b/ 7-02 

Untersuchungen uber das stotische und dynamische Ver- 
halten on Quertragern von Portalmaschinen (Karussel- 
Drehmaschinen, Zweistander-Hobelmaschinen und Lang- 
fiasmaschinen). 

Fo.-Auftr. Nr. 255750h/7-03 

Untersuchung der Arbeitsgenauigkeit fiydraul. Feinvor- 
schubeinhaltung 

Fo.-Auftr. Nr. 255750/7-04 

Entwicklung eines BohrmeBtisches und Untersuchung des- 
selben 

Stromungslehre: 

Po.-Auflr. Nr. 255749h/7-05 
Wasserturbinenuntersuchungen am Priifstond 


Fo.-Auf.r. Nr. 255766h/7-03, 6 

Dompfmotor-Untersuchung der Wirtschoftlichkeit hoherer 

Dampftemperaturen 

Fo.-Auftr. Nr. 255766h/7-04. 6 

Rototionsverdichter 

Fo.-Auftr. Nr. 255766h/7-05,'6 

Niederdruck-KolEen verdichter 


Dampf- und Gasturbinen: 

Fo.-Auftr. Nr. 255703b / 7-02 0 

Untersuchungen von Dampfturbinen-Stopfbuchsen-Bauor- 
ten auf dem Stopfbuchs-Prufstond _ 

Fo.-Auftr. Nr. 255703h/7-03D , 

Bau- und Inbelriebnahme eines unlverseliert Oampftur- 
binen-Schaufelprufstandes , 


- 76 - 
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1 . 


Dio wichlici'-fon Aufnob^n dos Plcmr 


Stondardisiorung 


Konkurnm • mil ilircr zeisplitimUm P’oduktion gcscl/t bind, 
/ii durchb'echen und durch plamndliije Standaidtsierung 
die Tesllcgung icclitsverbindlicher Standards fur die sozia- 
listischo Produktion durchzusetzen. 

Zur Durchfiihrung des Planes der Standardisierung ist er- 
fordtrlich, daB die Hauptverwaltungen 


B< Oiitiiauien nine opeialive AnJeitung urlx-n, 
b) Sclnveipunkte uber die zu standardisierenden Kompltxe 
bilden und damit die Voraussetzung fur die Speziali- 
sierung der Betriebe und die OroBserienproduktion ty- 
pisierter Erzeugnisse, Baugruppen und Einzelleile schaf- 
fen. 


t Stan 


t 5 ■ •-* U;*»r die D-j'diO • - . 

von f'-e-nuf-aben -lO/ne d>e 

dards in die Produktion organisieren, 
d) den Zentralstellen in ihrem fndustriezweig Direktiven ge- 
ben, die die Perspektiven der Mechanisierungs- und 
Automatisierungsvorhaben oufzeigen, um doraus die 
Slandardisierungsaufgoben abzuleiten. 


Plcinaufgabe 

Nr. 


Thema 


HV Ausriistung fiir Metallurgie und Schwermaschinenbau 
2 C 4 


2 C 7 


2 C 8 


2 C 12 


2 C 13 


HV FSrderanlagen und Stahlbau 
2 C 18 Hebezeuge 

Unlerflaschen 32-250 t 
2 C 19 Hebezeuge 

Seilrollen gegossen, geschweiBt m. Gleitlagerung 

b) Seilrollen gegossen, geschweiBt m. Walzlogerung 

c) Seilrollen, Sonderausfiihrung f. Orehwippkran mit den 
dozugehorigen Seilschlossern 

HV Ausriistung fQr Chemie, Bau- und Hartzerkleinerungsmaschinen 


2 C 35 

Technische Lieferbedingungen fur Luftzerlegungsanlogen 

2 C 39 

SchnellbauaufzQge - 

2 C 40 

Begriffsbestimmungen fur Kaltemoschinen 

2 O 41 

Belonmischer . 

2 0 45 

Luftzerlegungsanlogen 

2 D 58 

Maschinenonlagen fur die Zuckerindustrie 


Art des 
Standards 


Durchfiihrende Stelle 


Termin 

(Monat, Johr) 


loleronzen fiir Stirnrodverzahnungen fur nicht schaltbare 
Getriebe 

1-stufige Stirnrod-Krangetriebe mit groRem Achsobstand 
urid Zwischenrod mit Wdlzlagerung 

Vertikale Flonsch-Getriebe 

vertikale Flansch-Getriebe zentrischer Bouart mit 
Walzlogerung 

Braunkohlen-Brikett-Strangpresse * 

(Zweigelenkpressen und Schubkurbelpressen) 
Braunkohlen-Dampfrohrentrockner 


Technische Liefer-; 
bedingungen ! / 
Typenreihe - 
Grundnorm 

Typenreihe 

Typenreihe 

Typenreihe ■ ji 

- 78 - 


VEB Projektierung und Anlagenbau Mar* 1959 

Chemie ZEK 1, Dresden - -> A 

,VEB FEK Leipzig Mali 958'. 

- VEB KE fur Irdlte-, luft- und wfirme'-. J - - Juli 1953 
1- technische Antagen Dresden , ; ' - 

VEB FEK Leipzig ■ Ju'll 1957 ; 

VEB Projektierung und Anlagenbau ‘ <v Oktober 1957 
Chemie, Dresden , . ... , " - '-M'T*. 

‘ r •} V • 

VEB Zuckerfabrikeh-Export Halle i. • - Februor 1953 - 


. V y!i' 


Kontroll- 

vermerk 


Auswahlreihe 

Konstruktionsbiiro Schwermaschinen- 
bau KA Coswig 

Dezember 1958 


Typenreihe 

VEB Getriebewerke Bohlitz- 
Ehrenberg, Abt. TKE 

Dezember 1957 


Typenreihe 

VEB Getriebewerke Bohlitz- 
Ehrenberg, Abt. TKE 

Oktober 1958 


Typenreihe 

VEB EisengieBerei und Maschinen- 
fabrik „Zemag“ Zeitz 

Dezember 1957 


Typenreihe 

VEB EisengieBerei und Maschinen- 
fabrik ..Zemag* Zeitz 

Dezember 1957 


Typenreihe 

VEB Kranbau Eberswalde 

November 1957 


Typenreihen 

VEB Kranbau Eberswalde 

November 1957 * 
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.ti’iml'iabe 

Nr. 




HV Icxtilmaschinenbau 
2 G 70 Spinnereimaschinen fur 

ci) Spinnspulinaschinen 

(fur synthetische Chemiefaserung) 

b) Deckelkarde 

c) Flyer 

d) Ringspinnmaschirien 

e) Walzenkrempeln 

f) Schlagmaschinen 

g) Spindeln 

2 D 71 Wirkmaschinen fur 

o) Flachkulierwirkmaschinen 
b) Flochkettenwirkmaschinen 

2 D 72 Haushaltnahmaschinen 


2 D 75 Webereimaschinen fur 

a) Zettelmaschinen 

b) Schaft- und Jacquardmaschinen 

2 D 76 Wirk- u. Strickmaschinen fur 

a) Rundwirkmaschinen 

b) Rundstrickmoschinen 

HV Ausrustung fur die polygraphische Industrie 

2 D 79 Federgreifer 


2 D 80 Schneidemaschinen 

o) Einseitenschneidemaschinen 
b) Schnelldreischneider 
2 D 81 Fo(*- und Heflmaschinen 

a} Falzmaschinen 

b) Faizeinbrennmaschinen 

c) Foden-Buchheftmaschinen ' 


HV Nahrungs-, GenuBmittel- und Verpockungsmasehinen 


2 C 54 Flaschenfullmaschinen 

* * fur die Getrankeindustrie.' 

2 C 55 ■ Flaschenreinigungsmaschinen 

’ fur die Getrfinkeindustrie 




Technische Liefer- a-f) VLB Spinnereimaschinenbau Juli 1957 

bcdingungen Karl-Marx-Stadt 

g) VEB Spindelfabrik Hartha Mai 1957 


Technische Liefer- a) VEB Wirkmaschinenbau Juli 1957 

bcdingungen Karl-Marx-Stadt 

b) VEB Wirkmaschinenbau 
Limbach 

Technische Liefer- VEB Nahmaschinenwerk Wittenberge Juni 1957 

bcdingungen 

Technische Liefer- a) VEB Schar- und Spulmaschinenbau Juni 1957 

bcdingungen Burgstadt 

b) VEB Webstuhlbau Karl-Marx-Stadt 

Technische Liefer- VEB Rund- und Ftachstrickmaschinen Juli 1957 

bedingungen Korl-Marx-Stadt * 


MaBnorm VEB Planeta Druckmasdiinenwerk November 1957 

' * Radebeul 2 

Technische Liefer.* VEB Papierverarbeitungsmaschinen- Juli 1957 

bedingungen ’ werk Perfecta, Bautzen 

Technische Liefer* VEB Falz- und Heftmoschinenwerk ' Jell 1957 

bedingungen • Leipzig 


Technische Liefer- 
bedir.gungeri 

Technische Liefer* 
bedingungen 


VEB Maschinen* und Apparatebau 
Magdeburg 

VEB Maschinen* und Apparatebau 
Magdeburg 


Dezember 1957 
Dezember 1957 
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SSHS! 



HV Schiffbau 

2 C 56 Follieeps aus Hoi?, Stahl und Leichtinetall 

a) Belastbarkeit 

b) Haupt- und AnschluBmaBe 

c) Techn. Forderungen 

C 58 GroBe und Ausgestaltung der sanitdren und hygienischen 

Raume auf Seeschiffen 

1. Kabinen fur Fahrgaste und Mannschaflen 

2. Wirtschaftsraume 

3. Bader, Duschen und Waschraume 

4. WC-Raume 

C 59 Lodebaume 


Techuische Liefer - 
bcdingungen 


1. Typennormen 

2. Baugrundsdtze 


a) l'ypenrelhe 

b) MaBnorm 

c) Techn. Liefer- 
bedingungen 


h'V Kraft- und Arbeitsmaschinen 

C 72 Kolbenpumpen Typenreihen 

a) Bauarten 

b) Leistungs- 
bereiche 

C 73 Zahnradpumpen Prtif- u. Abnohme- 

vorschriften 

2 D 118 Kreiselgeblase und Liifter Technische Liefer- 

bedingungen 


VLB Matthias-Thesen- Werft Wismai 


VEB Matthias-Thesen-Werft Wismo: 




Dezember 1957 . 


VEB Warnowwerft Warnemunde 


Dezember 1957 


VEB ZEK Pumpen und Verdichter Marz 1958 

Halle. Saole, KEB Halle 


VEB ZEK Pumpen und Verdichter November 1957 

HalleySoale, KEB Halle 

VEB ZEK Pumpen und Verdichter Juli 1957 

Halle, Seale, KEB Halle 


HV Projektierung und Anlagenbau 

A 1 Luftschiitze bis 600 A 1. Typenreihen 

2- u. 3-polig f. starke, sch. u. elektr. Beanspruchung 2. Techn. Liefer- 

bedingungen 

3. Anwendungs- 
richtlinien 

2 C 91 Hubmognete, Gleich- u. Wechselstrom 1. Typenreihen 

2. Techn. Liefer- 
bedingungen 

3. Anwendungs- 
richtlinien 


VEB Elektroapparotewerk „J. W. Stalin" Mdr? 1957 
Berlin-Treptow 


VEB Elektioschaltgerote Dresden Oktober 1957 
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HV Energiemaschinenbou 




2 C 92 

Rost- und Staubfeuerung fur Dampfcrzeugei 

1. l echn. Liefer - 
bedingungcn 

2. Montage- 
vorschriften 

V L li L/ampfeizeuyer, Berlin 

VEB Mittcldeutscher Feuerungsbau, 
Hof/hausen 

S< pt'.mb,- 105.’ 

2 C 95 

1. Dampferzeuger v. 0, 1-0.8 t h 

2. Dampferzeuger v. 1-6,5 t/ h 

3. Heizkessel bis 16 t, h 

4. Schiffshilfskessel v. 0,1-4 t h 
fur Ol und Abgas 

5. Schiffswarmwasserkessel v. 50 000 
bis 200 000 Kcalh 

6. Schiffsabgaskessel b. 0,4 t, h 

Typenreihen 

VEB Dampferzeuger. Berlin 

1. bis 3. 
Dezember 1957 

4. bis 6. 

. full 1958 

2 C 98 

Klimafestigkeit von Turboaggregaten 

Techn. Liefer- 
bedingungen 

VEB Turbinen und Generotoren, 
Berlin-Wilhelmsruh 

Dezember 1957 

2 C 104 

Klimafestigkeit von Dampferzeugern 

Techn. Liefer- 
bedingungen 

VEB Dampferzeuger, Berlin 

Dezember 1957 

2 C 105 Wellen und taufer fur Turbinen 

HV Etcktromaschinenbau 

1. Techn. Liefer- 
bedingungen 

2. Priifvorschriften 

VEB Turbinen und Generotoren, 
Berlin-Wilhelmsruh 

Oktober 1957 

2 C 116 

StoBgeneratoren fiir SchweiBmaschinen 

1. Typenreihe 

2. MoBnorm 

3. Techn. Liefer- 
bedingungen 

VEB Transformotorenwerk 
„Karl Liebknecht", 

. Bln.-Oberschoneweide 

November 1957 

2 C 117 

Eingehause-Motorgenerotoren 

Techn. Liefer- 
bedingungen 

FIMAG Finsterwalder Moschinen 

G. m. b. H. in Verwaltung, 
Finsterwalde N.-L. 

November 1957 

2 C 118 

Konstontspannungsgeneratoren 

Techn. Liefer- 

FIMAG Finsterwalder Maschinen 

November 1957 



bedingungen 

G. m. b. H. in Verwaltung, 
Finstcrwalde N.-L. 


2 C 119 

Freilufltrenner b. 30 kV 

, : : 1. Typenreihe 

2. MoBnorm > 

VEB Schaltgeratewerk Werder, 
Werder/Havel 

November 1957 

2 C 122 

Spannschienen fur elektrische Maschinen 

. MoBnorm 

VEB Eteklromotorenwerk Dessau 

November 1957 

2 D 200 

Drucklufterzeugungscnlagen 
fur Hochspannungsschaltanlagen 

Typenreihen 

- 81 - 

VEB Transformotorenwerk 
„Korl Liebknecht", 
Blm-Oberschbneweide 

Juli 1957 
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1 


HV Kabul und tcchnischc Keiamik 

? C 1"! VoIlKt-v nleilui'<jVilotn*f 

bis ?0 kV 

2 C 134 Signal- u. MeBkabei in Fernmeldeanlagen 

2 D 266 Keramische Radiatoren 


HV Werkzeugmaschinenbau 
2 C 150 „R“ Streckmetallpressen 

2 C 151 Kaltformmaschinen - 

1. Kurbelbolzen-Backenpressen 

2. Kurbelbolzen-Matrizenpresse 

3. Kurbelbolzenpressen, kombiniert 

4. Kurbelbolzen-Formpressen 

5. Kurbe!-M jtteipressen 

2 C 167 Hondkurbetn 


2 D 237 Emballagenmaschinen 

2 D 245 Werkzeugmaschinen-Kurzbezeichnung 

2 D 246 „R" Abnohmebedingungen fur Werkzeugmoschinen 


1. MaBnoimen 

?.. Priifvoischriften 

3. lechn. Liefer- 
bedingungen 

VI H Kcrnmiscln- Werke Hermsdorf 

Dr /ember 1357 

Piiifvorschriften 

VEB Kcrbelv/erk Oberspree 

November 1957 

1. Typenreihen 

2. Mafinormen 

3. Einbau- 
vorschriften 

4. Transport- 
vorschriften 

VEB Vereinigte Porzellanwerke 
Koppelsdorf 

Juli 1957 

Typenreihe 

VEB Wema Werkzeugmaschinenfabrik 
Zeulenroda 

April 1958 

Typenreihen 

VEB Kaltverformungsmosch'nenwerk 
Karl-Marx-Stadt 

Marz 1958 

1. GroBenreihe 

2. Abmessungen 

3. techn. Forde- 
rungen 

Institut fur Werkzeugmaschinen 
Karl-Marx-Stadt 

. April 1958 

Typenreihen 

VEB Blechbearbeitungsmaschinenwerk 
Aue 

Mai 1957 

Grundnorm 

Institut fur Werkzeugmaschinen 
Karl-Marx-Stadt 

August 1957 

Priifvorschriften 

Institut fur Werkzeugmaschinen 
Karl-Marx-Stadt 

Februar 1958 
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I Inn rfr-i 111 if islr-n lnvoctitir »n c ,ot looiton 



tndiniM.li.- Anln.ii-n il.-n liocliMiv.o.jlichnn okonoimsch 
Mali Her manuellen Arbeit slandig /u vcirin.jem. 
lur die Schalfung von umfangreiclicn, Prufanlagcn n 
Expoitwiirdigkeit dot Ei/eugnisse vorgesehen. 


i nir-.j.-.j tin-jcn, .lurch hochentwickelte 
mi Nut/elfekt /ii guratitieren und das 
r.'n.-r sind bedeutende Investitionen 
n llabung der Funktiorissicherheit urid 


HV Belrieb . Voihaben 


HV Fiirderanlogen und Stahlbau 

1. VLB Schrtialkoldener Kranbau 

- Fortfuhrung Neubou Kettenhalle 
oinschl, Ausrustungen - 

2. VLB Hebezeugwerk Sebnilz 

- Verbesserung der Technologie - 

3. VLB Moschinenfabrik u. EisengieBerei Aschersleben 

- Verbesserung der Technologie - 


Zweck der Inveslitionen 


Kostenaufwand 1957 


Kontroll* 

vermerk 


BearbeilungsslraBe fur Gelenkketlen 0 8 Mio DM 

Steigerung der Produktion um 3 200.- TDM davon Ban 0*2 Mio DM 

BearbeitungsslraBe fiir die Autodiehkranfertigung 0,3 Mio DM 

davon Bou 0,3 Mio DM 

FlieBslroBe fur Eleklrobandrollen- und Tragrollen-Ferti- 0,3 Mio DM 


HV Textilmoschinenbau 
4. VLB Ncihmaschinemverk Wittenberg 

- Aufbou von 2 TaklstroBen fur die Nahmosehinenpro- 
duktion 

(Alin und Platte) - 


Steigerung der Produktion um 12 000 Stck. Nahmoschinen 
Klasse 8014 

Erhohung der Arbeit< produk tivitcit um 26,5 % 


davon Bou' 


2,0 Mio DM 
0.02 Mio DM 


HV Nahrungs-, GenuBmitlel- u. Verpackungsmaschinen 
5. VEB DKK Schorfenstein 

- Einrichtung einer FlieBfertigung fur die Kiihfschrank- 
produktion — 


Steigerung der Produktion von 18 000 Stck. im Jahre 1956 
auf 110 000 Kiihlschrfinke im Johre I960 


davon Bou 


2.4 Mio DM 
0.7 Mio OM 


HV Schiffbau 

6. VEB Molthias-Thesen-Werft, Wismor 

- Kobelkrononloge Fortfuhrung — 

- Helling III u. IV Fortfuhrung - 

- Vormonlogeplati Helling III u. IV - 

7. VEB Wornow-Werft, Womemunde j 

- Fortfuhrung von 120 m Kol - 


Fortfuhrung und Fertigstellung bereits begonnener Vor- 
hoben 

Beseitigung von Oisproportionen und' Sicherung der Pi o- 
duktionsprogromme ■■ 


Verringeruna bzw, Beseitigung von Disproportionen und ' 
Sicherung der Produktionsprogrqmma s A 


4-i & « . 


davon Bou 

davon Bau 
davon Bau 
davori Bau 


0.9 Mio DM 
0,1 Mio DM 


0,5 M'o DM 
0,2 Mio DM 
1,2 Mio OM 
0.8 Mio DM 

1,2 Mio DM 
0,9 Mio OM 
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8 VLB Diesel 

— T er tllj u n ' 

2. BA. - 


ubau brvv, Arbaute 


Hv/ Energiemaschinenbau 


9. VEB Bergmonn-Borsig, Berlin 

— Fortfuhrung des I uibmenpruffeldes und Heizhou: 


- Ausrustungen fur fertigung von 100 MW-Turbinen — 


HV Elektromaschinenbau 


10. Institut .Priiffeld fiir elektrische Hochleistungslechnik" 

- Aufbau der Institutsgebaude und des Hochleistungs 
scholtpriiffeldcs fiir Hochspannung I. B. A. — 


HV Kobel und technisthe Keramik 

11. VEB Keramische Werke Hermsdorf/ Th. 

- Bau eines Goskammerringofens 
einschl. Gebaude mit Schamotterie, II. 

- Erweiterung dei f errit-Fertigung — 


,-iV Werkzeugmaschinenbau 

12. VEB Werkzeugmoschinenfabrik Mogdeburg 
— Hallenneubau und Ausrustungen — 
(Halle 26) 

1.1. VEB WTB Leipzig 

- Hallcnnr ubau und Ausrustungen - 
(Hollen I u. O.) 

14. VEB Werkzeugmoschinenfabrik Plauen 

- Hallenneubau und Ausrustungen - 


15. VEB Werkzeugmasdiinenfabrik Rochlitz 
Hallenneubau und Ausrustungen — 


VEB Werkzeugmoschinenfabrik 
..Hermann Schlimme", Berlin 
- Gelondeausbau und Ausrustungen • 


. 5 400 PS 

ig fui den DDR-Sclnllbc 
: Kaparitats/uwachs 
nit 75 200 PS 


Schaffung von Voiaussetzungen fiir Funktionspriifung von 
Dampfturbinen bis zu einer Einzelleistung von 50 MW 
(spaler 100 MW) 

1. Abschnitt der Verstarkung des Generatorenbaues 
(Beginn der Schaffung von Voraussetzungen fiir die Pro- 
duktion von Aggregaten bis zu 100 MW irn Jahre 1958) 


Sicherung der Exportfahigkeit fiir Hochspannungsschollei 
und Niederspannungsschalter 

durch Priifung der Entwicklungen und der Produkticr 
Grundlagenforschung ouf diesen Gebieten 


Schaffung neuer Brennkopazitalen von 14 000 trV zugleich 
Anwendung der neueslen Brenntechnik fiir Hoch- und 
Niederspannungsporzellane 
Produktior.shalle 


Sleigerung der Produktion von Hydrokopierdrehmaschi- 
nen bis 1960 ue 15,0 Mio DM, 
davon 1957 um 4.5 Mio DM 


Steigerung der Produktion von Vierspindetautomaten von 

7.1 Mio DM auf 14,2 M o DM =20 Stck. auf 150 Stck. 

Kap. Zuwodis 1957 = 2,5 Mio DM 

Steigerung der Produktion von TaktstraBen um 30 Mio DM 

bis zum Jahre 1960 

1957 Kap.-Zuwochs -= 6,0 Mio DM 

Kop.-Zuwochs in Hydraulik 1956/58 = 20,0 Mio DM 

Kop.-Zuwachs 1957 = 8 Mio DM 

1957 = Aufbau mech. Ableilung 

Einrichtung von Forschungs- und Entwicklungsstellen fii 

HochfrequenzerwSrmungsanlagen 

Ausweitung der Produktion dieser Anlagen 


TG.C Mio DM 
2,7 Mio DM 


5,8 Mio DM 
2,0 Mio DM 


3,2 Mio DM 
C,6 Mio DM 


2,9 Mio DM 
2,0 Mio DM 


1,3 Mio DM 
1,3 Mio DM 


2,6 Mio DM 
1.1 Mio DM 


2,6 Mio DM 
1.2 Mio DM 


3.1 Mio DM 
0,8 Mio DM 


7,1 Mio DM 
3.7 Mio DM 


5.0 Mio DM 
3.4 Mio DM 


2,0 Mio DM 
. 1.2 Mio DM 
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YVic/tfigo MaOoahmon 


and 7ir>kot?imqoii aus don OW-.iiooiis'lmn Konfoionzcrt 


Ulllllltol 


• • J.-i R, ntubililcit 1st mu n, , I,. 

I im.pti'unj vcrycgi>nstcind*ichtei und Icbi-ndi.i.-i Aid, ,| 1 1 
tmspaiunj veiyegenstandfichtei und lebendiyei Albeit ist 
etbet nur moglich dutch Einfuhrung der Neuen Technik. In 
den durchgefuhiten Okonomischen Konferenzen kommt 
sichtbai zum Ausdruck, daB die Menschen erkannt haben, 
wie durch die Einfuhrung der Neutn Technik eine Steigerung 


■ ,nc rntvchriLlc.'iule Rollo. 

Auch die Einfuhturuj neuer AusriKtungen, ncuer Bearbei- 
lungsveifahien. SchweiBverfahren in den Betrieben des 
Schwennaschinenbaues ist ein Schritt vorwarts in der Ent- 


Mnl.iititi.-neplanefi und I’roduktiomberotunyen wei- 
dcn Muiioden fcstgelegt, wie die Steigerung der Renta- 
bilidt der Betriebe erreidtt werben kann. 

In den Okonomischen Konferenzen 1956 sind u. a. folgende 
MoBnohmen und Zietsetzungen festgelegt woiden: 


dm Si nkunij des Matciialveibrauchm 


Thema 

techn. Charakteristik 
Veranlassung 


Betrieb 


Koste-n 

TDM 


Finonzierungs- 

quelle 


HV Ausriistung fur Metallurgie und Schwermaschinenbau 


Verbesserung des Siemens-Martin-Ofen- 
Bctriebes irfi Stahlwerk 

Einbau von Be- und Entluftungen in den 
Wormbetrieben zur Verhinderung der 
Silikcngefohr 

Entwicklung Schiffsgetriebe 1400 PS, 
cinstufig 

Leichtbouweise, vereinfochte Bauart ge- 
geniiber der bisherigen 2-stufigen 
Ausfiihrung 

Entwicklung Schiffsgetriebe 2 X 2400 PS, 
mit eingebouten Induktionskupplungen 
Entlastung der Kurbelweffe des Motors 
vom Gewicht der Kupplungen, geschlos- 
sene Bauart 

Anschaffung einer Mefallspritzanfage 


VEB Schwermaschinenbau „Georgij 
Dimitroff", Magdeburg 

VEB. Schwermaschinenbau *Georgij 
Dimilroff", Magdeburg 

VEB Maschinenfabrik u. EisengieBerei 
Dessau 


VEB Maschinenfabrik u. EisengieBerei 
Dessau 


VEB Maschinenfabrik u. EisengieBerei 
Dessau 


201,8 


700,- 


Investkredit 

Investitionen 


10 ,- 


Ingenieurkonlo 


HV Forderanlagen und Stahlbau 

FMvbrtkktn VEB Bagger, FSrder- und Geratebau 

trhohung der Bandgeschwindigkeit, bis- Louchhammer - 

her max. 5,2 m/sec. auf zunochst - 

7,25 m. sec. . • ./ 

Die. hier genonnte Aufgobe wird erst- sr' -* 

ma/ig be" der Konslruktion der Abraum- ' ”- ? H . ' - 

forderbrucke Sprcetal ongewandt. ' r 


volkswirtsch. Nutzen 


Termin 


Konlroll- 

vermerk 


DM 109 900,- 
DM 930 000,- 


Gewichtsersparnis pro Schiff ca. 
9000 kg. Eisen und Slahl, Ver- 
einfachung in der Fertigung, 
geringere Belostung d. Schiffes 

Weiterentwicklung, Angleichung 
an das Weltniveau 


Jahrliche Einsparung von DM 

1200 ,- 

Einsparung von Arbeilszeit und 
Buntmeiall. Rettung von Aus- 
schuBteilen 

Durch die Erhohung d. Bandge- 
schwindigkeit v. 5,2 m/sec. auf 
7,25 m,'sec. vermindert sich das 
Gewicht je Ifd. m Fordergut um 
, 28 %. Hierdurch ist es moglich, 
entweder bei gleicKem F6rder- 
gulgewicht pro Ifd. m d'e Lei- 
stur.g entsprochend z u steigern 
oder aber die Belostung der 
Stahlkonstruktion ensprechend 
niedriger zu halted. In beiden 
Fallen we-rden wesentliche Vor- 
teile erzielt. 


Dez. 1937 


-.83 - 
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Hi. mn 

t ' Hiu CfHliijkli’rrJ it 
Vrumlussuny 


Hebezeugbau 

Konstruktion eines fahrbaien Montage- 
Wippkranes. 

Tragfahigkeit 50 t, dient der Mechanisie- 
rung der GroBgeratemontagen 


HV Schiffbau 

SchweiBtechnik 

Die SchweiBtechnik ist hinler den Bslan- 
gen des Schiffbaues zuruckgeblieben. 
Die Entwicklung muB stark beschleunigt 
und die Giite wcsentlich erhbht werden. 
Die geforderte Norm 2,2 1st z. 1 . noch 
n;cnt erreicht 
MoBnohmen: 

a) verslfirkte Einfiihrung der einseitigen 
KenlnahfschweiBerei 

b) Ausrustung der Heltinge und Vor- 
npllinge mit SchweiBumformern, die 
mit Fernreglern und vollaulomatischer 
Schaltung versehen sind 

c) Umste/len der DunnblechschweiBerei 
vom A- ouf dos E-SchweiBen 


VEB Bagger, Forder- und Geruteboi 
Lauchhammer 


VEB Warnowwerft Warnemiinde 


Durch den Einsatz des Kmncs 
konnen groBere Baugruppen ri 
wcsentlich kijrzeier Zeit montiert 
werden. Boi der Montage eines 
1?00 Ltr.-Baggors konnlcn each 
uberschlaglicher Berechnung ca. 
DM / 5 000,- eingespart werden 


HV Projekfierung und Anlagenbau 

IfonstrukttVe und technologische Ueber- 
arbeitung der Oesenringe la. Nr. 

1 0 969,70 3 

Die Streben sollen nicht mehr ouf dem 
Luftnammer ousgerecfct, sondern ous 3 
Feifen zusammengeschweiBt werden. •' 

Konslruklfoe und technologische Ueber- 
orbeitung det unteren u. oberen Schutz- 
korbes Ig. Nr. 1 1 098 f . 

An diesem Schutzkorb werden nicht mehr 
2 Streben, sondern 1 Slrebe verwendet 
und diese nicht, wie bisher, am Schutz- 
korb ongeschraubt, sondern onge- 
schweiBt 


VEB Hochsponnungs- und Armaturen- 
werk Rodebeul 


VEB Hodisponnungs* und Armaturen- 
werk Rodebeul 


DM 20 000,- 


DM 25 000,- 


• 83 
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HV Ktihel und tcchnische Kcramik 





tnfrarottrocknung an horizontalen Apyrol- 
dfalilmaschinen 

VEB Kubekverk Obeispree 

3,8 

Kredit 

Durd) Infrarottrocknunj ein er 
holder AusstoB von 2 Ein- 

sparung DM 9700,- 

Erweiterung dor Alu-Kabelfertigung bis 
einschlicBlich 3X70* 

VEB Kabelweik Oberspree 



Einsparung v. Blei 92 000,- 

Ausnulzung der Minus-Toleranzen bei 
Sektorleitern 

VEB Kabelwerk Oberspree 



Nach Aufrechnung iin 111,56 
wurden durch Ausnutzung dei 
Minuslolcranzen 1,4 to Alu- 
Draht eingespart, was eine Ein- 
sparung von DM 6200,- ous- 
madit 

HV Werkzeugmaschinenbau 





Aufstellung einer Abkantpresse, Typ PA 
315. Zur Anwendung des Kaltrichters der 
Blcche an Stelle des bisherigen Warm- 
riditens mit der Flamme. 

Zur Gewcihrleistung des rationellen 
Richtvorganges 1st Konstruktion und Fer- 
ligung geeigneler Rollbocke erforderlich, 

VEB Schwermaschinenbau 
.Henry Pels*,. Erfurt 

X \ 

130,- 

Investitionen 

Erhebliche Einsparungen an 
Selbstkosten und Energie (ca. 
6000 Flaschen Gas und 4000 
Flaschen Sauerstofl pro Jahr) 
Jahresnutzen DM 50 000,- 

Beschaffung Fuhrungsbahnen-Schleifma- 
schine SFXFB 1500. 

Zum Schleifen von Fuhrungsffachen und 
Aufsponnflfichen bei StoBeln, Leisten 
usw. slatt des bisherigen Schobens von 
Hand in der Montage. 

VEB Sdiwermaschihenbou 
.Henry Pels", Erfurt 

X x 110 -" 

X 

Investitionen 

Durch das Schleifen wild eine 
Verkiirzung der Fertigungszeit 
von ca. 50 % sowie eine etheb- 
liche Vennindcrung der Selbst- 
kosten erreicht. 

Nutzen pro Jahr DM 12 600,- 


90 - 
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Plan fur die Errichtung von Instituten 


Benennung 

Ort 

Johr der Efricbtung 

Konlrollverrr.erk 

Initltut fur Vetfohienstechnik 

Irutitut fiir Kdltettchn.lt 

(loll oil gcineiniomei Iflstitut gebi’det werden) 

Ditsden 

1958 1959 


Inst.tut fiir Poplerveioibeituog und Druck 

Coswig 

.957 


ln>titut fiir Textilmoschinen 

Korl-Mofx-Stodt 

1957 


Imtitut fiir tedinlsch* Ktromik 

Heimidorf, Thiir. 

1957/1958 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/12 : CIA-RDP80T00246A036600440001-7 



1 



1 /i u bescKouiiiyi'n ist dur A..'bciu und die tiii'icli'iiny 
lolgc ndor f akuil<i!i:ii. I ddim.lilun.joii tmv Institute 
u) llochscluile fur Schivei maschuienhau, Magdeburg 
Sch Acilitc-hnik 

I < chno'oyn* r>-.-* Masrhinenboues 
Vetfahrenstechn.k u. chem. Apparatebau 
Werkstoffkunde 
Ingcnieur-Okonomie 

b) Hochschule fur Maschinenbau, Korl-Marx-Stadt : 
Fistigkeitslehre 
Tcchn. Noimung 

Fertigunys-MelVechnik und Auslcuschbau 
Wetkzeugmaschinen 
rechnolog'e des Moschinenbaues 
Die Aufnohme der Fachrichtung Jngenieur-Okono- 
mie" ist zu uborpriifen 
() Hochschule fur Elektrotechmk, llmenau: 
fechnologie und Ingenieur-Okonomie 
An alien drei Hochschulen sind die Voraussetzungen 
zur Vermittlung von Grundkennlnlssen ouf dem Ge- 
biet der Kemtechmk zu schaffen 
Verontsvoitfich : Die Rektoren der HS 

?. An den Ingenieuischulen sind folgende Fochrichtungen 
vordr’nglich zu erweitern: 

a) Ingenieurschule fur Schwermaschinenbou, Schmal- 
kalden: 

Fechnologie des Maschinonboues 

b) Ingenieurschule fur Werkzeugmoschlnenbau Karl- 
Marx-Stodt: 

Spanlose Formung 
fechnologie des Moschinenbaues 

c) Ingenieurschule fur Schwermosch : nenbou Karl-Marx- 
Stadt: 

Nahrungs- und GenuBmiitelmoichinenbau 
Bau-, Keromik- und Glasmoschinenbou 


mu lido ■ 

Sdisvi il'ti'dinik (Sthiftbuii) 

I’utonttm.ioi -Ausbildurv j ! u i (Ik* I lotto, G(i' Imb non 
u 1 >d Ax ioHohIu btoi oinsdil tin*. n-lcidoiv- Du-'.clmo- 
toren 

o) An der Ingenieuisd'ulo Hu Schv.ei incisdiifi^nbau, 
RoBwein : 

SchweiCtechnik 
StaKIbau 

f) An der Ingenieurschule Bln.-litlitenbeig : 

Alle FachricMungen 

g) An der Ingenieurschule fur Elektromaschinenbau, 
Velten-Hohenschopping : 
olektrische Anlagen und Gotatebau 

li) An der Ingenieurschule fur Schwei maschinenbau, 

Bernburg : 

ist : j piufen, inwiewcit der Foiderung der HV 3 auf 
Einrichtung von Instituten fur Guininlveraibeitung und 
Zuckeifabr.keinrichtungen Rechnung getiagen wer- 
den kann 

0 An der Ingenieurschule fur Sch Aennaschinenbau und 
Elektrotechnik, Leipzig: 

Getiiebetechnik, 

Regelungs- und Steuerungstechnik 

j) An der Ingenieurschule fur Schweunoschinenbau, 
Magdeburg: 

Walzsverksausrustung 

k) Die HA Hoch- und Fachschulcn legt in Zusammen- 
arbeit mit der Zentr. Studienplankommission Mali- 
nahmen fest, die gesvdhrleisten, dafl in der Aus- 7. 
bildung ollen Studenten die entsprechenden Grund- 
lagen in der Kerntechnik sowie Steuerungs- und 
Regelungsfechmk vermittelt weiden 

Vcrantwortlich : Direktoren der Ing.-Schulen in Zu- 
sarrimenoibeit mit der HA Hoch- und Fachschulen 

- 94 - 


;> 1 •!••> 1 1 :..pt....r.va : tungn. 1 , ■ , / jsnm-m -Tbo • -i t den 

Hr H.on i' i>, iv Direktorori dor Hoch- und ln'.en,c-ur- 
sfliulon lost, welrhe Krdfte aus den Betru-bon und Kon- 
struktionsburos so.vie Instituten den Koch- und Inge- 
ineiKSchulen fur die Losung der Aufgaben zur Verfu- 
<iunj lestolit .verden kbnntn 

Vr icint.vortlich . Rektoren und Direkloren der Hoch- und 
lnr|fni('u'idiu!en in Zusornmenorbeit mit den ledungen 
dm Houptverwaitungen 

4 An dei Hochschule fur Sch.vermaschmenbau, Magde- 
burg s.nct un jahre 1957 die Voraussetzungen fijr die 
Einrichtung ernes Hochschul-Abendstudiums ru schatfen. 
Vtiantsvortlich: Der Rektor der Hochschjle 

5 An den Hoch-' und Ingenieurschulen sind iin Jahre 1957 
Sondcrkurse durchzufuhren, in denen Ingenieure auf 
sper. Fachgebieten mit den neuesten Erkenntnissen der 
Wissenschart und Technik auf ihrem Gebiet vertiaut 
zu machen sind. 

VeroriHvortl'ch : Die Rektoien der Hachschu’en und Di- 
ickloren der Ing.-Schulen 

6. Urn das Nneau der Ausbitdung on den Ingenieurschu- 
len in den Fochrichtungen 

Fechnologie des Maschinenboues und SchuieiEtechr.V 
zu eihbhen, sind in Zusammenarbeit mit dem Zentral- 
institut fiir SchAO Btechnik und dem lostitut fur Fechno- 
log'e und Organisation Qualifiz'erungsmaSoahmen fur 
Dozenten dieser Fochrichtungen an den Ingenieurschu- 
len durchzufuhren, 

Veiantwortlich: HA Hoch- und Fachschu'en in Zusam- 
menaibeit mit den Direktoren der o. g. Institute 

Zur Qualifizierung bereits tatiger Fechnalogen in den 
8tlrieben sind im Rahmerf des Abendstud'ums im Jahre 
1957 mindestens weitere 250 Teilnehmer neu aufruneh- 
men. 

Verantworttich: HA Hoch* und Fachschulen in Zusam- 
menarbeit mit den Leitem der Houptverwaitungen 
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MK.pt.. r.voltpivjrit li-vt/u.-i-jendcn Bnr.eb one fUntbs- 
U>.!« rsudiuny t« b.-zu ; 0 ul die Ve<besseru ng dor Tech- 
noloy,.’ und Or.janiscitoit der Betriebe durchzufuhren. 
Vcrantwortiich: Rektoren und Direktoren der Hoch- und 
Ingenieurschulen 
Fur Anleitung und Kontrolle: 

Leitcr der Hauptverwaitungen 

9. Zur Verbesserung der okonomischen Ausbildung an 
den Hodischulen, uberpriifen die Rektoren der Hoch- 
sthulen Karl-Marx-Stadt und llmenau die Einfuhrung 
eine* fikonomisthen Praktrkums nach dem Beispiel der 
Hochschule Mogdeburg. 

Vcrantwortlich: Rektoren der Hochschuien Karl-Marx- 
Stadt und llmenau 

10. Zur Einbeziehung der Studenten in die wissenschaft- 
liche Arbeit der Hochschuien und zur Unterstutzung der 
Betriebe bei der LSsung von T eifaufgoben sind im lahre 


len und Ingenieurschulen 

It. Zur Unterstutzung der IN Dresden und der Universitat 
Halle sind im Jahre 1957 doit ousgebildete Studenten 
zur Ablegung der Diplom-Prufung von den Hochschuien 
des Schweimaschinenbaues zu ubernehmen. 
Vcrantwortlich: Rektoren der Hochschuien 

12. Zur engeren wissensclialtlichen Zusammenarbeit der 
Hoch- und Ingenieurschulen mil der Industrie sind wei- 
tere geeignete Krafte der Hoch- und Ingenieurschulen 
< n dI « zentraten Aibeitskreise Forschung und Technik 
oufzunehmen. 

Vcrantwortlich: HA Forschung,. Entwicklung und Kon- 
struktion 

13. Zur Unterstutzung der Betriebe sind d*e Dokumentaticnj- 
stellen der Hochschuien so aufzubauen, da3 noch im 
Johre 1957 auf den in Frage kommenden spe- 


14. Zur Verbesserung der technisch-wissenscbaftlichen Aus- 
bildung on den Ingenieurschulen -st die Stundenrelation 
zwrschen techn’sch-wissenschaftlichen und allg.-bilden- 
den Fdchern zugunsten der technisch-wissenschoftlichen 
Fdcher zu vergndern. Diese MaBnahme mufl spdtestens 
zum 1. 9. 1957 wirksom werden. 

Verantwortlich: HA Hoch- und Fochschulen in Zusom- 
menarbeit mit dem Stoatssekretariat fur Hochschulwe- 
sen 

15. Nachfotgende lnvestifonsvo;hoben an den Hoch- und 
Ingenieurschulen sind im Rahmen des Cesamt-lnvestl- 
ti'onsplane* durch die HA Hoch-jund Fochschulen be- 

711 KfitrAMAA . Si I 


Dringendsfe'lnvesfifionsvorhaben des Planjahres 1957 

Zur Slcherung der Ausbildung der Studenten und der Forschungs- und Entwicklungsaufgoben on* denfft 
des Minster.ums fCr Schwermoschlnenbou miissen die nochfolgend aufgefuhrteo Investitionen ous 1 ^ 
Cesamtvolumen vordringlich bereitgestellt werden 


mmm* 


K W; 




1. Hochschufe fur Elektrotechnik, llmenau 
Fertigstellung der fnstitute.fur 
Altgemeine und theoretische Efeklrofechnik 
Mathemotik ' 

fechnische Mechonik 

. ’* ‘‘ .» - . 

Ncubou det Institute fur EJeklromoschfnenbou- 
clektrische An'riebe und Bohnen 
efeklrische Apporate un4 Anlogen ‘ \ 
efektrische Energiefechoik * * -w? 

Efektrowdrmt ' ' T 

Moschlnenkunde * - ' 


FvW 

..." 








p. *■ '* /• r ' 
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Ho en.'iuitutes 

V - . v -o'ch 

- ■» s ; o I wrj des Internote* fur 200 Studenten 

Ne»bou des HnHeninstitules fur chemischen Apporote* 

bau 

Fordeileuhn.k (Rohbau) 



3. Hochsdiule fur Maschinenbau, Karl-Marx-Stadt 6500,- 


4200,- 


2000 ,- 


Fertigstellung des Gebaudes StraGe der Nationen mit 

den Instituted fur 

Physilc 

Maschinenlabor 


Fertigstellung der Internote fur 284 Studenten 
Neubau des Institutes fur 
Werlceugmasehinenbau (Rohbau d. Haile) 


Sanst. 


400,- 



- » * ■ 

120 Seminarpl. 

60 Praktikopf. . ’* 

80 Zeichenpl. ' 

: 100 Internalspl, 




300.- 300 Horsoalpl. 

105 Prcktikopl. 
284 Internatspl. 


D.ese nachstehend oufgefuhrten Vorhaben miissen im Plan* 
vibr 1657 voironglg durcbgefuhrt vserden, urn eine praxis* 
srrbundene Ausbildung ru gemahrlelsten . 

In den Fachrlchtungen bestehen gegenwdrtig keine bzw. 
nur gering ausgestattete Labors. 

In genleursuhu'e fur Technologie Schmalkj’den 

Foitfuhrung des III. Sauobschnlttes 

Labor fur Harterel 

labor fji spooobhebende Masch. 

Ingenleurschu'e fur Scfuvermoschinerbau Karl-Marx- 
Stadt 

NrJbaj Labor fur Boumoschinen 
Neubau Labor fur Na-Ge-Moschiren 
Neubau Labor fiir WSrmeteehaik 
Neubau labor fur Glos- und Kerorri.kinasch. 

Neubau Labor fur Phys.'k 
Neubau Lceo Utkt’otechnA 


550,- 450,- 


600,- 60C,- 


Ausrustung rum Teil vorhonden 


100 ,- 


40 Labor pi. 
120 Klossenpl. 


50 Horsaa'pl 
150 Prckt kopl. 
50 Zeithenpl. 
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/ k " 
’y t 

* 


(X# BltdilftJ 4tt SiClfidl'jtrn r 

Rfil diif bO'jtnwiti'jOn WiitV-h'ili.'.i 1 • • . 
fWfll d*f :*chnfi4h- Aiuemthtifiluh.-n ** 

tt/rM foziolistrichcn Ldndfcrn. S.« i*.i 'i'j'iu'th y Vi-iv' 
Ttft/Wtl# dflO 0(1 Stell# de* oUgemc.ron Korivuit'ition.-n und 
Cftl AutlflUtch** Konslruktionsuflrrlayrn zukunf- 

itlf V0rwl*g*nd VWinbOfungen ubor erne Arbertsteilung 
* fnf InUrrtallonoleo Moflslcib getroffen vserden. Die Haupt- 
flbltlfuPJ InUmotrOnal* Zuiamintnarbert mu8 uch deshalb 


M - ,!••( t-'i fur Masthinenbo.. m d>-n ,j/icilist‘sditn Landt-m 
r.i onjan.s.eren und dabei d,e Li nn i J Cnl Aickein, d.e 
■j!t ichreitij d.e Interessen des Schivermaschinenbaups der 
b< freundt-len Lander und d.e Interessen des Schwcrtnaschi- 
ncnbaues der DDR foidert. 

Der Planleil technisch-/rissenscha!tliche Zusammenarbeit ent- 
hell eine Reihe Schsverpur.ktthemen, die gegenuber den 


. C.'. I' (! •■■, !'v,..rnal 0 'U]’>" A.sn-v 

-.aibi t 1 95/“ vor'onji j d jrchrulurven s.nd 
Hi'iu 1st es notwfrr.d.g, dab 

1. d.e .Stdndigen Kotnmissionen" der Plankommission sich 
lur die lestlose und terrnin^erechle Beschlubfassung ein- 
selzen, 

2. die HA !Z im Verkehr mit den Portnerlandem eine 
schnelle Realisierung der 8eschlusse herbeifuhrt und 
ihre Nutzung kontrolliert. 


fh«m#n-Nf. 


Thema 


Betrieb 


HV I - AutrOitungen fUr Metallurgy und Schwermoschinenbou 


MS 1/1/5/ 
O0W») 

ms on/ 

, 00 50?) 


Rohr-Rcduzierung durch Zelikow* 
Rollenwalrwcrk 

Zuncntfobriken 


HV I • FBufeianlogen und Stahlbau 
MS M*S/ Sludlum - Krone oiler Art 

00 514) 

MS 1/ 2/ 5/ Studluin der Bergbauausrijstungen 

OOS15) 


VEB Schwermoschinenbau .Heinrich 
Rau“, Wildau, in Verbindung mit 
8erg- und Hulten.vesen 

VEB ScTuvermaschinenbau .Ernst 
Thaltnann", Magdeburg und VEB 
Moschinenfabrik Polysius, Dessau 


Institut fur Forderlechnik 
Institut fijr Forderlechnik 


Land 


SU 


SU 


SU 

Polen 

SU 

Pcltn 

CSR 


Technische Begrijndung 


Verbilligung des Projekles, zu er*ar- 
tende Einsparung der Entwicklungs- 
kosten ca. TDM 100,- 

Besichtigung der von der DDR gelie- 
ferten Anlagen, Gewinnung neuer Er- 
Lenntnisse, Qualitotssleigerung und 
Sicherung der Exportlieferungen 


Weiterentwicklung des lechnischen 
Slandes der Krone in der DDR 

Einsparung von EnUvicktungskoslen u. 
Angleichung der Erzeugnisse an den 
Weltstand 


Kontroll* 

vermerk 


HV ) • Autriltlungtn Kir Chemte, 8au* und Hatlzcrkleinerungsmaschinen 


MS 1/1*5/ 

IN 520) 

Kalkbitnnen u, Hersteltung von Zement- 
MinUin mil Hilf* der Vfirbelschicht- 
lechnilt 

VEB FEK fur Bau-, Keramik- u. Hart- 
zerkleinerungsmoschinen, Leipzig 

SU 

Einsparung ‘ eine* Entwicklungsauftra- 
get von ca. TDM 300,- 

MS 1'lr 5/ 

DC 151* VII ' 

Alfj. Match b* 

SU 1M-V v 

Bekfimpfung gat* bzvr, silikosegefbhtda- 
ler Arbtihpibtte 

VEB Nemo, Nelzschkou 

SU 

CSR 

Pcltn 

Red', zierung der Stlikoseerkrankungen 

MS 1 4 5/ 

SU 11 1-V 

Btklmpfung van Cetduschen 

VE8 Nemo, Netzschkou 

SU 

Polen 

Ein« Forderung de* Arbeitsschutzes 
sowie Fxportkansumenten 
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Mv ' - fuxtilmaichinc-nbau 


i v 
/vi 
M. t. t 
LC 61-0.’ 

MS 4 4 57 
(70 526) 


Si'V'i Her loilvi 1 •« di'i SU '■■■n liOiM • 
.•id Hcclivcredc'ungsmaxchinenbcu nod 
n dor f-ockrm- imd Hochv or cdoUnv) 

rextiitechnische Probieme on Spinnerei- 
inaschir.cn 


VLB Kons'.i uiitio i u'Vi L'.t.V'Cnlu.’ j t'.o 5 U 

Tcxlilinnschnon. Kn t ' M:ii«-Stadt 


VEB Konstruktion und EnUvicklung fur SU 

Textilmaschine n, Karl - Maix-Stadt 


hV 5 - Ausriistungen fur die polygrophische Industrie 


MS 5 1 57 
5 2 57 
5 3 57 
</C 533) 

MS 5 6 57 
5 9 57 
5 13 57 

MS 5 7 57 
5 11 57 
(70 536) 


Studiuio uber Hochdruckstoffauflauf 


StLdium der Technologie des polygra- 
pl.ischen Moschinenbaus 

Studium der Buchdeckenmaschinen und 
Klebebindeautomaten 


VEB Papiermaschinenwetk Freiberg 


VE8 Optima, Leipzig 
VEB Falz Heft Leipzig 
VEB Victoria, Heidenau 

VEB Optima, Leipzig 

VEB Buchbindereimaschinenwerk, 

Leipzig 


CSR 


SU 

SU 

F'olen 


maschinen ru r-r.t.v ckcln, •'obi-' d e 
besten chcmrsthcn Ve-fahren an/u- 
.vcnden sind 

In der SU Sind Entwicklungen von Ma- 
schinen fur den kontinuiedichen Spinn- 
prozeO in Arbeit. Die dort bereits ge- 
.vonnenen Erfahrungen bringen fur 
uns Einsparungen vora ussichtfich in 
Hohe von ca. DM 50 000,- 

Die Entwicklungsvorhaben werde.n da- 
mit beschleunigt und konnen dadurch 
nach neuesten Erkenntnissen durch- 
gefiihrt werden 

Hierinit werden wertvolle Erkenntnisse 
fur den Aufbau unserer Druckmaschi- 
nenboubetriebe gewonnen 

Die Entwicklungsvorhaben werden da- 
mit beschleunigt und konnen dadurch 
nach neuesten Erkenntnissen durch- 
gefiihrt werden 


HV 6 - Nohrungs*, Cenuflmittel- und Verpackungsmaschinen 

MS 6 2 57 Elektrostatisches Rauchern VEB Erfurter Mdlzerei- u. Speicherbau SU 

(70 540) 


Eireichung des WeitnKeaus durch 
Verkurzung der Raucher- und Abkiihl- 
zeit und durch Einsparung an Rau- 
chermitteln 


HV 7 - Sch.ffbau 

MS 9 10 56 Sch.ffsisolierung VEB Isclier- und Kdltetechnik, Rostock SU 

Or. -Nr. 303 56 


Gr.-Nr. Z 351 56 Flieftende Fertigung im Schiffbau 


VEB Wamowwerft, Warnemunde 


SU 


Cr.-Nr. Z 351 56 Bau giofJer Hochsee-Frachtschiffe 


VEB Wamowweift, Warnemunde 


SU 

Polen 


Duich Meinungsverschledenheit uber 
Einsatzfahigkeit von Isolierstoffen so- 
wie durch Unstimmigkeiten uber Priif- 
verfahren wird die Durchfiihrung von 
Exportauftrogen in Frage gestelit 
Durch Einfuhrung der flieBeoden Fer- 
tigung im Bau von Strienschiffen ist 
ein hoher volkswirtschahlicher Nutzen 
zu erworten 

Die Verkurzung der 8au:eiten in der 
Vormontage, auf der Helling und am 
Ausrustungskoi sell du'ch \eibesseite 
Arbeitsmii'el und hohere Foimen der 
Aibeitsorganisotion eueicht werden 
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ThprrtvANr, 


• - Kraft- uftj Afbeibmouhintn 




MS ^ 2/57 

(70 55 «) 


Kolben-.Krei'set- un id Qfehkoibenvef- 
dkAte# 


V £8 ZEK Pumpen und Verdichter 

Katte 


Wt#'" . ' ■ . •' 

j | ?V , ■ ' ; 

*' ’ fCr *'* ktrUch « Bohn* V£6 Storbtrixaonto 9 «n&<m, Hp|{« 

•ife' '- • ' • ■ /: 


$W v 

■ . 

^ Tw/'"' HV 10 A E/ierg/emoschJnenbovi % • .. f' 1 ; '• ' 

•?$a V A. ■ ! * Str8mw>9*iwi4l^f •, ' SWmwiirfgpfii 
< (7Q379}, , s ,|uAg#rt' ynd StrS«ungs$*tnebe 

Qasturbioen .” 1 - : 

v (AJWO) . ' - . 


. VE8 Fartdhihg*.* UftdL Verswchiooitoit,- 
Oresden 

V£8 Forsthungs- und VersuchsanstoK, 

. Dresd** • ■-•.',V :'■'... 


.SU ’.'.V 

Ungom . 


J. .In. umlfitend. fopcuftetio. v* W *n .Onn,nta IWS „. in * „„ 


iJegruPdu 


Fur di« vorgesehen# Emeiterung der 
Grundiloffmdustri* (GtoS(diem;>, 
Scnwarze PumpeJ notwendige BescWeu 
nigung und Senlrvng der Kosten fu« 
■ r, t-Auftrdge 

Notwendt'g zur losung der dyrch d;« 

' DOR im Rah men der wirtschoftf, Zu- 
sammenarbeitr CberVogenen Au/ga* 

,' beA. Steigerung der' Oualltdt und der 
\frpduk tiyitfit • . 

Erhdhung de« technnchen Standee der 
m der DOR gefertigten Lada# ffi# Let* 

, stungserhohung der Dfeselmoforen. 
«m vom Import ( 88 C-loder) unabhdn* 
gtg zu vverden * 

Auswertung der Bduerfo/ge der $U in 
bea/y ma das EJefctriKzierwngspro- 
. gromm der Deutsche* Rekhsbohn 
Smparung yon Entwlckfungikcnten 


BescMeunigurtg de* Entwickfungsarbei- 
ten und Ensparung von 600 TDM 
Errekfiung des ted»nl$<#ien‘ HSdut- 
standee sowie cinsparung y. 250 TDM 


HV ft * lIcktrontaschmeAbofM 

57 Bahnmotoren SO Hz ^ . 


SU.durcFtgefuKrt. (Ueberfiorg Pfan 56 ) 


fTos^n 

' - MS 


, MS 

psu wi-v • 


Ha^spanftungian/dgeni/BetaUotT und 
: rezturbfadie. ^2, : - . • - , 


yakuum-L«iit6ogenofert zum Sdsmef zen 
van iritan - ■ ■> 

•• - •.;■ ' ’ • •. . • t .- ■ •« ■ . r 


V £8 Efektramo'schinenbau Sachsen- . ^ 

w«rt' Njederiedl^ : V; <-/•-. .'• 

VE 9 Transforrnatorerr U nd Rdntgenwerk - 
Dresden- - 

Bergv un 4 ; H&tteriwresen Tsr bieinn. 
befeiftgt % SesdrfuS 10 / 2 /V) : . ; - 

y ^8 t£W Jfahs Beimfer* HennigsdorF 
(mit Mrn. f.: Otemt Industrie tv koof* 
dtnieren) 


~ -ioo - • ; 


Ensparung von Entwi-cktungsmittetn, 
Verkurrung der Entwicklungstermine 

Ueberhruckung der t 1 bestehenden 
gerfngeo Entwicklungskaparitot Errei* 
cbung des Weltstondes. Verkumrng 
der Entwicklung von ca. t Johf sowie 
Ensparung von co. 200 TDM 
Aufhofung d. Rucks tonde* gegenOber 
dem V/eftstand. Einspacung von Ent* 
wickfungsgeldern. Ve.rturzung der Ent* 
' vvkkfungszei*. El ns pa rung wird auf ca. 
.1 Mia DM gesdibtzt 
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Pfor» der a s a n s f> o r t ! ! ci • f e-uS n>s on Tatjungen 


Mo^ol 


Tojvrtg 


Vfe:ons'afe-r 


April, Focfiiogung jfeufi , ur>g$f£cfvnik. 

‘ ' ; Fothfogung Sqh?«if«<i . . 


; <dr 

fQr Werbeugaiosthi'i'en Kori-Mou-Stodt 

■'■ItoT : , : t 1 V *' 


« v* y 1 o ;■ ’tv - • r. i . i" ^ •>■ ■ 

F^|o}dgJs$f ,fo||ui»fc' j^fylfbau . HV Schiffbog 

1 i „ r ti 'l v ' fji&Ai ■ t” \' s W ‘•''t *■ :* 

rVj*^ X' •‘fi v Jfcv& * # ut'^C^ > ’%■ tj' f i\ , ’ t' "i Jl !•* '■.; \ \ S S ' > / ’ i' ‘ f v T" >. *p ,, ■**■*•' ', t ' ' a" C.'* i ) •jjr •* „ 

- , , Jut, 1 

fa V I £ic3 ^*%upgeA 

«#£• U ^ 1 * * . " 

’ ' v, - 




.HV Ausrdstjiojf MeioHOrgit nod ScWmasdrineabm* 

>'>: £/ 0V fnergi^rnoschtfl^nbair- •% ;>■ V * ,-y. 


SVpt*«bfer ,'$dirr<1ede\e<diruk 

- •-.fo^agiwig £b^fgiemos<bi^«B; , ■ . 

Fagurvg ujbbe Stfbmuhgip/obieme ‘ 

(m^ioaUonaf* 9*t«jffgung} ; : - • ■ 

btnil) ctiortitecKn.k , " ■ . , " HV Auvihtuog fit Che ml* Bag-, and- Hbrirerklelrtefungt- 

{•nfeoai/oflol*. {JefeilfgtibgJ- ' , 1 , \1fiQtqhlA9ft C • -' ■ -' '•'/ \ ■„ .' 

s;-> ■/ - .- * ■ HV d«* MfoMeripriii fue pHemie . 

OkJob«# Focbtegurtg «r jp0n'oif-V«rfot»bung^ • /rMituf fur Werluevgmb^ineo 
' . ‘ ' ‘ ' j Kdr 

‘ * un< ^ fntbttdf fut bil^om# Fpfmppg 

. HV AusrOjtung fur Mfitoi^rgt* 

' *■ ‘ J ' - ' “ ' •, ’ ■ - ' 


un<# Scf'vvefn'toichin^nbciyr 


V' ' ‘ * HytfeouJik i.»/&demoro$«o.bow.V' , • HV FdrderonJbgew u n<| Slahfbp^ 

‘ * - u ' *- fAstilut Iflf f brd«f 1 e<#mik 


* V 5<^(ffb<3uJ6gp‘<ig d*s Fod»ve; bands* ' ‘ KdT% 

’ ’• FoArt^t^bqy ’■ . ' : • • • ■=-• • ; v 


faguogicrtt 


Leiprig 

K4rf : Mont r Siodt ‘ ', v : ’ 

4 ' 1 4 >. ‘.y. ‘.“:V 

•- -V-:^ o->{ •VC** 1 .-* 1 

: Ui’piJg •• - 

'Ufaflg ■ C. V : X' ■ Vr.’* 1 .*' 

Wofn^mund* ': • 


VEB Etnu-Tbbfrtfftft-Wil, Mogdeburg 

teTpjig ' ^ •". ' . ' ' f , 

BciKn , 

Haf!« 


, Loi'pzig' : 

V£B $<b*ermoichin*ftbo« / 
■ *.Heiflridv Rgu", WiJdau 

-’'teipzig. ’ .s . 

: Btrfift . ' 


Vs^'V' 
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Ctvo/Til-rctti'tfciLhflJith# ToQurvj 

■ Aufbfcfeityrtgj " ' 

r< lyhtOJUlig d<rf potyjfOphiKheiV 
, ■ Mbid\!rt«njx>un * " 

C«7*ip|Mr.' AfilnVfcjlechmk 


HV feitii-'^schlrer bou uod MiiWe<:um lut 
<<fr " ; . ’ 

HV' AuSr^tu^ ICf M e <o!fu/g/# urf $<**tmo.jch?,VnW 
HV AuyCi^na «r Metqtlurg;* ood Sch -.e jm0 scMnecbo w 

l-fV Auvujtufta fut tfi* pol^gf6ph'’>ch» t : 

^Mrolleitufrj Kdt ; ; ■ ,‘f;; ,7 ( i* 

focfive^i** Pcriygropi*^ . ; ’ 

• / /* ■ ;: '*> - . ' ' v \j V't ^ ?*> ■' V"‘ : t ••- v \ '* 

{^Aui^ifut^ Sch wermasv^in e nbo 


te^prig 

Vt8 Mqs<iit>«ftfcib(.l {y*v'ui. Peuou 

VE8 EisengnS^i*) y. Maichlotorobr k 
&irb% fait 

U[ptu 3 :■ >' - 

ielp^ig 
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tv • Avtgofcen de» Wv.*r march, renbovet sind in der Di.ek- 
tfv# der ill. rjite.konfe.er/ der Sothlhtinhea ElnbeiUporfei 
Drufichlnrid* fur !Zr ultf [ndustr'erweig# spezji- 

i #it fti, tgfei®gt. t>- 5tft Afrirncichirtrboii wiid vofiugsAelj# 

Automate* und ho'bfljl<j/«ot'ich» Slro^en 
,jr Befrkrffjuftj de* e!gtr,6fl gesarr.fen 

demckuatlsahert togem prodvxleteru fui S«tfw Zecponung 
bedeutet dot -Jc-rt Bou /ory'ubfcf hunderttouienj Moschioen. 

df# Ko/utf ultiofi ffcfttgurtji v^ft rrt«.hr£t$n hur>d^rt 
Typtn fijit Erzeugnhi* und die ModerniVerung bekonn'.er 
Machine* vo«vi#b«* sJf.,J. f&r d!* UlcKtinduitrle m u 3 dejr 
Sch A*iin<iiahinenbau lie 2, Funfjajwpfbn ne^# modem# Nfa- 
l(J\in* ( , typed tdtwjdetn and bfo eitilelten, ' Of*, Piodukiion 
vprt Masahlnen fur Jr* Nghrungt- and GenuSmiUeflndusln# 
iit bit 1950 fast t\i vezdappeln. Fur die potygiophiyuh^ frida* 
vtri* <vt dl# Prpduktfon auf ortndhetnd dot ? l >-foche to 
iUi$un. fin EftUfpinoithir, onbou geslattet die voihanjcn# 
Kcpcr'tOt tut den Bow von Tyibd'peoeiratO'e* dot Tempo 
der CftMfofjii^iuftg der t&tdt/ del/ sotioWschen Lageu r*. 
bev.hfcunigtiv wdhiend dl* KopoiftSt UitturtgtUotu* 
‘.^ormotoftn eth&M Af^iden muB,. .. 

Eir,* der wichtigsteo Au/geben - do $Ji*6,mosch;r,epti<juts 
!>t Veisotgung Jit Komfcirigtet -Schwa-;# Pump#* ,r,ii 
FStderlruckn, Pbhteotiovknemi $Jva ejjvbsser » Fnfphena- 
fungsanlogen, SauerstoffarifageiV Moschineo und Appaiat* 
fur Absotbionikdfteanfogen, furboverdichter und Dompf- 
Unci g-ofier Uiitungt* and .nit hdchsfem Wtrkungsg'iod. 

N'eben der FntwicUung und Ptoduktion van Masa/slnea und 
0<;u!cn Hit den cigenen Bedaif wachsen von Johr iu Jo hr 
d’# rofderungen rur Bedaffsdedrui^ out dem Aus‘ood. Die 


SthluSfcefrochlung 

peMe-d^-ng so’cher W-jr.j.>,e, If'sUjorde;* out deo ood 1 
"idutbiefl ichutoch entitle »'*« Ldndern det :oz ; -af''it‘y J)<sf 
togerj Tit rkJ>t nur ein* Frog* der Erwei.tefuna der Ban- 
defibezlefiungen tchfeghlhin. soncfern der Ausdod einei 
Jiaine/cids^'aftikbeni Hid* unfer bef/eundefen Natior.erv 
C</ Schyi er c^a vchinenbo y ‘ *i,d. nkiit nur 'die P'!.*;dduog, 

icrxSttn owh die Einfiihryng neuer tecbnoroglscKer Vettoh.' 
sen in dr# Production rn<J ofiem bfochdryck >*U*ibe^' 

' Wir beflnden unt am Anfonj eio^'fieven'f«b.n>, de er- 
forg.eicbe Ehergien iii Ai b*itimpt<j>.!n*o *u»zunu(z*n l*f. 
^febt'und fcei der die Bond berufen.nt, Be'eh.Vw edePerv 

<’teu* Techri.lt heiBt in d*r einfochtfeh Auifeggng .bclannt# 
Zie!# in it neutn Miitefn* u nd in jeUter Kdixequenz .neue 
Zic-i# mil fteuen M.ttein* vj erteichen. It ifjt iefbstverstand- 
■ 'icb, doS diet# t,eue fechmk methpdUch n^r in engilem 
ZusommenHong itvft MoU-riafverbrqurd'tUudien' und mil der 
Kofitrciiion ration eDer Weikreug# vWbunden hi 

Die Ptiitlung de$ Pfanei der neueh fechnik hi mi-t der 
viaUttiscben Verfofgjng der Ueferquoten nidj r u metjen. 
Neben Stikkrohl oder Toiv.en yvi/j d!« Erfiitlung vor aliem 
on der fechnitchen tei'itungtfbhigieit, an der Qyalit&t unj 
nicht rufetzt an der Zuvertdisigkeit gem.e>sen, 

VVi# tun gut da^n. di# ZuveriSstigVeil aft den bedeutend- 
tten faktor be) unseien Be mub ungen iit der. Bnfiibrung der 
neuen fechnit von angJg #rWuko!kuf^*i' ts hi doth z^eier- 
,e), ob Sich ein Olied irt eir.tr nocnaien Maschine a- r * nicht 
febentfahig errveist. oder ob eln.Gfied in einem feiitungt^ 
fdh/geo System, dui/afft und dadurcb eipe gdru# Produk- 
tionsyboS# rum Stiifitond lorrvmt. 


-* H)S 




L'er ZAeck unseier iv : iSensdtoftl’Ch :«chfi.jc.h*fi A. Je 
Oigonisation und der Ptonjng korm im.ner ,\ M d ; # Pioduk 
, ten tein. 

t* ist doher eifordeifich^ do8 wir unseie goo;* Aufineik»a ti. 
1s t Out die Veibetierung der technofogitchen Piozesi* 'en- 
ken und uns#i# fofgenden Fo;dfcrungen Jobei konienlr.e en. 

-1. Per technofogitch* PioreS mu5 o«f fei'itungifihigtt.^Nt*. 
■ i iboden der Bpoibeitung bosieien und eir* iiabi’e, hohi 
- OuqJitQl der Produktion sicheiifeilen. 

2 . Oi# Ausrijstung colt auf JI* Beo teifung vcwAOndler Bau- 
leitgruppen im ittoeimolcn, blonanniich zwe.A.noBigtn 8#. 
tefch der Abmestungen berechr#t iein. 

1 PI# Mo soh inert tind'so rsi konylruitren, da8 su a u f dei 
Grundfage von Au^boueinhe len oft Agg.ego'# benut/t 
*eiden kbnnert und mlt den etfoije/llchen e«- und Fn(. 
iodemVchonj une n ausgerSitH kind. 

Oe Aufgaben det bd-wennaidiirenbouet tei Jer Mscham 
sleeting and AufomOtin'erung zeit- und Vroftio ubender A^be- 
ten ervtreckt sich von der OuaM : z'trun 3 u nd Unkung dei 
Koder bit zum i»ioktii(>'«n Einsalz neuei Manh.i-eii uod 
Veifahitn in die ProJuktHon, An ihrer systemoii:, J-en lasung 
orbeiten bei der Aufsteltung und Durthfufirunj dei P’6r,« 
Jrr.Meueft Technii; unse:# Weeklotigen »o.n Wiiitnschaft'e. 
bis rum elnfacden Mann on der '.VtiU>onk miL Gevtutrt 
ouf dl# reich.en Edohrungen der jow;«i schen InduvVie bemt 
Planers und Bouen warden d.e Weiktdtfgen de* 
inoschlr.enbaues unseie Industrie mit den neueslen tech- 
niscfien Entwiddungen beteich-ein und danvt <h-en Beil, op 
rur ErfOifung de* planet der Neuen Techn.k 1957 ieisten. 
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VII. Anhang 


Anweisung iiber Einfiihrung neuer Erzeugnisse in die Produklion 

(VerfOgungen und Mitteilungen das Minfslerlums fur Sdiwermosdilnenbau Nr. 8/54) 


Verfiigung iiber MaUnahmen zur Hersfellung von Ferligungsmuslern 

‘Vetfdgungen und Milfeilungen das Mlnisleriums fur Sdiwermasdiinenbou Nr. 9/54) 

Abluufplano der fhemen des Planes Forsdiung und Fedinik 

Monuilidie BerkMeisIgifung (iber den Plan der Neuen Tedinik an dfa 
Haupfobleilung Foischung, Enfwidiung, Konsfrukrton) 
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An*e»surt9 ul>ef tmfuhrung neuof trieutjntssa to dto P*o<iu 



< i.t deien* Konmen uriiern©mmen *e**- 
, Jr it*vor>der* v,e,de.<* ditt Fe sCegungeo. 

i •>,, .Condi of /or'dr-ohl feth'nakgV (V. a. M. Nf. 35 vona - 
-a > 1 >S# 'ifri ebemoRgeA MlfTsleriun’* fuf Su'*ef- 
• - ’- ' ) j', j enuger'd beochfet Ditt Yorbere'tyngen. 

L’tUiroUf von N#ukonstryklionen in di* 



I >.* Vo.tr.* derP/bdwktibri b*9‘Oj* tj *pot Pi«- 
der Va-tueitunj beaten ASteilungen, «*• 

F.odvkt^niTe.tung^ Mgftngive«iorg^9 viv*. 

:. y , (fc!t sr.Ji nacheinaflder, <jnjtoU.^ural!*r uad 
,VsKv.t<? J'* Aufgcb*« fa Angr.ff zanehmen. 

« KonilruMIobirunteffogert *erdefli d«n Produktonsbe- 

» ■ k'.fi :.ki»rr,*.Knn. • . 


>■« VouW'!uO-j*i> n ^ UT, 2 V u / ,:7u 

JCx Z* btingen id W der 

, , ... j u ,vJ Cfi^eynlguril d^Aibe.b dez «it 

> , , den Abt«»iuPS«rt‘ f^notogi* fti^legienFerU* 

. cnUp'^^n foWw fdl en <M- 

intcmvtWw Erkennlnnse-1. N*uer*in*|ho- 
c id d*f ( r^no1^5f yngenygend - gn ^* 

S , K p"oJAi;«dirfviO»taui : 'l>l ofi mpnMlhaft Orgam'ii^t 
: l ifiilfini *inM W* cw g » Ad^* 90 t« odjf 

- , r Mj* Jslrtt hot efa# « fangtt Produkt.©nsdu»ch f auj’ 

A.b«Iiit«.t 0«# ^e.tou* grofieitt Ted der iet 
t 'Cio r* und fiOnf pori*«it 

• «j 

*A» d«sV X biMi a:* zeitS* 

^ r '“ 

-'<« t & urgent* 

»>* i* a H‘* ii e ‘'vJ'‘«S^ten dan* zu* «*»«*• 

• ••.^- ? = J >V i£j&7&; Kr.» » 

* i >^> 1*^1 ieT* 1 

' 'i*<* ‘ ' 


b 

a ^ i * bri dez UcU- .'ab ve *V** 

3 t J sir'd 

- *" ^ “• 

. zz%rj*» 

•» 2vSr« 

■licht wire# 0 * te.mi.*a*m 6 (S« Bere.h.ellung 
llchfcf Vpfrlshtungen J- Weikzeug* tundbefi!'^ -P« 
ziatvoirSiUngen Sof'detAerkiCug# mutt joton- 
. ti'eil weiden. 

d> Di* etfordeflichen pioduktioovSym* und 

’ 3 „ S 4 ooch de. C-oS* ra. £ 

zeuaniw* ouszuwbhten bzv*. voiwbi.e.^v DI* Ka 
pOiitat dei 8 clr'ebe» 1 st fur d* vo«j«*hftn. SlucJzaW 
/u piao^n. wobef auft.ete--.dtt Engpd^tt rcthti«it.« 
ubtrwunden werden inussen. 
ej Di* erfoiderlichen H.lfsmittef, wi« Tiaosport- undFor; 
de.onlogen, Hebezeug* ur-d Kr 6 n» ( u*v». *.od for d« 
vorgeseheritt P.oduktion bfeieitroit®’ 1 ® 0 ' 
t fotderungert an ditt KoftitruktiOrt 

■ o) Di«. Konstruktion muS in der Enfwidiung und \\* 
Musterbaa abgesthiossen und dutch d* Abnahm*- 
, VommUsion bzw. dutch di« HaupUe^aituna rur Null* 
Serienproduktion (reigegeben se<n. Wdhiend def 
<onslruktion bat der Hauptfechnolagtt del fur d-e 
Produktion de* Eneugnisse* vPigeiehenen Betnebet 
ditt Konstrukteurtt stdndig ru betaten, urn ru gewahr* 
leister., do 3 di* <of.itruktio_n den P.odukt.onsbed.n- 
gungen de* Betriebes entspnebt 
b) Wahreod der <onstruktion sind von den (u» ditt <an- 
slruktion Veionlrfortfich*. den Abte-fungen red-nplo- 
gi* und Moteriatwirtscbaft de* fur ditt Production vor- 
geseKenen 3 etriebe* Licbtpousen der Konktruktioni- 
leiftt und -gruppen, jowitt StucUisten und Modelt- 
/eichnungen rur P.oduktionsvorbeiei f ung fouferid iu 
ubergeben. Die:® UcMpausen sind besonder* ru 
• kennreiebnen mit dem Aufdruck ,bfur rur Produktion*- 
vorbeifc.tung*. Ditt ubergebererr Unteriogen bfeiben 
untt-f VerfugungsreeJ't dtr KorHlruktionsobfeifung ur.d 
sind bet Utbergobtt der kr»nnletten <onslruktiont- • 
. unteriogen on den P.oduktioivbetritb den Ponsbuk- 
t;cnscbt**i f ungen wleder ruructrugeben. Urn ouffte- 
tendtt Ponstruktiomanderungen .«'d’tieitJg in der 
Pr<xfuklionsvo<bt.re!?un 3 vj berGelsicbtigen. untertitt- 
arn beionde.* pckennzeichnefen UcfiipOusen 

dem Aend*rur>gsd : ers| def iConslruktionsoblei'ung. 
r) in den AbschluSn.otr tnU Gb^r d'tt Ponst/uktlon und 
Ert.vk.kfung hot der Houpttechnofogtt :u bestotigen. 
da 3 er d'e P.>ns(rul.;<invouvt : ’.h r unaen vom te<d\notO' 
j'scfien Stand pun kt fur d‘« P.oduktion f. e^g bt. 

il. 

AJ'ih-** der P*crdutt 1 on de* Wult-Ser*# ur,d der A :•',>*■■* A- 
ser’e-n 

f. Auso.beifung dee Technofogf* 

j) F> d*« P<od-k*dor> de* Er ieugnV.es sind ;0 frjh *'e 
n^-gd-d* drrf- ‘ed-^g'og.d-* Du-sMau^'an, FeVp'o'-e 
dts Fe<«k-j i ungscbt(j- r e*, Van'ogep'a'e *> Gruppen- 
u‘d t { 3 uptT s- toge ?u ea'teden dfer A.-.o-be'- 


— via -•- 
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' i* '-- V 


-'j i vt 'ir’^'lA t i d&i 

/-y.;*.* .-4 f> dt* -J«rV'*2» 

' -Vi I -S '.i* / -<♦ A **'<?- ' J Iv-Trt £-'** 

;«T fi-A'Vi# l*:«* 'rt %Ar\U* 'J . 

, v-l .•*-« dt-6 ->£ da?> rs :p?gu% «J * 

pvsij . 

■:«-.«*«' rvi'/fw j§ *«.'!*«. : 

> *.* ;.■» d# fa-i AC** W# &•*?*%* 

L<* ’■-?}: A<y'^A 9 It!*** zvu.cfl* fy» 

4/» fcf<* C'Mt-e.V *» Dit 
•| v v.i',i „rj Ate"*v' x-'r.trt /i . At 

i vi *> da* Cue^'t ftd.V.^d? alrfsdafcCd# Iteru*- 
,/*<» avY-Pite'ea; *'* r, a D;tcfir>-r4 de* *^-«' 
0 l j Ate fv?*„ r *f3'(4*i rif e'n Wth^tk wr-tee 
r. 4 •.>/?> vj .V :p«,?<#e4 ^ 

.V/*;-di /J <: t«» Noth AujwfceK 

. /a !Jt*«n 

ft# WM*l* <V CM3roiu9te£atM«rt, 

• jr da* Vitjyfa poffi. Mwj*. Manat’ 

j* t/j. 0'S.*/A4 Abfr9i'i*W*. t* tfifyiltti!* *rt<s ?e* 




vfi J gndfc;*r dp erlfp.etfWen 

.c-U&j'kJ’ta SttMvif'ji* /rf 'idanfcfi- r r ( 

-j !-» ijc t a. e'fatlivn vr>'/ ;n<l- deni PradatJojzipfan J^d 
r« $«&*• 4ftd M-iiJCr* fur rfa* &• 

(«/« .vutfvfi <Rf>vd*Trt^ 

,..rtK ><• Wtr W^ttfc; r ««V : Vo«t*MuM w. 
> r h t „ f.urjportmjtieV fSrde«b3fide»v KianA Hebe- 
'., JS .w fcirimi.*' Bel tfatfafaW .•*?*£* 

..c!.tf, tol MuSief.ffc(t'-jur>'iV mctfaniv* <*-&**• 

., .»c f f,giri:4.t*# Wft-l>tudl»®nipp«l vwjaefie* Ctegh- 
, ->;j ;>t / j wrfwheittefc oU ^f n^ Vt,3n . s ;\ ,d §V 

•f it- O'itr Mfchr^t'.kinov^inert Hq,o*, oa*» 

••','5oui*!nut«rt w&fzasdf-e^ili'd .' ■* ■• 

■ i.« Ab?«.’unj V M .r5Uilu^btfj»'5v«. | f5r'd« 

., Bejfcsti’e: 1 ^ vCiai’UOfVl;eh.' .Anr ^tr. p#- . 

- rU.rvitcAi.tei .null e-sldtllch !«»«< i 

., ,,, bi.y, SceilulA^JutWi* urt<f Umert tirt Lu>jer .. 

iJ. O' 9 Ht dp ftodwWort vor-i^henep / 

.rCv,e.T d«. Au^aujdbojM ^ r^f - 

,c^ :<.,<« *-4 i^n^ibpQaniod ve.n. 0,« frp^ynj . 
:. , Vo.r:a>tuoien M vo» ih^‘«! Pr>wU art e^en* . 

• \.%t« , a Alt xj nfol-it>. ; ,-/,"■* •-. f •” •;■ . 

, AutrtoV.# dftr PrWuVtidi i:v4 d:« , : 

•v.'tf'ciUiVj bnv (Jpf We«k*evji« ,^«r : - 

,.v» t, J LilvJf.wt Aeidtrt, ri al biaorxjc-,, dor^ v 

,1 ;j uvhtert, dud cnlspicchend dert.CffO'dwmsiM 

,. lvXu*a-» edaidedi-^rt OugU- 

, ;, J u ^.-* vnd Uto 4o> v 

■a y> ■«;«««». «mwar|dr^ At' . '. 

■.sv.d# saw,* - 

’* I v.ij da .^U'-i-rtdt'^rt t.uejltoycrt uni , 
:. M ,Uv« urtj dc.’J j'#AN:t>^vdeodert ^.li^.aft ,-. 
M-U.UrtOdhAP'iP M wibartg«f». ;-’ • ■ J' 


. U»*«* *■ 

, ;tiUv ijterert. 

L SIder oT9 de* Aufnchm* d« do. eh d-'c 

fiodiiktiartsleituoi ' 

M 

Ucbeta^a def rctt:>jut>giL>ntedoaert pn diaenvo 

■ S. V%S>*fta«w«.^oa«- . <«« 

dtrti Ifoopifi'iler.plort tu edgf.jert. , 

b) Ai’a Koopecotfonert v«d Irt Uebe.eirtjlim^u^ «n.t 

h*X rsr^ 

<Jiur>-3 d« iCoopeiationtbeUieb* eiTpKjt 
<> Oef P.oduktion&Ieit«f iJt .eytliJUe*. d« Abt ' a,[ “ n ^‘ 
‘eiler urtd MeWe* !ft dart .f«Wui>ajat»loul * 

Funktron det tfieuflivjse-t vof Aufnahma dcr p, °^' 
t<oa «in/y'rt*;sen u,^d le^etmdBig Abetlibevpte^urt- 
gert in den rtaJauiiyioMe.tyrtgert dufchjufuNren. 

*, <OoUolt« urtd Kantipllmittet bei der Eipfuhrung rteuef 
EfteugnHs* 

o) d:* Abteifurt^ P , OPuf*9 <jI <u« t iwM i\ 

dte Psoduktion Obetfubitndet Djeuyn'f en.ert 
Frijtertefuiehlaufpiart. ousfuaibeden. Diejer Plan ut 
von alien ve.anfwottliden Able«turtaifcdfem duiuh 
UnterjeKfift on/ueikennen urtd der Abteifuna nan- 
kortliolta iaf jtartdigert vOiau>tdauertden KonVoUe 
uberaeben* Mit def A^a-beitunj der Fru tendureft- 
■ fawfpldn* jir>d gleichzeitij MaBnohifjen fur den platv 
% inbBiQert Ptoduktioiiva'jjlaul alter ube<riQUer tifeug- 
n.’jje fesUulegeii. 

* b) Der Werkletief bat ikh peiifinlieh von der Einhaltung 
der' einzetnerv Teurun* dtst Frlitenduichtaufplone zu 
jberzeuaer*, utn eddideflithenfallt leehtzftitig eritipfe* 
deride MaBoaVnert einrufeiterr. 

■■* • III- 

SdKuBbejtlfnrrungtrt 

p.jt,# O'drurt j Uat m l .h<er VerotfentliJjartj In dt-n ,V«r- 
fDgj.'-gen uni M.*.teifu:rgen de* Minlstedumi fir 
■ rr.aithk erbou* In Ki At, 


- V3» - 
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•-/> ">-• I -i-V.-i,-; • - • 

, „ •„ a.--'-. 


9UH9 iijjfi/ Mpftvohm^n iut H^yolfyng vOit rortiQurt^irnusf^trt voin 25» /uti 1954 



, fust H;t. 

(4) 0e, cfo/deiK^* Verticg ; st indglWM be<«iU no<* Fe<- 
fovtetfwng, der KqostruktkKit- und Modelfieichnungeo ru 
><Me$en, Mr! den* Vedrogsabscbfufl sell demoooh nidrt g*- 
.woriet *e^fe»\ b<s sdnrtfa?t Einiehedxekhnungen vvnegen 
'pr^sberedSoungen fur den Bow von Fettigunqsmuster.i und 
grobteebnisohen Veauchsontogen hoben t*ocrv den S>eHu» 


Utyi-Sr^ Vsiit/bt!** faifo&s&k gebeoMnC D*se Unter- - 
? V * den BebtrU* "> 

Oootl bonded w si*sh nouptsdsbndi j •-* 

' ^e>>de Fesdegung und SnWu/sg der PW-c ' 

dg/d* den WerkfeiW infotge Ver* 

- yli jiirjjfl <Sp quality*. und termingereefa** 0*61- : 
r^'j de* Pfone* fur den Mu*J«rML ..- { *•*•.«: «.’ 

gtf-Wtn tf»iwvirf»Orbef(e^ / -v ; v. •, ‘> 

i * - ./uft'd-.end* Ofgorjrsotiofi vq<t Musteiboubetrieben * / ■ • - ;';i -» ; • - -'- *. . 

j >! «f bouobfeifyogen fuc Crieugnitse^ di* voc* ■■-. .■* 

;t ' v i to ^edeepredjuktfon. bergesteljt .'eerden.^- •••■»■. -^ •• * -> 

< * f J' UtfatiihU# fa 4& fydvnofogfe bet der Ueber* 

'vv.kupj ge'egentfkJt ouftreteoder PfoduMJons*Wf. 

I ' is f 

.'i tviiergf»g der fertigung de* Must*rboue< und iuf 
i".r , ry.g der roschti) Oeberfeitung trfofgrekfc otgestSfos- K 
>•- v C.-.',vitM$nget| In (f[| Produktkto wir;# ouf Qrund de*' -- o$ Die beUi'eblicbe Untersuchung und Efptobung Sat m6g 
I ^ dot Aibeifjordnung de* M{ni*terrptef 'van\ 24. Novem* -v *-••• lichst in* Fert/gungjbelrfeb unfer Anieitung de* BtK xu 
f - <’* 5 i’rti /'Och den /dfern 3? und. 4 def Betchfune* dee * ' * erfolgen, wobei die ten|ral« Entwicklungistelfe oder do* 
** - f ■*■•?' % 'i*t ^inUtefrote* yenk 9, Oeximbed iwi iiber -- • betteffende fnstifui SinruxujjfeSen l»t. Hie* be 

>• ' iu'j d&r Kbmmr»*|an fgr lndu*tfie wn<j Ve*kenr M* f •<* dutch die KonstmUJon fe*lgefegten Bedinggnj 
♦ » ~ "t .>>;*'■’ % ; »‘ t '' - tcfsuchen und die funktionsetprobung durairvi 

■ *- j ■ « ' 1 ’* / / J ^ ' b) StotJjche und dynomndSe Untea uchgngen 

l 1 ) t a H'cxiiinu*t«r »»n<f iobofotoriu^ji* und versuch*<n66ige . / * 

A> ' *** 'unbelt von Aogfegoteh nir Dprobung von Oesomt- 
’*'• fet.fuf.ltrorte'ii §1# slod im Rghmen der technl*chet» > 

(t'3Ui’ Bedgrf pnruf^d^en* v*'’.-; 


(»| Die UebernoSme eine* new entwidieiten Erxeugniise* 
oder VedoSren* in die loufende Ptoduktion setxt eine ein* 
afhende Crprobung de* Fertigun^roustea b rW, der Null- 
>ed# vorqu*. Die trp/obungsfrbt ist von FalJ iu Folt f«st- 
zufe-gen. 

C5). Die Opfobung de* Feriigungunusfea i*b dem faeugni* 
angepobt, Jn dzei $tufen durcSxufuSren: 




0) ^r d e Mersteilung wnd ded 8au von Funktion*' und 
reftijjnii.nuslem i»t e«n4 *»nbeitlfche Ifennieichnund. b 8. 


.• betreffende {nstitu* SinruxutieSen i*t, Hie<bel sind die 

gen tu un- 
Jufuen, 
sowfe lel> 

sfungsevprobungen sind exokt durchtufuhren und xu 
pfotokoliierefti Die/ Profokolie sind von den* teiter der 
y Cntwlckfungsstetle aufzubewahren. Die wfssensdtohliche 
Ef pro bung soft eine wissenscSahiiche Institution voroetv 
Tven. 

c) (st eine Dauerer probung Vtorderfich^ so hot diese in der 

t o* erfofgent eneraieerreugende 
ouf Prvifstflnden und Produktfon*. 
.» j ,y - •_ 4 — -queherbetrieb erprobt werden, Die An* 

eituoa und Agswe/tung obiiegt dem beteiligten fntwick- 
v y juAgtb^rg.... 4 ... - /. ; , v 

(i) Wbhrend der Erprobuftg dOrfen Fertigungsmuster nichl at* 
Bestandfeit der Produktionskopoxitfit de* eetriebe* behon- 
dej^ und geplant werden. 

W.Oefl* Konstnikteur fst jederxei* OeiegenSeit ru geben, 
yntersuenungen und Messungen, die der Fertia. aW#»c w*i. 



^WS| r&tn>k de* rustdftdigee MusisteKu** be»ge*fent ^ipekt^f*; 

« C*fe Mi*.stte bolbee die Moeienkfetwr »ftr ,.<&**#. ; soPert -V'/' i/ */,f 
'*• t'-ju ^».%si«t t f«jtte , ej*e' * , k - ■'• V-.V •'<* 

k*I O'* F e t'-gw'-g der GnreheiJe v*nd der 8 q» de* 

»- 'is.nss’e* soiree in <J**ie»>5W 8e*r«be dutdk^ 

i«*At Aed*\ I* dessen fcrV ttejrMJtrei Bstevgkfwng** 

-'d <dHt ^tonsKro* £*?*iy** #>f_ Ko«’ 





-k. 
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•if bet/.eb»5the. die wistensthafttldi# dT#'’douer* 

% p'obung des feitlgungimosters, 
j« Koitengestoltung, ‘ • v.: 

'i* AbsaUmdglitHe.ten and dlf it* I ■ 

Rentabditot . ■ ‘ ( J' v . •• • \j . ’jg . 

, , ..-.nde ru egtn, ' ‘-i ' ' l i 

*’ *-.£,)> . , 

» ; l r.Hp.'^>,er.d den teJ der Abnatunf /&fge!eg{ert' AiA'A--' 
,'.n,en hot das beteiflgl# Ko.-nbuktiQnsbCua dlf 

• -jrt j^riogen feitlgungsseif tj ubesOsbeiten, D\$, Frist tC| ‘ • 
•f ObtfOibeStunj fst bei de# AboqhjheKhIy0bekpi<hJ'ung' * 

- k ■ .vr.eb men m>t dem W^ikfeit^ 

(*} f" -*•»» Abrtahmepibtfkfif ' hoir'dirf.’ Y&r# 

.< h; 'i if* f ur did Auswertyng d£f Cntwi&lghtf, ui\jf hinsicMidt 1 
Zeiipur.ktts der PioduUto.nioufftObmi Vowlt Ober den ! 

p-.^-Attonsurofang zu fnachert,\Qo’t Abflal^eproiokglt fit : 

* r» teiter aer zust$odigen' ' iw jfoifitUv"- 

- ••*•» vonufegen. . . ■ V Wf4^KtU^A^‘^M ! A 

V v V: . 

Off Sou von rertlfjungiiiJv deni WgienptoduW'* 
;:,•)• pion des BeUiebo* ouriu4w©^ ind f’faner'- 

i, . t j oastuweisen, Bel der AnefWnnupg der Dfullung des 

<- .'iAtlonsploiies !>!' tux 

{ it 'ungsoufgaben Z.ii ber0<j$t<Mfg£fli* viV. V' 1 :' , *• 

V" A '•;• • , - 

« ; ^ondnderungiedf'yOfl PJtern|’(| v.hdl soltfieii rneiniftiv did 
f'on der Neuen fochnil bur^efjiftrf ~$ir»dv dOiffeA nu# mit 
•.mmung des MtnHter> ; ^etde4» fM Foft* 

•. • v.pthtmen . dei 

•. i Material- ode< .F,retpderieygifitsSt, fit d<p*t konrunende 
•-.hr bereiu voir der 

J« Finoiuierung 5pt/;'st^;;^Q4l :.dert> Vo^ith^ iftfeny- der 
• .a- >g vow 4. Oktob^f i?$$ Mberdif Ftnopzierudg der 
r ungs- und CnlwtcWuOgjjt^lle^V'd^Cf £ih|uhrung n«yef .. 
,nose In die Prodyk'tiO^d^-: $tQndard5sie/ungsoibeF- • 
ter Aufgobert dei* tfidtnisdt wisseoschaltnchen Zuiotn- 

best sowi* der* *on 

.•Kssen und rypenieihejt- tC^rf. t $. 66,9} ztf'richlen. Fur - 
bjfcb.e ivt nor dle Fmonrierung des Arsleil> deleft Kjen , 
’in.. ne oder Teitoggiegatd awlLdepi /entid^i} Fend> Fdf- 
: 1 und Tcvhnik jru]<SsS5^' def!.etie;; Neuheit 

• 'is (i. 8. der bydrq:uBchd:T^,dj*, ; d.e(i} bi>ber. 'mecha* 

• .*,<’steueit«rt Aggregdt^. ■ 

>. i ‘«vhnis<.heo Neuheit, ve»buhdeo,fii O^Sdnsb'ukydhen aw 

•tob;clt geften aU. 

)>. .> o.n reitlgungsmusiet® . 
h.v Reid.t eiruutaurrien* fur; >3d| dder iin Koiiektiy}., 

• in. tsoKnung von Ingenleurkontert Jet deso Buro fsrfWfe ■ 
■'..nysAcsen des MusSerboubelrlebet. ^ beanlidgen. Bedsrt- 
p.nyon fur dte fletiebun^ b^.de^.^^turta SQ^er w- 

aikonten stnd ’• •> *\v : A r*v ^'A;- ’"-g 

.) Uebei .vindung von Sdiwietigkfeifen b^l : dew Bod ySsjifer. ... 
ssunjsrnuslein dutch fnlfoitung emer beso^ren soch- , 
dit nt.chen Inittattv** ^ A ’ t \ . ; 

l. ) Vtrtlr.st'O# odef wlrtschpftUffi^re Edytlufig'' etoel . Idiifa eteflt;> 4 

Auftiogts ruf Herslellufij -.' £, 


,.s'i & ?, Budnt c und i der Vied v a Dw(thfuK,^ysbe- 
1 3 * 1 f> . . > i i«< ...» VAfAfitnun a ube< do* tr- 


t-yiVonten jenou ru beoditen I'f'd. 

VIII, 

(0 Die Aaisteltung nldtt ovigeicfler- und noth nldtt e«- 
yobte? fertlgungimuster Wie oudt solder rertigungscnus.er, 
d'* noth lelne gesld'Ort* Piodukt.onsbos«4 g.bt, 
nldd ruldii'g- 

(?) Bd der bffentlidien VorfuHVung von 
hi fesnw dosauf ru othten, do$ bei Vorloge der edotder- 
Kthen VcwowiiHrungen der gebotene Patent- btt*. ue- 
bsouthiipuste/ithoU In den In Bebasht lo-nmenden LSodern 
lithbedlg be<tr>tJ6gi nl 

'. ' • , •_ , \n , 

Of* In den Zitfem I bi* VUI geboKeneo feidegungen getten 
outh fur den Bau von rerttgungimusteTn, wclth* mcht au» 
Mttfetn des rTtnbolen Tond* fur* Forsthung und Tedtnik 
ftnonztert wetden. Darunter fallen hOuptsothhth die .n der 
Ordnung der PTgnung zun* Vollsurlrtsthaftspron 1957 g«- 
Unnzeluir.eten •' • ' f 4 > •. .• . ; 

R^on>buktlo«noi,beitefl« denen kelne wesentllch neuen 
Cedar, kengingd zugrunde tlegen. 

Aibeiten rur V/eKefentyvitklurg der laufenden Ptpduk- 
tlon, . ' ' . Vv . ;• - j ' ' ‘ 

Fntwlckfungen von Yyp^flieihen aus 'e.ine>|4' vOrband^ners * 
Grundfypj f. C/r 

stfem hieduf der Bau elres Fe(tiguogsmuit*fi rotwerd>g 1st 
- - • - V- ■' ■. ; • < .. <F±Sr< r • ; " r ' 

<•• .* ., - y -*,> *'x « .lot- ” y .. - 

Ole Minister hoben bUher vorts edgisene ^egefn fijr. 
den Bau von FetUgungsmustem.' soWelk ,s‘e d'eser yedOgung 
eritgegenstehen, mit sofortlgjr V/>rkuhg auf^fbe&en. 

Berlin, den ?}, JuB,' 1954 '0S?$£7*\i 

$ e I b « a ft n » Stelf^ ^finlsterprfisid^nt 

2. Ergdmung lur Yfcifugurg uber Mofinahmen * ,i_ 
iur Hersteltung vprt^ Full; 195$, 

In Cigdntufsg der Vedugun^ uber MfoBnahmen Zur Herstet- 
. lung von Fettlgungsrffustern vo'rii 23^ }ulf t9$d wlrd fur den 
Bfcrelch des Mln'sterrums fur Sidswen^ossfilnenba u folgendes , 
■- ongfcCrdneti I •. *- 1 }; f".- *" % 

?u UV1 ^ 1 1 .. 

• Di#' Kenhieiobnung «Nlf fCf Mysieibputen 1st ten Betelch des 
: Winlsferluint ,Scn^rniokohinerib6iu v^blndlTob'/ ' 

U X f f 'V'/A- 

Der Abktbnltt Feftigui>gsmusf^r’ .der . Rcthmehgesdhafbotd* 
nung fdn- Arbeiten zur tntwitkiuhg von Konstrukllorien und 
tl*t Oeberleifung von Konst/uMlonen In die Fettigung im 8e- 
retch des Mmisterluno fur .MoscMnenbou (V erf, and Mltf edg . 

/■ J.vons-JB, 4., 195$ , Ziff. ^/^^ffd. oufgehoben. , 


m%&r. 
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